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本 标准 修改 采用 国际 标准 ISO/IEC 12207:1993 F АЖ ”软件 生存 周期 过 程 》 和 和 ISO/IEC 12207, 
1995/Amd. 1:2002 0 № ISO/IEC 12207,1995/Amd. 2,2004(3 t H), 

惨 改 条 用 的 原因 主要 是 结构 的 调整 ;国际 标准 补 篇 中 的 一 些 条 文 ( 姻 6.9.7.5.7.6 和 ?7.7) 必 须 却 
到 本 标准 的 正文 审 , 并 旦 项 录 的 腻 序 必须 要 作 调 整 ;由 于 内 容 作 了 整合 ,; 故 删 才 了 补 篇 中 的 附录 ,附录 
G 和 附录 只。 入 此 ,本 标准 与 国际 称 准 的 一 青竹 程度 为 修改 采用 。 有 关 技 术 性 差异 用 算 直 单线 标 误 在 
. 客 科 所 涉及 的 条 款 的 页 过 窄 自 处 :本 标准 纳 和 人 的 ISO/AEEC 12207.1995 聘 个 衬 篇 的 相关 内 容 用 双重 线 
Ph VA E e t] Br ph ДЕ ШУ ЖЕ ШАШ ИЛ ЗЕ КАЛ}, 

本 标准 与 国际 标准 ISO/IEC 12207:1995 和 ISO/IEC 12207;1995/ Amd. 1.2002 区 及 ISO/IEC 122907: 
1995/ Атай, 2:2004 H EH HUF: 


a) 


b) 


c) 


а) 


e) 


ТЕН Л КЕҢ Ж.Ж ISO/IEC 12207.1955 /Amd. 1 BJ BN 3 F УЖ] ЖЕЛЕНИН S: Р, 58. 
Armd.E 的 附录 对 的 内 容 调 整 到 本 标准 的 正文 中 ,将 Ата 1 BU ЖН BS H. 1 BS Pq ЕЕЕ 
本 标准 的 附录 品 , 将 H. 2 的 内 容 调 整 到 本 标准 的 正文 中 

为 更 好 地 理解 本 标准 ,增加 并 修改 了 个 别 术 证 各 定义 ; 

ЖЕЕ РЧА Т 4.1.1,4,1.1.2,4.1.1.3.5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,Ж 6 PPJ ЮУ l С. i. 
图 C. АЕ РАКИ, 

第 2 ЕУ HI Ж {ЕРУ Р ЖЕЕ ТЄ ЛЕЛЕ. ЖЕ T EL Br ii B9 ISO 5402(СВ/Т 6583), Ps Т 
GB/T 11457 和 ISO 13407, 48388 GB/T 19001 的 修订 情况 ,其 名 称 改 为“ 质量 管理 体 芭 要求” 
ИСЕ ГЕЗ E, 


本 标准 是 GB/T 8566 的 第 三 次 修订 。 本 标准 与 СВ/Т 8566-200 EEA hi E , 


а) 
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软件 是 信息 技术 和 传统 系统 (诸如 交通 、 军 第 .医疗 和 财务 系统 等 ) 的 有 机 组 成 部 分 。 用 于 开发 和 管 
理 软 件 的 标准 ,规程 .方法 ,工具 和 环境 迅速 激增 ,这 种 激增 造成 了 软件 管理 和 工程 的 轿 难 ,特别 是 在 集 
成 产品 和 服务 中 更 是 如 十 。 软 件 学 科 需 要 从 这 种 激增 状态 转移 到 一 个 公共 框架 。 这 种 框架 使 得 软件 从 
МИЛДЕТЕРИ ОВГА REER. ЗОКИ АЦЕ Е ГОРЕНЕ. 

Е Т Sa ЕЕ ЕЯ AAA Е ЕТЕ, ЗР РЕ РЭ ЯШ ЛУК ЕРЕ ДЕ ДЕ ДЕ 5 B5 5 A= 2t 
$E. ДУ ПЕЛЕ RJE m pE ЖЕ ТД, | 

DRE ЕР BJ E k ГУЕ Е ВО y КЕЕ ЕА НИЕ SBS IK PH 8). BE, 
АЕ СИЎ B] PA iF АЕ ВЈ А8 ER НАЛУ И. ЖЕЕ РЕЖ ОК ‚Ж E E A SÉ s Ps sË 
整个 系统 的 组 成 邵 分 , 均 可 使 用 本 标准 ，。 
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1 ES 


1.1 BK 
本 标准 为 软件 生存 周期 过 程 建 立 了 一 个 公共 杠 架 ,以 供 软件 产业 界 使 用 。 它 包括 在 会 有 软件 的 系 
统 、 独 立 软件 产品 和 软件 服务 的 获取 期 间 以 及 在 软件 产品 的 供应 .开发 .运行 和 维护 期 间 需 应 用 的 过 程 、 
活动 和 和 任务。 软件 包括 畴 件 的 软件 部 分 ， | 
本 标准 还 提供 了 用 来 定义 .控制 和 改进 软件 生存 周期 过 程 的 过 程 。 
12 应 用 范围 
本 标准 适用 干系 统 和 软件 产品 以 及 服务 的 获取 ,适用 于 软件 产品 的 供应 ,开发 ,送行 和 维护 ,适用 于 
固件 的 软件 部 分 。 本 标准 既 可 在 一 个 组 织 的 内 部 实施 ,也 可 在 组 织 的 外 部 实施 。 包 括 了 为 软件 产品 和 
服务 提供 环境 所 需要 的 系统 定义 的 那些 方面 。 
注 : 软件 生存 周期 儿 阁 使 用 的 过 程 需要 与 系统 生存 周期 期 间 使 用 的 过 程 相 一 致 。 
本 标准 适用 于 供 , 需 双方 重 襄 , 若 此 双方 来 自 同一 组 织 时 也 同样 适用 :适用 于 从 一 项 非 正 式 协 定 直 
到 法 律 约 束 的 合同 的 各 种 情况。 本 标准 可 由 单方 作为 自我 改进 工作 来 使 用 。 
本 标准 并 不 阻止 现货 软件 的 供 方 或 开发 方 使 用 本 标准 。 
”本 标准 适用 于 系统 和 软件 产品 以 及 服务 的 需 方 ,适用 守 软 件 产品 的 供 方 .开发 方 .操作 方 ,维护 方 、 
管理 者 .质量 保证 管理 者 和 用 户 。 
1.3 本 标准 的 剪裁 
本 标准 含有 一 组 过 程 ,活动 和 任务 ,可 根据 软件 项 目的 情况 加 以 剪裁 ,剪裁 过 程 就 是 咕 除 不 适用 的 
过 程 .活动 和 任务 。 
注 ; Р-Н" [ЕЖЕ ЖЕ ДШ ИИ ВК РАР Е БЕЗНЕ. 
1.4 符合 性 
ЯП ИИ ОН Ж A) 从 本 标准 中 为 某 个 软件 项 目 选择 的 所 有 过 程 . 活 动 和 任务 即 定义 为 符合 
本 标准 。 当 所 有 要 求 的 任务 按照 预定 的 准则 和 合同 规定 的 要 求 面 执行 时 ,就 是 执行 了 一 个 过 程 或 完成 
了 一 项 活动 。 
任何 组 织 (例如 国家 机 关 、 行 业 泸 会 .公司 在 作为 贸易 条 件 而 应 用 本 标准 时 ,有 责任 规定 并 明示 所 
要 求 的 过 程 .活动 和 任务 的 最 小 子 集 ,该 最 小 子 集 构成 了 供 方 对 本 标准 的 符合 性 要 求 。 
141 ВЕЖЕ 
针对 组 织 实施 的 过 程 所 达到 的 目标 与 本 标准 描述 的 目标 相同 但 也 许 没有 实现 本 标准 正文 中 规定 的 | 
详细 条 款 的 情况 下 , 陶 寻 DD 提 供 了 有 效 符 合 性 的 替换 形式 。 如 果 声 明了 符合 性 ,应 该 证 明 : 由 组 织 声称 | 
的 过 程 集合 中 的 任 一 过 程 的 实施 应 能 产生 附录 D 中 据 供 的 相应 的 目的 和 结果 。 竹 一 组 织 应 定义 适合 
本 组 织 芍 过 程 集合 ,并 考虑 附录 D 中 描述 的 建议 的 过 程 集合 及 其 自身 环境 参数 。 本 标准 的 应 用 多 许 创 | 
建 附加 的 过 程 实施 结果 。 | 
注 ; ДЕ GB/T 8566—2001 版 的 1.4 中 使 用 了 术 详 “依从 性 ”, 然 而 根据 ISO/IEC 指南 闪 标 准 伦 与 相关 活动 -…… 通 用 | 
河 汇 》, 本 条 用 "符合 性 " 晤 合适 的 。 符 合 侯 是 由 规定 了 需求 的 产品 .过程 或 服务 所 实现 的 。 | 
1.5 限制 
本 标准 描述 了 软件 生存 周期 过 程 的 体系 结构 ,但 并 来 规定 如 何 实施 或 执行 各 过 程 中 包含 的 活动 和 
任务 的 细节 ， 
本 狼 准 并 不 打算 规定 要 产生 的 文档 的 名 称 .格式 或 编 写 内 容 。 本 标准 可 能 要 求 编制 类 似 类 别 或 类 
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АҢ S 
=EL БА о 


АЯН СУЕ ДЕЕ ЈА Ж ВЕР ЕЕ ӘЛЕ. ЛАА ВО A r n ТО ИЯ E 28 
择 一 个 生存 周期 模型 ЭБЕ АНЕ Ч ВОО ‚ЙЕ АЕ 3 ЕВ ГВЕН R. A A A и ЕЖЕЛП 
УК, ЕВРЕЯ Н KEAR Ж. 

本 标准 并 不 想 与 任何 组 织 书 有 的 方针 КЛЕН ЛЕ Ж E 2 ЛЕ. ЖАП. ТЕ ЭЕ ЛЕ БЛП ЖЕБЕ. 3 H (Е 
ЖЕ i ЖЛЕ ЖШ ЖИ ЖЕЕ ЖЫ SIB ЗА ЭНЕН. ЕЖЕ K bnaE P ih i DE Ab EE 

在 本 标准 中 ,“ 应 (shalD ” Hp ik Г RS A Z ВЈ е ИЖЕ. E (willy 用 于 表达 一 方 的 目的 


ТТА... 


或 意向 声 Жы ы уе н «Оаа 
EA ae == S 

在 本 标准 中 ,有 一 влизат А ааа 
或 "要 ”的 章 条 引 人 S> ` x 


£ Ro ^ à 
л. УЛ 5 =ë > ` à 


下 列 文件 中 的 条 款 通关 fe нл LE Ан. 其 随后 所 有 













的 修改 羊 (不 包括 期 误 的 ума), SEIE O — Nin эрү Этан 
EET ERE EE АТ áf w a s i? 本 标准 。 
GB/T 5271.1 база oOo — _]— 2000, № IS D ТЕС 2382- 









1:1993) he ERI x 4 Tea о | 
GB/T 5271. 20 人 Яй ОО | EG 271 20—194, ift 15ОЛЕС 
Н жазры ушы пышы чыш к 
2382-20:1990) т Ç | 





| 
x 
| 


GB/T 16260.1 ГЕ (Т 16260. 1200$ , ISO/IEC 
9126. 1:200 IDD | ` x [о] 

GB/T 19001 MRES 7 2000 р j 

ISO 13407 THS f / x 

ISO/IEC 15504-2 Ж ы £ £ 

£ £ 

з 术语 和 定义 f f 

GB/T 5271. 1,GB/F 52% СВ/Т 11457 EPEE xz ee 于 本 标准 。 


E: ЖЕН, 可 以 解释 为 系 啤 E Aa 
3.1 Y. 
=m acquirer а i 
从 供 方 获得 或 采购 系统 、 mn T TETTA 
注 ; ЭРЕДЕ Е ВИК FE P: ЫЫ E S Ipune 
3.2 
获取 2acouisition _ 
ЖЕЛ ЖА ЖЛ. A PE PU ип БИЯК Pi ДК ЗУ НДЫ Яш. o 
3.3 
协定 aereement 
ХЕ Е У НУ ЕЭС ДОВАМ КЬ. 
3. 4 
His amudit 
ЕҢ ЁЛУ А, RI REE НОНЕ EIT BJ Шу PE РАТЕ РГЕ БЕ СН КАЛЕ. 
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3.5 
基线 baseline 
在 配置 项 的 生存 局 期 内 的 菜 一 特定 时 刻 已 正式 指定 和 国定 的 且 经 正式 批准 的 配置 项 的 一 个 版 本 ， 
“РАИ, 
3.6 
BGE T confipnration Hem 
e BG er rH BJ S CREMER НЕ ЕН. ЭЕ ДЕ 26 E ПУ E Basah — BE HP SET, 
3.7 
СЕД context of use а ч ч 
用 户 、 住 务 СЕ. P š ыл. 
3.8 







= 81 contract 
нан У 


3.9 人 


ел develop еге б f 







ЕН 







БЫ 





3. 10 | 
评价 evaluati 






系统 地 确定 -~ 
5.11 

(Е tiymwa 

硬件 装置 和 作 | 
Д РЕНИ | 
3. 12 я 





яка динини үн 
G L L 

3. 13 ж М, 

维护 方 maintainer М, >a 

АЛ TEP A SH BJ £H #1. L м Б, ON 


3. 14 ме эш. 

БЕЛ monitoring Ээ. 

п рл = рд EARED NRE 7 
31 


ЗЕ КІН nom-deliverable item 

m S BLS ЖОКЛЕ, 四 可 以 在 软件 产品 开发 中 使用 的 硬件 或 软件 产品 ， 
3. 16 

现 贷 产品 ”off-the-sheH produet 

已经 开发 出 来 的 ,可 得 到 的 .可 使 用 ( 按 现 状 或 省 第 要 册 以 修 破 ) 的 产品 。 
3. 17 
РЕН Operator 
运行 系统 的 组 织 。 


Cr 
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3.18 

过 程 process 

把 输入 转换 为 输出 的 一 组 秘 此 相关 的 酒 温 。 

EE, 术语 "活动 "包括 资源 移 使 用 ， 
з. 19 

Sik 5 qualification 

证 实 一 个 实体 是 否 能 够 完成 规定 需求 的 过 程 。 
3.20 

Е 558 qualification requirement 

3 T UEH ЕР ЕМ RE S A Ua HH E ñ! Pl ZF ВУ Sa FE Н Е an ДОВ JE. ВЧ — 28 
准则 或 条 人 性。 
3. 21 

合 略 性 测试 qualification testing 

直 开 发 方 渤 行 并 由 需 方 见证 的 测 斌 (二 合 通 ) ,以 和 证明 软件 产 吉 符合 其 规格 说 明 ,并 机 以 在 其 目标 环 
境 中 使 用 ， 
3. 22 

КЕНШ анау assurance 

AT Ж ML EL BE 59 E ТЕЬ ЖЕНЕ SE PR BE 05 E ЛИ = ЗЕ ХЕ. ИЛЕР Ж PR Ж P SE E ЭЛЕ TE hu Sa BE y uE ЗЕ HJ 
全 部 有 有 计划 和 有 系统 的 活动 。 

注 l: MERA ANT F BD Е И. 

e) ЭЖЕ Pa HE ЕИН, МЕИЕН ЕЯ. 
b) 外 部 质量 保证 : 殖 合 阅 或 其 他 情况 玫 , PE PE PS UE H] Bi ЖЕЕ fb T PE Pt aE. 
注 2, ЖИЛЕ a AU WG ВЕСА ЈА ДЕЯН H. ЕЖЕН. 
注 3; R REF ЖЕШЕТ H Pa ЕЕЕ, Ди йи {кш О] БЕЕК ЕЛЕ ТИНА. 


3.25 
125 release 
ЕЕЕ El BJ С АПИ e A E YE BU SP AE ЛЕ ЖК, 
3. 24 
HER RO геспезі for proposal tender) 
嚣 方 使 用 的 一 种 文档 ,用 来 向 潜在 的 投标 人 表示 它 要 获得 特定 系统 、 软 件 产品 或 软件 服务 的 要 求 和 
意图 。 
3. 25 


Ja? retirement 

S +Y ЛЕ "ФЕ HI S B ЖАР. НЕЕ АА — КАТ Ж gu E — КУКЕ АЯ. 
3. 26 

安全 保密 性 security 

对 信息 和 数据 的 保护 ,以 使 未 经 授权 的 人 员 或 系统 不 能 阅读 或 修改 它们 , 旦 不 拒绝 授权 人 员 或 系统 
对 它们 的 访问 。 
3. 2? 

软件 产品 software product 

ЗРЕЛЕ ЛЕ ШЫ ДУН] ЧЕНИН ЖОК ЛА ЖИИ. 
3. 28 

ЖЕНЕ software service 


实施 与 较 件 产品 有 关 的 活动 .工作 或 义务, 比如 软件 开发 .维护 和 运作 ， 
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. 29 

Жр Л sofiware unit 

ЭЕ u bt P +P AE DH Bb НУ Bz ВЕД PJ PE PF РУ. 

. 30 | 

工作 说 了 朋 statement of work 

第 方 使 用 的 一 种 文 拉 ,用 来 描述 和 规定 按 合 辐 必 须 执行 的 任务 。 

. 31 

75 supplier 

ЗУГАА A Ea PILE ЕА ОЕР БЕК ТЕЛИ ЭЕ ВЈ #9. 

E 1: RE RT ERAT ЕТ" Л ЗУГЕ Pk s A НОТА ААЙ], 

注 2: БЕЯН Н ВУ 55 2 AEN , 

. 32 

7 system 

由 过 程 . 人 硬件 ,软件 、 投 施 和 和 人员 组 成 的 集合 体 , 提 供 满 足 明 确 的 要 求 或 目标 的 能 力 。 
. 33 

HAERA test coverage 

UAT Ж WU Tak, Ж E SK PE РЕ НЕ BI ROR AEE ç 

‚34 

可 测试 性 testability 
ЗГ-Т Е, ВЕЗЕ Н Чр ВОЛЕ ВЕ. 

. 35 

FP user 

АЗАЛ 036 ДИИ ЖЕЕ EH Be B P K ak ЗЯ. 

注 ; РАНАТА, ШУУ ИНЖ УЛ НЫР. 

‚ 36 

FA validation 

j pi Йу ЖЕ E R ОЕ НС HE ЗК О Е Ep xE TEL EB A BU ЖЕТА @1Ф ЖИИ E 
Е 1. ТЕКЕН T 22 rE , ЕЕ ТА Ep КО Жу ЖЕ Ж-ге пи KA BS E AE 2: q ЛИ ОР! ЖОШ. 

ТЕ 2, ТА EN БЕЛЕР ШЕ ЕЖЕ ИНЕШ ЖЕ РОНА, ЖАНЕ И.Ш Н ЕЕ S ME FE TA , 
注 3: "PETA ДЕЈ ТАНЕВ R AB ДҮ Ka. 

Е 4; WREDA HAR: A ATE ВОЗА. 

. 37 | 

ЖОШ verificatien 

Н ҮЧ ЖУ ЕП ЖЕ К Ж SA HE TE ЖЕШЕЗЕ ЭИ SE ы ЭЕ С Ж ИРЕ ИИ Л. 

注 1: ERAI XE: ИЕ ТН 25 HH E ТЕ Pl 51258 PE SE 41 AS НО ДУ EE DA S ЖЕ ТЕТЕ SU XT MRE ДЕМОК ШУР Sr IE ЛЬ, 
注 2. “Bg ET АУРЕ F +B ЛЕНОК ИЕ. 

‚38 

ПЕ Ж yersion 

SE — Bn r А Н) CL БЕЛА R E M 

注 : 对 软件 产品 的 某 个 版 本 进行 修改 会 产生 一 个 新 版 本 ,需要 对 这 种 修改 实施 配置 管理 话 动 。 
‚ 38 

过 程 目 的 ”process purpose 

执行 过 程 的 离 级 得 标 并 尖 效 地 实施 过 程 的 可 能 结果 。 实 施 本 过 程 应 使 共 利 益 胜 得 到 切实 的 利益 。 
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3.40 
АЗ 5 55 process өвїсое 
过 程 目的 成 功 实现 的 可 观察 成 果 。 
注 1: 结果 陈述 应 摘 述 下 列 内 答 之 一 : 
— А. #1 ; 
一 一 状态 的 重要 变更 ， 
с ЛЕ У, Е Вака, 
Е 2, 253 BS ss ЕИО k St ЖОШ УАЗ И Н) — АУА. 
4 ЖЖ ИЙЕ —ex os. 
EBI ВАЛ J R ИВЕ F B лс: 
的 用 户 提 供 一 个 路 线 图 PLA RI P: k iy ИНӘ EUER 1 的 方 疝 > 会 再 地 应 用 赃 标 准 
















4.1 本 标准 的 结构 МОМ 
4.1.1 Ж{ ЕНЕ b 


` ` 
о ла CARNE. 6 


Ё 


条款 的 编号 хах 表示 一 个 过 
| 在 图 1 中 进 





+ Нн 


ЧАРА - ч. А ` 
EEI 绍 


ү ү: 
i à 


à 
А 
k 
a 
å 


- - 4 ` 、 Ё Fa ) — 本 上 — _ $ | 
на у ж А 
ў к 


Маеги 


мы 


нш 
мыз 


ИШЕ 


ДЕЙИП 


He 


Ë 

Р. 

Р. ; 
Е Г 
i z] 


чт. 
а a. 


ы: 


6.9 BJ 


лаб 








7 ААН 


| 7.1 PANE | 


4 


13 R 


Т5 资产 管理 进程 1.6 ЖИ ХЕШ | 
тт MATEA | 


图 1 本 标准 的 结构 





OO TT TT TT TT 
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4.1.1.1 生存 周期 基本 过 程 

生存 周期 基本 过 程 (第 5 жб] 5 个 过 程 ,这 些 过 程 供 各 主要 参 与 方 在 软件 生存 周期 期 间 乱用 
主要 参与 方 是 发 起 或 完成 软件 产品 开发 .过 行 或 维护 的 组 织 。 这 些 主 要 参与 方 有 软件 产品 的 需 方 . 供 
TORRA .操作 方 和 和 继 护 方 。 


基本 过 程 : 
а) ”获取 过 程 (5. 1) 一 一 为 获取 系统 ,软件 产 划 或 软件 服务 的 组 织 即 需 方 而 定义 的 活动 ; 


b) 供应 过 程 (5. 2) 一 为 向 需 方 提供 系统 .软件 产品 或 软件 服务 的 组 织 即 供 方 乔 定 义 的 活动 
с) 开发 过 程 (5. 3) 一 лахн ааят 定义 的 活动 ; 
d) 运作 过 程 (5.4) 一 一 为 在 规 宕 的 恒 境 中 为 其 用 户 提供 各 生计 算 机 系统 服务 的 组 织 即 操作 方 宙 
ы, 
定义 的 活动 ; LA 9 m, SA 
e) 维护 过 程 (5.5) 一 一 卷 旺 1 кари ашаа СТА Па ол), 也 就 是 对 软件 
лба латта, WAR GENE Na 












的 修改 进行 管理 = : У 









ТИ 
a) Зо 
b) Ф 





























с) 
0) 
е Do т АК : с. : — _ J t pe Hi 3 i RE: 六 活动 ; 
| es i Е ca F >; y fi 
g) E е k. = | a Щщ 活 z „ Г | 可 出 任何 两 Ж ў 
1 N K: % ү = ү _ _ — apasqa Дд 
— _ 、 š = | o т Е 
h) И 6 x 4 ү 


ЖШ eh а: viglia iida ТӨ 
› велне INO лик кд Ат : 义 的 活动 。 f f 
4.1.1.3 FERRARI OS, 
Ta aeir gan -和 实现 由 相关 的 生存 
пин. я LARIO AEEA нага нана. ултан :的 项 目 和 合同 的 
范围 。 但 是 ,这 些 特 定 项 目 和 合同 的 经 验 发 镍 用 且 玉 改善 级 开交 况 。 组 织 过 程 有 ， 
a) Ж ШДЕТ. 1) 一 一 为 生存 局 期 过 程 中 的 管 ру ЕЕ М. ШУ ЕЛЫ ТЕ 5: 
› жщшше. о жил инн жна ATELIERE: 
c) 改进 过 程 (7. -组 织 ( 即 需 方 , 供 方 , 开 发 方 , 操 作 方 ,维护 方 ,或 另 一 过 程 的 管理 者 ) 
二 > 测量 инк кк инешнен 的 基本 活动 ; 
D ”人力 资 源 过 程 (7. 4) 一 一 为 给 组 织 或 项 目 提供 拥有 技能 和 知识 的 员工 而 定义 的 活动 
е) РЕВЕ СТ. 53) 一 一 为 组 织 的 资产 管理 者 而 定义 的 活动 ; 















O 重用 大 网管 И о 外面 定 义 的 活动 ; 
ü ЖЕ РЫ PJ BR Е Д SI h r p= ДОЗЕ АЕ ИШЕ 
мее 


GB/T 8566—2007 


4.1.2 HRUE 
ШЖ A 是 -一 个 规范 手 附 录 , 为 对 本 标准 进行 剪裁 而 定义 所 需要 的 基本 活动 ;附录 B 就 本 标准 的 前 
裁 要 求 提 供 一 个 简要 的 指南 , 它 列 出 了 赖 以 做 出 剪裁 决策 的 一 些 关键 要 素 。 
4.1.3 过 程 和 组 织 之 间 的 关系 
本 标准 包含 一 些 适 崩 于 软件 整个 生存 周期 的 不 同 过 程 ,这 些 过 程 可 以 被 不 同 的 组 织 根据 其 需要 和 
目标 加 以 使 用 。 为 便于 理解 ,附录 阐述 了 生存 周期 过 程 与 各 有 关 方 之 间 的 关系 ， 
4.2 Ш PD #H IE ru 2 Ж 
附录 D 在 高 于 亚 文 中 描述 的 详细 需求 的 抽象 级 别 上 定义 了 过 程 参 考 模型 (FRM) 。 过 程 参考 模型 
适用 于 为 了 确定 过 程 能 力 曾 进行 过 程 评 信 的 组 织 。 附 录 D 中 提供 的 目的 和 结果 是 完成 每 个 过 程 的 县 | 
标的 陈述 。 该 目标 陈述 允许 以 不 同 于 简单 的 符合 性 评价 来 评估 过 程 的 有 效 性 。 例 如 ,可 针对 附录 DD qhi 
的 目的 和 结果 的 陈述 来 评价 新 的 过 程 定义 , 泵 不 是 针对 正文 中 的 详细 规定 。 i 
1. RAE ESTEM” 15ОЛЕС 15504-2 中 的 相 周 。 
注 2; PRM ЕЕН ЖЕЕ ТОПЛЕС 15504-2 进行 译 信 注 程 的 评 千 模型 。 
з. 附录 也 中 措 述 的 过 程 和 名 含 扩展 的, 纲 化 的 和 一 些 新 过 程 ,这 些 过 程 与 还 文中 规定 的 清寺 和 任务 不 是 一 一 对 应 。 
这 种 转学 将 在 来 来 的 收 订 版 中 了 予以 修正 。 目 前 证 文中 的 6.9.7.1.6 有 和 有 7.4 东 7.7 规 定 的 活动 和 性 务 对 应 
ФЕЯ D PA ar EE, 


5 ETARSAN 


本 童 定义 的 生存 周期 基本 过 程 如 下 : 
а) ЗЯ; 
b 供应 过 程 ; 
с) 开发 过 程 : 
д) 和 运作 过 程 : 


е) 178. 
Жыз ЖП ШИЕ ЭЛ ЖИЕ ®- ЖЕ ЕЛ ЭЕ НОЯН ВЧЕН НОВИТЕ I SE {ЕЗУ ЖЕТТ ЖЕЗЛЕН ЕЕ 
人 必用。 


5. ЖЕҢИЛЕ 

获取 过 程 包括 需 方 的 活动 和 和 任务。 该 过 程 从 定义 要 攻取 的 系统 、. 软 件 产品 或 软件 服务 的 需要 开始 ， 
接着 就 是 制定 和 发 布 标书 ,选择 供 方 和 管理 获取 过 程 , 直 到 验 政 系统 .软件 产品 或 软 伴 服务 为 症 。 

具有 这 种 党 要 的 组 织 可 以 称 为 拥有 者 ,拥有 澳 可 以 就 某 一 项 或 全 部 于 取 活 雇 与 荣 代 理 机 构 签 订 仿 
同 , 访 机构 将 根据 获 联 过 程 开 展 这 些 活 动 。 本 条 中 的 需 方 区 辐 已 是 再 寡 省 ,起 可 以 是 代理 机 构 。 

需 方 按 管理 过 程 (7.1) 在 并 目 级 上 管理 本 条 中 具体 说 朋 的 获取 过 程 ; 按 基础 设施 过 程 (7. 2) Еу Ж. 
АЛЕ ОЕ НЕЕ ЖОЕ ДӘ РГЕ СИ ДЕ A) ИОН Н ШЕ ЖЕЕ; Ж ЕЛЕУ ДЫ (Т. ЗОЛЯ A r PL ae C 2. 4 | 
在 组 织 级 上 管理 本 过 程 : 按 资 产 管理 过 程 (7.5)、 重 用 大 纲 管理 过 程 (7. 6) 和 领域 工程 过 程 (7.7) 在 项 目 | 
级 或 组 织 级 上 开发 ,管理 .重用 本 过 程 产生 的 或 用 于 本 过 程 的 资产 。 | 

BS SN YS ЖА: ЖОЧУ ЖЕЛЕ РИБ. 

a) ЗЕЙ: 

b) Т ЈИЕ: 

с) 合 间 的 编制 和 更 新 ; 

dy ЖЕРЕ; 

e) ”验收 和 完成 ; 

i) я; | 


g) 获取 政策 ， | | 
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h) 管理 殿 方 关系 ; 

i) 管理 用 户头 系 ; 

D 财务 管理 。 
5.1.1 启动 

时 项 济 动 包 插 下 述 和 任务 : 
5, 1.1.1 需 方 还 过 描述 为 获取 .开发 或 增强 系统 .软件 产品 或 软件 服务 的 概念 或 需要 来 开始 获取 过 程 。 
5.1.1.2 需 方 要 定义 并 分 析 系 统 需求 。 系 统 需 求 宜 包括 业务 .组织 和 用 户 的 需求 ,以 及 安全 性 KAR 
窗 性 与 设计 .测试 有 关 的 其 他 关键 变 求 各 应 洲 篇 的 标准 、 规 程 。 
5, 1. 1.3 如果 锋 方 委托 殿 方 进行 系统 需求 分 析 ,; 需 方 要 批准 庚 分 析 的 涡 求 。 
5.1.1.4 逢 方 可 以 自己 定居 和 分 析 软 件 需 求 ,也 可 委托 供 方 完 成 这 项 任务 ， 
5.115 宜 应 用 开发 过 程 45.3) 完 成 5.1.1.2 和 5.1.1. 4 中 的 任务 。 需 方 可 使 用 附录 日 中 措 述 药 需 
求 局 动 子 过 程 来 建立 申 客 需求 ， 
5.1.1.6 需 方 要 以 风险 、 费 用 和 效益 等 方 曾 的 适当 准则 对 每 个 获取 选择 方案 进行 分 析 , 这 些 选 择 方案 
m: 

а) 购买 满足 需求 的 现货 和 软件 产品 ; 

b) 在 内 部 开发 软件 产品 或 得 到 软件 服务 ; 

c) 通过 合同 开发 软件 产 咒 或 得 到 软 御 服 务 ; 

dy Еа). Б). сә: 

е) 增强 现 交 的 软件 产品 或 服务 。 
5. 1.1.7 SERRAR PAF a r REME PEA.: 

a) ЖАИ $k PE ВЕЕ: 

b) ЁНДЖА SS, 

с) METR ЕИ . 拥 省 权 Н A SHE ЛУ; 

d) ЖАКАУ. 
5.1.1.8 AFERE .编制 并 执行 一 个 获取 诗 划 ,该 计划 宣 包 揪 下 述 内 容 : 

а) 对 系统 的 需求 ， 

b) ТШ АЙЛУН; 

с) 有 所 应 用 内 合同 类 型 ， 

d 9 ЭС УҢ; 

e) 使 用 的 文 持 概 念 ; 

п 已 考虑 的 风险 以 及 管理 这 些 风 险 的 方法 。 
5.1.1.9 第 方 宜 定义 验收 策 路 和 条 件 ( 淮 则 } ,并 将 其 形成 文档 。 
5.1.2 揪 标 [标书 的 准备 

ЖЕЕП ЗЕ TERS.: 
5.1.2.1 AVEAM ЖЄ ЖЩ СИ ШИЙКИ AARRETTA 5. 1. 1.6 中 选取 的 获取 方案 。 合 
ЕЧ. ВБ, 

г) 系统 需求 ; 

bp) Ж E| La BH; 

c) Уйкы ZM M]; 

а) КИРЕ E; 

e) MEHA: 

D 寺 合 同 的 控制 ; 

Б) 控 术 约束 :例如 目标 环境 )， 


ы 
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5.1.2.2 ЭРАЛИ НЩ ЫЕ ЖЕ, ЕЈ ЕРУ Н.З ЕЕ .活动 舟 任 务 进 行 
相应 的 剪裁 。 特 别 是 , 需 方 宜 现 定 适 用 的 支持 过 程 ( 第 6 登 ) 及 其 执行 组 织 , 如 有 果 不 是 殿 方 ,还 应 规定 其 


戏 责 。 这 样 供 方 就 可 以 在 邱 们 葛 标 书 中 确定 每 一 适用 的 支持 过 程 的 方法 。 需 方 应 殊 定 引用 合同 的 那些 
Ж {ЕЙГЕ 


5.1.23 ЯК СӘ И Ж E р БИРЕ ТЕШ ЛДЫ 3 PE ОН gk Jr BS BE BE , ФЕ 29 ШЕЯ ЖИ Ну — ЕУР 
(L 6.630 6,7), 
5.1.2.4 获取 需求 宣 提 交 给 选择 来 执行 获取 钵 动 的 组 织 。 
5.1.3 合同 的 编制 和 更 新 
ЮЕ ЕЕ F YS TE 35 ; 
5. 1.3. 1 ТАЕ АНАЛЬ apay un ыла 
5. 1.3.2 САД BAE A PEN FRATE R BRR ДИ +E, 




















5.1.3.3 ” 需 方 可 以 联合 其 他 各 六 包括 潜 存 的 使 方 ?ye 合同 牙 订 前 针 汗 天目 剪 莽 本 标准 ,然而 , 希 方 要 
对 剪裁 作出 最 后 次 定 。 хоу 用 АОН. 

5.1.3.4 реГ УАШ аан алкай 
务 的 费用 和 进度 。 Q NO 
可 Жу | y (8 A g е a | м 


Е ЕЧ РЫ Иг, 
š miss 189 
PEE E S эрча Л AMININ шшш 
HUSNE БЕНДЕНИН ЕНД ААИ i КЕН» Е 
H = к Я H E ре Баа + Н H x. 可 
3. 5 一 tt кый Т : B = тъй H 
‚1. T. НЫ ГИЯ: : 本 > Б ER: uit Herea E LEE 
= ЕНЕР HEE ЕНИН 
FF ШЕН ЖН Н ЕНЕНЕ Ҥй {Жї : 
和 š HIRE НЕН БЕНЕН 
s рүн : рг Н 

a 2 


z. an а _ 





кире, 采 探 制 对 合 园 的 弯 


i 
n 
À 
> | 
Эш АЕ 恨 据 需要 利用 验 


S da с 

5.1.5 asman ~ 
ЕТ 
5. 1.5.1 = тану x 


— | 
ејн дит ,测试 规程 


pe A 








和 测试 环境 。 W -o FS y 
5. 1.5.2 arani у с a G or 
贷方 接受 它 。 БЕ l ч f f 
кх А as. £b ph ge. Ea j Fi 
5.1.5.3 КОН. козни аюв уй. £ 
a N T TTE TA E f 
5. 1.6 合同 结束 NN AÂ E 
і = Е Е неї же д” 
此 项 活动 包括 下 述 任务 М oo Р 


除了 7. 1.5 RESA ERON Н ЕКТ ТҮ 

о Hamnmapaanu s, ТИШИНЕ" 

Б) ЗТ be tas A JER 8 LAE {н БЛЕЗ а у, 

c) 实现 在 所 有 相关 方 之 间 的 获取 信息 交换 ， 

d) ”对 对 最 初 的 要 求 和 /或 目标 ,评估 获 到 项 目 在 合同 ,项目 .技术 和 财务 方面 的 全 部 结果 。 
5.1.7 ”获取 政策 

此 项 活动 包 揪 下 述 任务 : 
5.1.7.1 吉方 要 确立 需要 ,以 在 组 织 内 部 署 通用 获取 政策 。 获 取 政 策 宣 考 算 通用 的 高 层 目标 ,基本 的 
获取 需要 和 在 获取 项 目 中 部 署 的 方法 ， 
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OO 


| 
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5.1.7.2 在 定义 有 效 的 蓝 歌 政策 时 ,要 考虑 如 下 内 容 ， x 
a) ИЕН ДЭВ DUE .过 程 .方法 .厂商 .标准 和 合法 的 强制 性 法 规 或 它们 的 基础 x 
b) 管理 获取 所 需 的 资源 .资质 和 技能 ,包括 合同 的 ,技术 的 .财务 的 ,法 律 和 的 以 及 项 目 管理 技能 ; 
c) ELE S B ER ë SR #E ; 
d) 与 供 方 .用 户 和 其 他 受 影 响 的 各 方 之 间 的 关系 。 x 
5.1.8 管理 供 方 关系 
此 项 活动 包括 下 述 任 务 ， 
5.1.8.1 组 织 内 的 获取 职能 机 梅 要 定义 涉及 供 方 全 部 关系 的 政策 ,这 里 的 供 方 是 指 与 组 织 当 前 的 和 将 
来 的 需要 相关 的 供 方 。 总 的 目标 就 是 根据 服务 和 价值 改善 供 方 需 方 关系 ,以 便 就 双方 的 要 求 达 成 共识 。 
| 
| 
x 
| 
| 


上 


5.1.8.2 在 一 些 合同 情形 下 ,国家 锋 策 有 可 能 是 宁 衬 小 供 方 的 关系 ,但 在 许多 领域 ,特别 是 隧 着 电子 采 
购 的 出 现 ， оле а БҸ 











а) ， 国家 的 或 
b) wan aQ 


РРР АЛТҮТҮТАЛУЫЛҮТТЕЛГТҮТТГГТТҮТҮҮТҮТҮТТ ҮЛДЕ "УЛТ EE SA E A E E ==" —r— —— 


\ 

1р ЖАН 5481548 80 Ж 
Pu 方 的 要 求 达成 共识 。 

5.1.9.2 атта 

8) PERRERA 








， a 
的 目标 是 移 保 按 一 至 同意 的 计划 和 目标 识 
ДШ ЕГЕ 路 不 同 的 职责 ， 


编制 МО 4 
c) 维护 记录 全 а 
d) а Bi 
e) maqsin ачат ои 





四 





D RRRA БАЛ ДЕИ ЭР ее И pe 
5.2 WETE 
JE ДҮ ЗЧ 80077 Ааа. ЖЕ FEE HI Pi pi S TB А А ЕЛ: 或 者 决定 давр 35 ЖЕЕ 


的 招标 书 PV T Сут ЛЗ ЖЕУ) АЕК R Pu. PK PF HR F. A WN SE ЛЕ FE THE YED Fl PH 
h ЇЗ АЙ ЖЕ TH S T. ,包括 编制 项 月 计划 ,执行 计划 ,直到 将 系统 .软件 产品 或 软件 服务 交付 给 稀 方 为 止 。 

殿 方 按照 管理 过 程 (7. 1) 在 项 目 级 上 管理 本 条 中 县 体 说 明 的 供应 过 程 。 按 照 基础 设施 过 程 (7.2) 建 
М. ЖЕЗ а) SET DDR. ЖЫР ДЕ ОКИ ЗЕ А) ЖЕЛЕ Н ОБ ЖЕ ЛЕ. ЕНШ ИЛЕС. 3)TH A ЛЕЛЕ 
过 程 (7, 4 在 组 织 级 上 管理 本 过 程 . 按 资 产 管理 过 程 67.5)、 重用 天 网 管理 过 程 47. 6 各 领域 工程 过 程 
(7 T ED E RRE RR ETE AE ,重用 可 过 程 产 人生 的 或 用 于 本 过 释 的 资产 。 


š 
——MrG-[—n- 
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Ir Si АЕ: ЖКУ ЖЕРЕ F EE WS A: 
a) 启动 ; 
b) 准备 投标 ; 
с) Жүр: 
dy ЖТР; 
e) ”执行 和 控制 ; 
Г 评审 种 评价; 
g) KRAMER. 
5.2.1 JAD 
ЖЫ РИЯ: 
5.2.1.1 在 考虑 本 组 织 揭 方 针 和 其 他 规章 后 , 供 方 研 冤 或 评审 描 标 韦 中 的 移 求 。 
5.2.1.2 殿 方 宜 作 出 投标 或 接受 合同 的 谈 定 。 
5.2.2 ЖЯ 
Жал РЕ: 
5.2.2.1 供 方 宜 确 定 并 编制 投标 书 来 响应 招标 书 , 包 括 对 本 标准 的 剪裁 建议 。 
5.2.3 签订 合同 
HET YA EI Gia TIES 
‚2.3.1 HPAII НН ЧЕ ЭЧ ЖИЗ ШЕ Е Р йн ВАШЕ ЖЕКЕ 18). 
5.2.3.2 ФЕНЫ 677 EHA БА ЖОО ЕРИ r mE., 
‚4 编制 计划 
ТА SH 18 ГЕ: 
5.2.4.1 АЗК SSK ЖЕТТ PE SH БАШ Е — Si ЙЕ ДЕ КЕ BB ЖИНЕЛ Fi , IEEE В ЗЛЕ КТЕР ik ER 
АЁ ЭУ ШУ Ла, 
5.2.42 Жүрү А Жк. ШУЛ КИЕ ВЕРЕ is В T 2 НВЧ Esi , ЛЫ ЯП 22 28 БЕРЕД ТР ЛЕ 
FLS AM ERE ЕН Pe PE E И Sl HIT Ж. ЖЕКИНИН ЕДЕ ТР P BB sa Д-Н, 
5.2.4.3 WAREM ЖЛЕ ЖК, PA Es Et EB SIR Н.Е BI ЛЕГИ YE P ВДЕ SF BJ ЛЕМ, TV AI 
需求 家 所 揪 需要 的 资源 利 需 方 的 参与 。 
5.2.4.4 一 旦 建 袜 了 计划 需求 , 供 方 应 根据 对 每 一 种 选择 带 来 的 风险 进行 分 析 , 考 碟 开 发 软件 产品 或 
PEFR ARTE, AFTRAT: 
а) 利用 内 部 资源 开发 软件 产品 或 提供 软 件 服 务 ; 
b) 通过 分 包含 同 开 发 软件 产品 或 提供 软件 服务 ， 
e) 从 内 部 或 外 部 资源 获得 现货 软件 产品 ; 
дф Bka Б.О. 
5.2.4.5 供 方 应 根据 计划 需求 和 按 5. 2.4.4 选 择 的 方案 ,制订 项 目 管理 计划 ,并 形成 文档 。 计 划 中 考 
ВЕ АЗН КРВ Р: 
a) 每 一 组 织 单 元 网 项 目 组 织 结构 НАТАМ, S R PP #Ң; 
b 工程 环 捞 (适用 时 ,用 于 开发 、 运行 成 维护 ) ,包括 测 斌 环境 、 ЖЫ PF БЕ ЛУ ДА БЕЛЕ, ЖЕ. АЛЕ ЯП 
T-A; 
с) 生存 先期 过 程 竹 话 动 的 工作 分 解 结 移 Б T Ж Se FN. BS ET de BTE 35 ВОЗЕЛА а DA M Ph 
P AREE HERR UTRESA AA E НЕ: 
д) UFP GA Pa ДЕЗ НОСА p E Bi A E n PITI AR АУЛ РГ; 
е) ЖИ Д EE eE t PS E RURU ОВТ АЦ Е, E E ЗУР 2 Чё ap {ЕЁ 
ЖЕ ЖИ 


© 
чыз 


л 
2 
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D JETER, SSE DESTE p t rika i AHSAN 8) 020: 
g) 质量 保证 (网 6. 3); 
h) 验证 ( 见 6.4) 和 确认 (网 6.5), 划 果 有 规定 时 ,包括 与 验证 机 构 和 确认 抽 构 的 接口 方式 ; 
D ” 需 方 参与 ;通过 诸如 联 合 评审 ( 见 6.6) .审核 (网 6.7) ERSE BRE ВЛЕ Е SK hO Т 
JE . 验 允 以 及 恒 半 设施 等 方法 ; 
р 用 户 参 与 :通过 需求 的 设 定 活动 . 诛 型 演示 和 评价 等 方法 ; 
k) 风险 管理 ; 妈 对 涉及 潜在 的 技术 .成 本 和 进度 安排 风险 的 项 目 区 域 鸭 管理， 
D 安全 保密 性 方针 ; 即 在 每 一 个 项 自 组 织 级 上 需要 知道 的 和 可 以 访问 的 信息 的 准则 ; 
m) 诸如 规 普 . 所 需 的 认证 ,专利 权 、 使 用 权 、 所 有 术 、 扯 保 权 以 及 许 加 证 授予 权 等 方面 所 要 求 的 
Ж; 
п) 进度 安排 НБ HR FB TTE: 
о) АНА 7.4). 
5.25 执行 和 控制 
ШЙ ЕРЕ ДА F yE qr: 
5.2.5.1 供 方 应 实施 和 执行 5.2.4 条 中 制定 的 项 目 答 理 计划 。 
5.2.5.2 ЛЮ: 
a)  ЮҢ#РДЕ(5.3›Ң ИРА; 
b). 按照 运作 过 程 45.4) 运 行 软 件 产 品 ; 
с) 按照 维护 过 程 (5.5) 维 护 软 件 产 品 。 
5.2.5.3 人 殿 方 应 在 合 加 确定 的 整个 生存 周期 内 监督 和 控制 该 项 目的 软件 产品 或 服务 的 进度 种 质 景 。 
这 应 是 连续 的 ,上 反复 进行 的 任务 ,; 它 应 提供 : 
а) 获 督 技术 性 能 、 费 用 秋 上 日 程 的 进展 ,并 报告 项 目的 状 巷 ; 
by 洛 题 的 标识 ,记录 ,分 析 和 解决 。 | 
5.2.5.4 供 方 应 按照 获取 过 程 (5. DERRE d yar. ШЕЛ БУ ES ES ИОН УЗЕ ТРЕ OR , АЗЕ 
征 给 需 六 的 软件 产品 或 服务 按照 主 合同 要 求 进 行 开 发 或 完成 。 
5.2.5.5 供 方 应 按 合 同和 项 旧 计 划 中 的 规定 与 独立 的 验证 、 确 斌 或 调试 模 构 接触。 
5.2.5.6 和 供 方 应 接合 同和 项 肯 计 划 中 航 规 定 与 其 他 各 方 接触 。 
5.26 评审 各 评价 
Ш ЫЕ F ye +i 3; 
5.2.6.1 Ht pr Ei Л šB šq b pal e B| PE ЕН ТЕ ЕЛ, ЭЕ ШШ ЯПТЫ. 
5.2.5.2 Jr Im E TFI a E ЕН ЕЛ ДЕНТ B РНЕ ВЕК BS uk PE RH Ba BITA Ex 
合 评 审 和 审核 。 联 会 评审 应 角 6.6 ЗЕЙ , ШЕРҮ 6.7 实施 。 
5,2.6.3 供 方 应 分 别 按照 6. 4 Яй 6.5 进行 验证 和 确认 ,以 证 实 软件 产品 或 服务 和 进程 宪 全 满足 答 月 的 
5.2.6.4 人 殿 方 应 按 合 贺 申 的 规定 ,使 种 方 能 够 得 到 评价 .评审 .审核 ОТА pt P| SE BU TR Er 
5.2.6.5 EFAG EAT НУРОТА, Ñ ГАРАА ОЕА, 18 ЖОГЫ LA б А18 
ЖЕТЕ. 
5.26.6 供 方 应 按 6.3 开展 质量 保证 活动 ， 
5.2.7 АЗЕ 
IB jA a 1 6 РКЕ: 
5.2.7.1 拱 方 应 按 侣 闻 中 的 规定 交付 软件 产品 或 服务 。 
5.0.3.2 ВРВ e el rH puka E , TE BF 38 BJ t 3 PE P= ga БИЛУ Ir АЧ УЛТ Erp EB RE JT e 
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5.3 开发 过 程 


开发 过 程 包 括 开 发 方 的 活动 和 任务 ， 该 过 程 包括 篇 求 分 析 、 设 计 .编码 、 ич МИ ОД Е qh Б 
关 的 安装 和 验收 等 活动 。 如 果 合 辣 中 有 规定 , 它 可 以 包括 和 系统 有 美的 活动 。 开 发 方 按照 合同 执行 或 
支持 这 种 过 程 中 的 活动 。 


开发 方 按照 管理 过 程 (7. 1) 在 项 目 级 上 管理 本 条 中 具体 说 明 的 开发 过 程 。 按 照 基础 设施 过 程 (7. 2) 
i ЕЕЕ ЕН RLE C АИВ Ң 5] SW ЖУЗУ ЖЕ, ЛЕЛИ ИРИ ОТ. 3) 和 人 人 力 资 源 


过 程 (7. 4) 在 组 织 级 上 管理 本 过 程 ; 资 产 管理 过 程 47.5) .重用 大 网管 理 过 程 (7， 86) 和 领域 工程 过 程 (7. ?7) 
注 项 目 绥 或 组 织 级 上 上 开发 .管理 .重用 本 过 程 产生 的 或 用 于 本 过 程 的 资产 。 
sik: РОДНЕ ТАУЕН 过程 (5,2)。 





а) 过 程 实施 ， Р 

b 系统 需 来 分 析 ; Z iÁ TE, 
с) канен E 
d) Ж 377 RAE 
о KERAN EA: 
D) А 
L 
b) KASES 














I 
i) "hi ШШ ` ` 

j? o 
m) а. Е 

|. | 

5.3.1 ш! | “= 
此 项 活 烈 包括 下 述 任务 ， — | 


н 
КЕЕН 


5, $ 1. 1 п к) 疫 有 ч Í ， x + у ` ze Ea Í К) БЕ _ Jl E та 热度 的 а 存 周 En 







{SF Р. 
оаа о O £ Д 
5. 3, 1. 2 Fp RARESA — a š А к. УЫ ллы 9 £ £ 
А ү сі ` ү 4 
a) БЕЗ pus Fa nE (6. _ т 形成 a E g Р, 


b) кнн ж SOS РЕР гини, 


О ФЕ КВЗ, EOE RE RIMES P ORARE EM 


ИЙ 
D Шепа НЕН č A Z 
е) AHER ТАЛАР РЕ лв ви | 
5.3.1.3 NAANI Е, жанае MAA N AEN Sasi 6 s£) 





5.3.1.4 е FEN 程 的 活动 制定 开发 计划 ，。 该 计划 应 包括 与 包括 安全 .安全 保 视 性 在 内 
的 所 有 震 求 的 开发 , 合 粮 性 认定 相关 的 特定 标准 、 方 法、 工具 .措施 和 和 职责。 如 采 必 要 ,可 以 制订 一 些 独 
立 移 计划 ,这 些 计划 应 形成 文档 并 得 凤 执 行 。 

3.3.1.5 非 交 和 齐 项 可 用 于 软件 产 世 的 开发 或 维护 。 提 应 确保 可 交付 软 侍 产 上 
行 和 维 扩 独立 于 非 交 付 天。 否则, 这 些 非 交 和 项 应 被 考 课 次 可 交付 的 。 
5.3.2 RA akai 


TRESE РАНЕ, Jr y ERa [Ее КАФ И УУ RREA. 


їн TE AS PI 28 ИН Л Jao B BS 
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5.3.2.1 Bris JE НКА BITA ЛИК PASE K ЗИ ХЕ ЖОЮЛ ЖС. ЖАК Ж ШИА БЕТЕ: Ж 
2080278057 BB Уу; ХУ ЭҢ ЗАЛП УУ ПУК; EE RERE ЛЕ Ti СА, S TL Se) зата 
ЇР ЕЖЕТ ЕРЕ ЯП ЛЕЛЕ НЕ Ж. АЗАТЛЫК ДЕ Da BH КУЛЕ ЛУ ХАҢ, ` 
5.3.2.2 MIRE ТЭГО ЗСТ, УЮЙ ЕН ЕЛЕС. 

а) ЗАТЕ АЈНЕК, 

Б) 获取 需要 的 一 致 性 ; 

e) HAATTE: 

J 系统 体系 结构 设计 的 司 行 性 ; 

е) “运行 和 维护 的 可 行 性 。 
5.3.3 系统 体系 结构 设计 „= с 

此 项 活动 由 下 列 任务 级 三 ”开发 方 度 按 合 HERAA заре ж 
5. 3. 3.1 МО мелт a es 应 确保 所 有 系统 





Ёз а э нилар тад ЗМЕЕ И М T AE, 分 配 到 各 
за жле. ~ 
WO a a 










Д 


о 、 ? \ \ 
—— _ > 
x \ | 
š НЕН Й 
| š 
* 











x IH ГЕ 
>з a БЯ С DHER] МЕЕ J 
GB/T 16} ` F- ý 

Г а «С оннара) 

Ы x l 

с) ; 

D YAR: 

e) 


3 а Ме мут я 1 “ста алу nnn sha 








g? о т А Ё 
b) аена ss 
. _ БЕНЕН e | 

1% B: Fa Ба 当 ; k. DREINE к = 

р 用 户 操作 与 执行 需求 :es _ _ 


k) ШРЕНК, ° 
5.3.42 开发 方 应 报 据 下 列 评 价 准 则 评价 软件 需求 。 评 诊 结 采 应 形 威 文 档 : 
a 系统 霜 求 和 系统 设计 的 可 知足 性 ; 
b) 与 系统 种 求 的 外 部 一 致 性 ; 
с) ВЕ: 
jd) БАЕ; 
е) 软 性 设计 的 可 行 性 ; 
I 运行 和 维护 的 可 行 性 。 
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5.3.43 开发 方 应 按照 6.6 实施 联合 评审 ， 
5.3.5 ЖОГ S ЛАТ 
对 于 每 一 个 软件 项 (或 软件 配置 项 ,如 果 已 标识 ) ki YS АЛЫ FAS НИ: 
5.3.5.1 开发 方 应 把 软件 项 的 需求 转变 为 一 种 体系 结构 ,该 体系 结构 措 述 其 顶层 结构 六 标识 各 个 软件 
部 位 。 应 确保 软件 项 的 所 有 需求 如 被 分 配给 了 其 软 件 部 件 , 并 得 到 进一步 的 绩 化 以 便于 进行 详细 设计 。 
ЖЕЗ [КЖ RR 18 ДУС 4. 
5.3.5.2 JF КУ РОК I РА МОКЕ ЕИ BS S УСЕ EBI НИ ЖЕП НОТИ E ШЕТ. 3836 
оа И 
5.3.5.3 ЛЕЗЬ Е ВТ БТ, HERE. 
5.3.5.4 ЖАНАР ОСЕ ВЕЕ, НВУ. 
5.3.5.5 ТАЛМА SK E RRP ТЕКО ВЕ ЧЕ HE ЗЕЛА УЧ. 
5.3.5.6 ААА ГУТЕНБЕРГ SË БЕДЕ БУ 
ЖМ. 
а) ЕЛИСУ P iB En EE; 
b) 与 软 伯 项 需求 的 外 部 一 致 手 ; 
c) ЖҮРЕ (Ар A — ЙЕ; 
d) ВТАА ТГУ BE 035 WE BJ 36 ВЕ; 
е) РАНГИ ЕУ ВЕ, 
D ейт Б РЗИН ТҮРЕ, 
5.3.5.7 开发 方 应 按 扫 6.6 WEKRE, 
5.3.6 软件 详细 设计 
对 于 每 一 个 软 御 项 (或 软件 配置 项 , 召 果 已 标识 } ,此 项 活动 出 下 述 任 务 组 成 : 
5.3.6.1 开发 方 应 对 软件 项 的 每 一 软 御 部件 进行 详细 设计 。 软 件 部 件 府 网 化 到 宣 低 级 别 , 这 些 级 别 包 
A BE ЗТ .编译 .测试 的 软件 单元 。 应 确保 来 艰 这 些 软 伯 部件 的 所 有 软件 项 需求 前 炸 分 配 到 软件 单 
元 。 详 细 设 计 应 形成 文档 。 
5.3.6.2 并 败 方 良 开 发 天 于 鸭 件 项 外 部 接口 ,软件 部 件 之 加 民 及 软件 单元 之 闻 的 接口 的 详细 设计 ,并 
将 其 形 或 文档 。 接 日 的 详细 设计 应 允许 在 不 需要 更 多 信息 的 情 癌 下 进行 编 妈 ，。 
5.3.6.3 开发 方 度 编制 数据 库 的 详细 设计 并 形成 文档 。 
5.3.6.4 必要 时 ,开发 方 应 更 新 用 户 文档 。 
5.3.6.5 开发 方 应 规定 要 测试 的 软件 单元 的 测试 露 求 舟 进度 安排 ,并 将 其 形成 文档 。 测 试 需求 宜 包 括 
对 软件 单元 在 震 求 边界 势 强人 慈 要求。 
5.3.0.6 开发 方 应 更 新 软件 集成 的 测试 需求 和 和 进度 安排 。 
5.3.0.7 开发 方 应 根据 下 列 评 稚 准则 评价 软件 详细 设计 和 测试 需求 ,评价 结果 应 形成 文档 ， 
a) ЕНТО АУА РАТЕ; 
b) 与 结构 设计 的 外 部 一 到 性 ; 
c) 软件 部 御 积 软件 半天 之 六 的 内 部 一 政和 性; 
dy 所 应 用 的 设计 方法 和 标准 的 适 家 性 ; 
e) ЫЈ; 
fy 运行 与 维护 的 可 行 性 。 
5.3.5.8 开发 方 应 按照 6.6 SE GK PE H, 
5.3.7 炊 件 编码 积 测试 
对 于 每 一 个 软件 项 (或 软 全 于 恬 项 ,如 果 已 标识 ) ,此 项 活动 由 下 述 任 务 组 成 ; 
5.3.7.1 开发 方 应 开发 下 州 备 项 并 形成 文档 ， 
1б 
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а) ”每 一 个 软件 单元 和 数据 库 ; 

b 用 于 测试 每 一 个 软件 单元 和 数据 库 的 测试 规程 各 数据 ， 
5.3.7.2 开发 方 应 测试 每 一 个 软件 单元 和 数据 库 , 以 确保 满足 需求 。 测 试 结果 应 形成 文档 ，。 
5.3.7.3 BHR ЖУ БИРИДИР ИЛЫ. 
5.3.7.4 开发 方 应 及 时 更 新 淹 试 需求 和 软件 集成 进度 安排 。 
5.3.7.5 天公 方 应 根据 下 列 准 烈 评价 软件 编码 和 测试 结果 ,评价 续 果 应 形成 文档 ， 

а) ЕКОЕ ТАЕ Е; 

b) 与 软件 项 的 需求 及 设计 的 外 部 一 致 性 ; 

с) 单元 需求 之 间 的 内 部 一 至 性; 

中 ”单元 的 测试 覆盖 率 ; 

е) 所 应 用 的 编码 方法 各 标准 的 泛 宜 拍 ， 

fy 软件 集成 与 测试 的 可 行 性 ; 

g) 送行 与 维护 的 可 行 福 ， 
5.3.8 软件 集成 

对 于 每 一 个 软件 融 ( 或 软件 外 置 项 ,如 时 已 标识 ) ,此 项 活动 由 下 述 任务 组 成 : 
0.3.8.1 开发 方 应 制订 一 个 集成 计划 ,以 俐 将 软件 单元 和 软件 部 件 集成 到 软件 项 。 该 计划 应 包括 测试 
知 求 .规程 数据. 职 趴 和 和 进度 安排 。 该 计划 应 形成 交接 ， 
5.3.8.2 六 发 方 应 按照 集 威 计划 将 软件 单元 和 软件 部 件 作为 开发 的 集合 体 进 行 集成 笑 测 试 。 应 确保 

一 集合 体 满足 软件 项 的 党 求 并 旦 在 集成 活动 终了 时 软件 项 已 经 集成 ， 集成 和 测试 结果 应 形成 文档 ， 

5.3.8.3 ”必要 时 ,开发 方 应 更 新 用 户 文档 ， 
5.3.8.4 对 软件 项 的 每 一 合格 性 需求 ， 开发 方 应 开发 用 于 实施 软件 合格 性 测试 的 测试 全 测试 用 鲍 ( 输 
人 入. 输出 ,测试 准则 ) 和 测试 规程 ,并 将 其 形成 文档 。 开 发 方 应 确保 性 集成 的 软件 项 可 用 于 软件 合格 性 
BHS, 
5.3.8.5 开发 方 应 三根 据 下 列 准 则 评价 集成 计划 、 疫 计 编码、 测试 ,测试 结果 和 用 户 文档 ,评价 结果 应 形 
ВАЧ: 

а) ЖЕКЕ УК BU RI JE ВЕЕ; 

by АЕК ОУКБ Е, 

с) 内 部 一 致 性 ; 

dy PPR PRENA RE, 

e) 斯 应 用 的 测试 标准 和 方法 的 适宜 性; 

D 与 预期 结果 的 符合 程度 ; 

g) 软件 合格 性 测试 的 开行 性 ; 

h) 运行 与 维护 的 哥 行 性 。 
5.3.8.6 开发 方 应 按 5.6 实施 联合 评审 。 
5.3.9 软件 会 枚 性 测试 

对 用 每 一 个 软件 项 (或 软件 配置 项 ,如 梁 已 标 襄 ), 琵 项 活动 册 下 述 人 和 任务 组 成 ， 
5.3.9.1 开发 方 应 按照 软件 项 合格 性 需求 实施 合 禄 性 测试 。 应 确保 针尖 依从 性 对 每 一 软件 帘 求 移 实 
现 进行 测试 ,合格 性 测试 结果 应 形成 文档 ， 
5.3.9.2 必要 时 ,开发 万 应 更 新 用 户 文 档 ， 
3.3.9.3 天 发 方 应 根据 下 列 评 价 准则 评价 设计 .编码 .测试 .测试 结果 和 亲 户 文档 。 评 价 结 景 应 形成 
XP.: 

а) 软件 项 需求 的 测试 覆盖 率 : 

b) 与 预期 结果 的 符合 程度 
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с) 起 时 实 施 系 统 集 成 和 测试 的 活 ,系统 集成 和 测试 的 可 行 性 ; 
小 “运行 与 维护 的 用 行 性 。 


5.3.9.4 开发 方 房 按 6.7 支持 审核 。 审 炉 结 时 应 形成 文 梢 。 如 果 软 件 和 硬件 部 处 于 开发 或 当成 中 ， 审 
核 可 以 推迟 名 系统 会 格 性 测试 。 


5.3.9.5 在 威 功 地 完成 审核 后 (如 果实 施 的 语 ), 开 发 方 应 。 
a) 适当 和 ,为 系统 集成 .系统 合格 性 测试 .软件 安 要 或 软件 验收 支持 ЖИ ЖАПЕ ж tf H| <ë НУ 3k PE 


Р” ñH о 
注 ， 软 件 合 格 性 测试 可 用 于 验证 过 程 16.47 或 确 亿 过 HEC. 5) aa 
5.3.10 系统 集成 ыг” 98 


С 


ENERETTEN HADER возо г А 


[ШЫК 


Кош рна 


Е ОО Ун 随 着 这 些 集合 
体 的 开发 ,应 М RE wh ] Е 要 E 2 s" _ М Жэн. N ` 


















Š W; Ж Сй A T 8 
И ч ТАШ Susa — A } BI P % J: ZA E ЇЙ T o 
5 3.10.3 应 根据 下 列 评价 И Тл батыл»: жиры A 
D “系统 需求 的 测试 о о _ 
b) ЖААН Ж с 准 ПЕСИ. 





zaii 
я ийне 
тч gatt 














о 与 预期 结果 的 乔 合 程度 ， À 

d) ЙЕНЕ, | 

о шча. | 
5.3.11 „ыы | 

此 项 活 由 下 列 任 л. Жу ЕЕ x 
8.3.111 Ç: A -ARER 
э. жая. а ш | 
5.3. 11.2 ВТВ РИ Ж 统 Ы | 

a) качкын Al j 

b) БЕЛЖ Y КА J 

с) 运行 和 维护 的 可 行 RES М" 
5.3.11. 3 ДАДЕ Е 

注 : ROS ap 38 HEIR 
5.3.11.4 在 成 功 地 完成 审核 (如 要 

a) 为 软件 安装 和 软件 验收 支持 你 时 

Ж, ка канаатташ. одао р 
5.3.12 软件 安装 н и 

此 项 活动 包 揪 下 述 往 务 ， 
5.3.121 开发 方 应 按 合 同 规 定制 订 一 个 在 目标 环境 中 安装 软件 产品 的 计划 。 应 稳定 并 末 得 到 安 总 软 
ЕТЕ и Bi py Ж НМА В, БОМА ОЛЕ FE AA ИМИ ЕЮ 需 ЖЕЗ ДЕЛА ТЕ 


ТЕ б, ЖОЙ Ж Ж ЖЕРГ. УРАЗ РЕНЕ НЕР rS sh. ЖЕЛЕГИ ЛУ ЛЕДИ YC PS. 
5.3. 12.2 3 rE НЕ ЕЛЕ ТР Че ЗЕК EE p= Sh „ ARA AEREE ШЕ S ИЕНА 
行 和 终于。 安装 事件 和 纤 果 应 形成 文档 。 
5.3. 13 ЕНУ SEE 
wigan TAES.: 


5.3.13.1 FEJERE D Er Ph 30 Ia PE TE RNA. ЖЕРК НЕ A ЖУ EA A Сб. 6) „18 
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核 (6. 7) .软件 合格 性 测试 和 系统 合格 性 测试 (如 果 执 行 的 话 ) 的 结果 。 验 收 评审 和 测试 的 结果 应 形成 
文档。 
5. 3. 13.2 开发 方 应 按照 合同 的 规定 完成 和 交付 软件 产品 。 
5. 3. 13.3 ”开发 方 应 按照 合同 的 规定 向 需 方 提供 初始 的 和 持续 的 壤 调 与 支持 。 
5.4 BHE 
运作 过 程 包括 操作 方 的 活动 和 任务 。 该 过 程 规定 软件 产品 的 运行 和 对 用 户 的 操作 支持 。 因 为 软件 
产 晶 的 运行 要 集成 到 系统 的 运行 中 ,所 以 本 过 程 的 活动 和 任务 涉及 到 系统 。 
操作 方 按 照管 理 过 程 (7. 1) 在 项 目 级 | 上 管理 本 条 中 县 体 说 明 的 运作 过 程 按 照 基础 设施 过 程 (7. D 
建立 本 过 程 的 基础 设施 ; 按 剪裁 过 程 (附录 ,A 六 胃 奖项 目前 裁 本 入 程控 改进 过 程 (7. 3) 和 人 力 资源 过 程 
OT RR ORATE. D 
项 目 级 或 组 织 级 上 开发 ,管理 ER ЕЕН ЖЕЛЕРИН. м. 
ТЕ Зла (5. 2), а | 
活动 清单 ;本 过 程 包括 р 
a) 过 程 实施 ， ff 





< 
гай д 

















у ` О Š 
p) 32 fT 测 TA, } ў 4 b з 
с) 系统 运行 ; r i % % 
d) 持 。 С à |! 
— _ | 
- ри 








5.4.2 RN сү 
дола ин AN 
5.4.2.1 FRIE АЛЕ 
使 用 的 软件 产品 。 à АУ | 
5. 4.2.2 {ЕЛГЕ ЙИТИ НЫР 
5.4.3 系统 运行 ОА 
此 项 活动 包括 下 述 任务 ; 





д 
k. 


Маани B РА 
5.4.3.1 系统 应 按照 用 户 文档 的 规定 大 其 预定 的 环境 中 运行 。 Pa 
5.4.4 BPTI Aa a 


EEIE TE RELIE TES: 
5.4.4.1 操作 方 应 根据 请 求 对 用 户 提 供 协助 和 咨询 。 这 些 请 求 和 居 续 措施 应 项 以 记录 和 装 督 ， 
5.4.4.2 必 轰 肝 , 避 作 方 应 将 用 户 请 求 移交 到 维护 过 程 (5.5) ,以 便 解 决 ,这 些 请 求 应 加 以 处 理 , 计 划 的 
和 洒 取 的 措施 应 问 原始 请 求 岩 报 告 。 所 有 问题 的 解决 情况 应 加 以 监控 直 划 结束 ， 
5.4.4.3 期 杂 所 报告 的 问题 在 发 布 一 个 永久 性 解决 方案 立 前 有 一 个 临时 处 理 措 施 (work-around) ,应 
让 问题 的 原始 提出 关 选择 是 否 使 用 该 临时 处理 措施 。 应 使 用 维护 过 程 (5.5) 将 永久 性 改正 ,含有 先前 没 
有 的 功能 或 特征 的 发 布 以 及 系统 改进 施加 于 运行 中 的 软件 产品 ， 
5.5 维护 过 程 

维护 过 程 包 据 维 护 方 的 活动 各 全 务 。 当 软件 产品 由 于 某 一 问题 或 改进 ,更 新 的 需要 而 对 编码 刹 相 

19 
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基文 档 进 行 修改 内 ,就 启动 本 过 程 。 其 目的 是 改进 现 疹 产品 , 周 时 维持 其 完整 性 。 本 过 程 包括 软件 产 铝 
的 迁移 和 退役 。 本 过 程 障 着 软件 产 珊 的 退役 而 结 来 ， 

本 条 提供 的 活动 是 针对 维护 过 程 的 ;然而 ,本 过 程 可 以 利用 本 标准 中 的 其 卸 进 程 。 如 果 利 用 开 改过 
程 (5. 3), 术 庄 “ 开 发 方 ” 在 此 就 是 指 维 护 方 。 

维护 方 按照 管理 过 程 (7. 1) 在 项 目 级 上 管理 本 条 中 具体 说 明 的 维护 过 程 。 按 照 基 础 设施 过 程 (7. 2) 
当 立 本 过 程 的 基础 设施 ;按照 剪裁 过 程 ( 附 录 A}) 为 该 项目 前 截 本 过 程 ; 按 照 政 进 过 程 (7. ЗЭН АЛ 资源 
过 程 (7. 4 在 组 织 级 上 管理 本 过 程 ; 按 资产 管理 过 程 (7.5)、 重 用 大 网 管理 过 程 47.6) 程 领 场 工程 过 程 ， 
(т. 八 在 项 目 级 或 组 织 级 土 开发 .管理 .重用 本 过 程 产生 的 或 用 于 本 过 程 的 资产 。 | 

当 维 护 六 是 维护 服务 的 贷方 时 ЗОР R Aye ЗҮ ДЫ (5.2). 

活动 清单 :本 进程 包 插 下 述 活动 : 

a) ” 过程 实施; 

by АНУ: 

с) ЗЯ; 

d ”维护 评审 /验收 ; 

e) Ж: 

人 软件 退役 。 
5.5.1 ЗИ 

此 项 活动 包括 下 述 住 务 ， 
5.5.1.1 维护 方 应 为 实施 维护 过 程 的 活动 和 任务 制 证 计划 和 规程 ,将 其 形成 文 粒 并 证 以 执行 。 
5.5.1.2 维护 方 应 建立 一 些 用 于 接收 .记录 和 追踪 来 自用 户 的 问题 报告 各 修改 请 求 以 及 同 用 户 提 供 肥 
氏 的 规程 。 无 论 何 时 珊 到 问题 ,都 应 记录 这 些 间 题 六 将 其 输入 间 题 解决 过 程 (6., 8), 
5.5,1.3 维护 广度 实施 配置 管理 过 程 (6.2)( 或 建立 与 配置 管理 过 程 的 组 织 接 只 ?以 管理 对 更 有 系统 的 
修改 。 
5.5.2 ШЕТ 

ШБ Е F MS TE 5: 
5.5.2.1 ЕЭО F 343 m wF za ЖД Z Sra ЖЖ By SZ U Л) Bl ЗЕ Ж БОЕП. 

ay 维护 的 类 型 :例如 ;纠正 .改进 ,预防 或 对 新 环境 的 适应 ; 

b) 维护 的 范围 ; 例 姐 :修改 规模 ,涉及 的 费用 、 修 龄 时 间 ; 

с) 维护 的 关键 性; 俩 如 :对 拍 能 ,安全 人 性 .安全 保密 性 的 影响 ， 
5.5.2.2 维护 方 应 董 现 或 验证 问题 。 
5.5.2.3 在 分 析 的 基础 上 ,维护 方 应 制订 实施 修 收 的 方案 。 
5.5.2.4 维护 方 应 将 问题 /修改 请 求 ,分 析 结 果 和 实施 方案 形成 文档 ， 
55 25 维护 方 应 按 合同 的 规定 ,使 选 定 的 修 玻 方案 得 到 批准 ， 

5.5.3 PKR 
| 此 项 活动 包括 下 述 任务 : 
5.5.3.1 维护 方 应 实施 分 析 并 确定 需 修 改 的 文档 ,软件 单元 和 和 版本。 这 些 内 容 应 形成 文档 。 
5.5.3.2 维护 方 应 进入 开发 过 程 (5.3) 以 实施 修改 。 开 发 过 程 的 需求 应 补充 如 下 : 

a) 应 规定 二 于 测试 各 评价 系统 中 已 修改 的 与 未 修改 的 部 分 (软件 单元 、 部 件 和 配置 项 ) 的 渍 弃 准 

Bü RPE ДЕЙ. ЭРЕЖЕ POE Н Ж; 
b) 应 确保 新 的 和 已 修改 的 需求 完整 日 正 确 地 实现 。 同 时 确保 原来 的 .未 修改 的 需求 不 受 影 啊 。 
测试 秆 果 应 形成 你 档 。 

5.5.4 维护 评审 /验收 

kai ys SB ТЕ КОБЕ. 
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5.5.4.1 维护 方 应 与 授权 修改 的 组 织 一 起 实施 评审 ,以 确定 已 修 改 系统 的 完整 性 ， 
5.5.42 ЖУА АДЕ, А зе ЛАОЛЕ НЕЕ 
5.5.5 迁移 

I BN Eh F yh t 35 : 
5.5.5.1 姐 果 一 个 系统 或 软件 产品 (包括 数据 } 从 一 个 因 的 运行 环境 迁移 到 一 个 新 前 运行 环境 ,应 确保 
аар АЎ р НЕ КЕР ВЕЗЕ ЯК ИЕ o 
5.5.5.2 АМТТАН ЗС РЭ с. BRAMMA S., ВГА S QE F 2 
各 项 | 

а) ” 计 移 的 需求 分 析 和 定义: 

b FE T BB F; 

c ЖЕРТ HIS r u ЛЕЙ; 

d) 迁移 的 执行 ; 

е) АНУ HE; 

D 未 来 对 扫 环 境 的 支持 ， 
5.5.5.3 记 将 迁移 计划 和 和 活动 通知 用 户 , 通 知 应 包括 如 下 : 

a) ЖЕНЯ АЕН НД; 

b) МТРА НГ Н SH ES И: 

c) me ER RIPA FPM B ,应 描述 其 他 可 用 的 支持 方案 (如 洪 有 的 语 ) 。 | 
5.5.5.4 BRRR IRAT Е, ШЕ Да ЕЮНИИ. ЛЕШЕ], БУЕ Е А ТОЛЕ БОЕ 
ДАЖЕ Ру БЫ, 
5,5,5.5 Ч ҮЛЕ АЖЫГ, ДЖЕ АТАР НОСТ. РИН Н НЭН СЛ, Н ЖЕЛП ДУ ЕҢ, 
5.5.5.6 MHETRE И РА ЛЕЛЕ АГИ РП НОИ, НГЕН ЙЕ БУЛА ЖЛ ЛЛУ ЖИИ IPL ЕА. 
Ж1ҮТЗЕ SE3F ЕДИН. 
5.5.5.7 WE Өе ШЕН PARR Ek, ERRE НИК ЕЕ БН ЭС ВВЕЛ ар] BS, 
5.5.6 НВ 


池 项 活动 包括 下 述 任 务 ， 
注 : 软件 产品 应 按 拥 有 省 的 要 求 退役 ，。 
5.5.6.1 应 制订 退役 计 知 , 女 撤 消 运 行 和 维护 组 织 的 灾 皖 ,并 将 其 形成 文档 。 筑 划 话 动 应 让 用 户 参 与 。 


该 计划 应 涉 友 下 述 每 项 。 计划 应 于 以 执行 : 
а) 一 秆 时 期 之 后 , 禾 止 全 部 或 裔 分 交 持 ; 
b 款 件 产品 及 其 有 关 文 档 的 时 档 ， 
с) ЖЕЗ РАШ НВА РЕ: 
dy ЖЕЕ, АРГАЧ E Pe дА у 
е) ОДЕА Ар. 
5.5.6.2 ЖРА ЖЕТЕН А ЖИЛЕ Shu Я. ЗЛУЕ РЕ: 
а) TWO Bu ВКР АЕ Н PB BDE BH; 
b 该 软件 产品 下 每 得 到 文 持 的 理由 说 明 ; 
c) —EF k ES PFH FL BI FH i SS BJ be В. 
5.5.6.3 退役 软件 和 新 软件 应 并 行 送行 AE FAR a R EES E TS iR RE A a 
户 提 供 培 吝 。 
5.5.6.4 当 预 定 的 退役 到 来 时 ,应 通知 所 有 相关 方 。 合 适时 ,所 有 有 疾 约 开发 文档 ,日 志和 和 上 反 应 妥 档 
ЇКА 
5.5.6.5 REGRAT GERRIE ЖИ УЕ ТЕ ЖК ЕРЕ ДА Ë ЛИ ИЙ БОДУ БЕК ЭС BU 35 6 ЛУ 
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是 可 访 亲 的 。 
6 ЖЇР НУШ ЛЕ 


本 章 定义 的 生存 局 期 过 持 过 程 如 下 
а) АЧА ШОЧ ЛЕ 
b) Maggi: 
007 ВИЛ: 
d 验证 过 程 ; 
















К n КИ | Р НН Ар дын аы 

р 联合 评审 过 程 ， эм 

g) ”审核 过 程 ; ao 

h) 问题 解决 过 程 ， k. М 

D， 易 用 性 过 程 。 РА аа 

н изн ваи задна нена 
ЕШ, Á š ДУ у у: тор ` ` 


са. - 3 —< 1; Rik a: BH PZ Mü 15 
— зася наст. 3) 


HARRE хв _ 
f (7. 2) 建 立 本 иаша бу ны е. x 
和 人 力 资源 过 程 (7. EO na EAR 


EPI. U ЕЕ. HAN рн 
СЕНА ТНЕУ © | | 
6.1 MIRME ЕГ _ к. > Í 
ERRARE- е сер ТЕ айкан 
о wa ü s ы а Ы 
зн дув | А > М и и е — ү ， 
组 名 执行 该 和 юа? we 、 


каи, ЖЕНЕ ИКТ 
a) ”过程 实 施 ; 
b) 设计 和 开发 ; 
c ЖУ"; 
D 维护 ， 
6.1.1 过 程 实施 
此 项 活动 包 揪 下 述 任务 ， ы. 
олт ивента едит ъд алал вет ананас, 对 
于 每 一 个 已 标识 的 文档 ,应 包括 下 述 内 容 ， 22 
в) pes, 
b Е: 
с) ”预期 的 读者 ; 
d)， 有 关 和 输入 .开发 ,评审 .修改 .批准 .生产 贮存、 发布 .维护 和 配置 管理 的 规程 和 职责 ， 
е) 中 六 版 本 和 最 终 版 本 的 进度 安排 ， 
6.1.2 设计 和 并 发 
此 项 活动 包括 下 述 任 务 : 
6. 1.2.1 每 一 个 已 标识 的 文档 应 根据 适用 的 文档 编写 标准 进行 设计 ,这 些 文 档 编写 标准 包括 格式 、 内 
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К AE RETH GA Че {ЕКЕ АЕ. Ж ДЕШ M Fe pR А. 
6.1.2.2 应 证 实 文 档 的 输入 数据 的 来 源 和 适合 性 。 可 以 使 用 自动 化 的 文档 编制 工 失 。 
6. 1.2,3 应 根据 文档 编制 标准 的 格式 ,技术 内 容 和 表述 方式 要 求 , 评 审 和 编辑 所 编制 的 交 档 。 文 档 在 
ЖАН pu ЕҢ ТУЛУ A. PY ИЕ. 
6.1.3 &® 
5а РИ. 
5.1.3.1 文 挡 应 按照 计 划 生 产 和 提供 。 文 档 的 生产 和 和 发布 可 以 使 用 纸张 .电子 或 其 他 介质 。 主 要 资料 
ATARA RIER EERE, жия ШШЕ са 








6.1.3.2 应 按照 配置 管理 过 程 (6. DA Еч 
6.1.4 维护 Р а БҸ 
此 项 活动 包括 下 述 任务 : < ч М 
бат сту ss ЛУ 5.5. т. ЯГА аи EATE ват 
ШЧ te A R y б а Š 









6. 2 Kissa 


— 


ЕЛЕШЕ ЛТ. 
а калай — 修改 请 求 } 保 证 
软件 项 的 完备 性 一 发 你 : Е ná 性 ;上 上 

eE: NAN ERIT КЕ Еч с 


РРА. ттт РАЛА ГУЛ. 


а) 
b) 
c) 
а) 
є) 


е те = 










| 
D REE : 
5.2.1 БЕЗНЕ 
ол ЗЕКИ A 
заанен, п х каап, втер ку, блаа 
加 以 实施 。 М, SA E £ 
ETAN | £ 
注 ， жила жаен э “ F 
6.2.2 ЮША ЫЗ — i 
此 项 活动 包括 下 述 任务 : | 


6.2.2.1 应 制定 一 个 方案 ,以便 为 该 На ge mi 
版 本 ,应 标识 下 述 内 容 建立 基线 的 文 煌 ;版 本 引用 号 ;以 及 其 他 标识 细 
6.2.3 配置 控制 

о ЗЗА РЕ: 
6.2.3.1 то З О УТТУРАТ AER T WE К ЗЕЙ, Ж uE ЖП ЖЕЛП В ВО Е 
项。 在 每 次 修改 和 时 应 保存 审 蒂 追踪、 并 可 以 追踪 修改 的 原 风 和 修改 的 授权 。 对 处 理 安全 性 或 安全 保密 
性 功能 的 受 控 软件 项 和 的 所 有 访问 均 应 进行 控制 和 审核 。 
6.2.4 ЕЛЕ 

此 项 活动 包括 下 述 任 务 : 
6.2.4.1 应 编制 管理 记录 和 和 状态 报告 ,表明 学 控 软 件 项 (包括 基线 } 的 状态 和 历史 。 状 态 报 上 告 应 包括 项 
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НА У СЕ I Ba BEN BN АК, ДЕ ЛБ PR UA, 22 48 9 A BA ЛЕ А НУШ, 
6.25 本 办 评价 

ШЕ ЭЛДИН ГӘР: 
6.2.5.1 БУЕ U uE K ИЗИ АР КЕ SK B pH BE SG a TE AI EIE ИЙ BJ ОШ EE SE РЕ C FL Pa TT ЖП н ЛЕКТЕ М. 
Bh БЕЗИНЕ ЖОЖ), 
5.2.6 发 布 管 理 和 交付 

此 项 活动 包括 下 述 任 务 : 
6.2,6.1 应 正式 控制 软件 产品 和 文档 的 发 布 各 交付 。 定 软件 产品 的 生 人 厦 期 内 应 保 竹 代 色 和 和 文档 的 丝 
挡 契 。 应 按照 有 关 组 织 的 方针 人 处理 ,贮存 .包装 和 和 交付 包 会 安全 性 或 安全 保密 性 关键 功能 的 代 码 各 
xE, 
63 MZE EN 

ЕЕЕ ЕВЕ ae, ВЕЕ ЕР h ЖЕЛЕ ЛЕЛИН ЖТР АҢА ДИ ЖЕН) 
要 求 Ea ELE АОН. З Ж РТА M, BI ЫЙ БЛ ЖЛЕ p= И БИ ЗЕ a 2 TH Н ОЧЕ УА 
员 来 说 ,质量 保证 需要 有 组 织 上 的 自 出 各 权力。 质量 保证 可 以 是 内 部 的 或 外 部 的 , 2 Ba pa F HE BH Р ta И 
景 或 过 程 质 量 的 证 据 是 提交 给 供 方 的 管理 者, 还 是 提交 给 需 方 。 质 量 保 证 可 以 使 用 其 他 文 拉 过 程 ( 如 验 
证 、 确 认 、 联 合 评审 .审核 和 问题 解决 等 过 程 ? 的 结果 。 

活动 洲 单 ;本 过 程 包 插 下 述 活动 : 

a) HERM: 

b) Р" ин ЖЕ ШЕ: 

с) 过 程 保证 ; 

dy 质量 体系 保证 ， 
6.3.1 HERM 

Ш РИЧЕ: 
6.3.1.1 ДУННЕ ЕЕЕ. МУЖЕ ЕТЕНЕ ЛЕН Н, BH TE РЕР АА БА K 39 1 
Ж жере д т КУ HH AS A РЕ BJ BE SN ЭРЛЕР ИТШ ХЕ НОТР), 
6.3.12 质量 保证 过 程 应 与 有 美的 验证 (6. 4) АТА (6.5) Pe PE (6. ORE (6. D PLP PE ИРИ. 
6.3.1.3 应 制订 执行 厦 量 保证 过 悉 活 动 和 和 任务 的 计划 ,将 其 形成 文 料 ,并 宪 合 同 有 朋 效 期 内 执 丰 和 维护 
该 计划 。 该 计划 包括 下 述 内 容 ; 

a) ”开展 质量 保证 活动 的 质 重 标准 .方法 .规程 和 工具 (或 在 组 织 的 正式 文档 中 的 引用 文件 ) 

b) 合 间 评审 和 协调 的 规程 ; 

с) 质量 记录 的 称 识 ,收集 、 归 档 .维护 和 好 理 移 现 程 ;1 

d) 开展 质量 保证 活动 和 的 资源 、 进 庶 和 职 宙 ; 

е) 亿 诸 如 验 证 (6. 4) .确认 (6.5) .联合 评审 (66.6) .审核 (6.7) 和 问题 解决 46.8) 支 竺 过 程 中 选 反 的 

活动 得 性 务 。 

6.3.1.4 六 横 行 计划 中 的 质量 和 哥 证 活动 和 任务 并 持续 执行 之 。 当 检 查 出 问题 成 导 合 图 要 求 的 不 符合 
T ,应 将 其 形成 文档 并 作为 问题 解决 过 程 (6.8) 的 输入 。 应 编制 并 维护 关于 这 些 活动 和 任务 及 其 执行 
情况 ,发现 的 问题 以 六 解 决 办 法 的 记录 。 
6.3.1.5 按照 合同 的 规定 , 震 方 应 能 得 到 质量 保证 活动 各 住 务 的 记录 ， 
6.3.1.6 说 确 保 人 负责 保证 符合 合同 要 求 的 人 人员 具有 和 组织 上 刚 和 由 度 { 独 立 性 }. 妈 源 各 权力 , 深 便 抱 们 
能 进行 客 驶 的 评价 ,并 启动 .影响 ,解决 和 验证 问题 的 解 熔 ， | 
5.3.2 产品 保证 

此 项 活动 包 插 下 述 往 务 ， 
6.3.21 应 保证 舍 同 要 求 的 所 有 计划 形成 文档 ,符合 全 加 ЕЕ ЭЕ ЕУ ЕТ. 
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6.3.2.2 应 保证 软件 产品 和 有 关 文 档 符 合 合同 ,并 按照 计划 进行 。 
6.3.2.3 在 准备 交付 软件 产品 时 ,应 保证 它们 完全 满足 合同 要 求 , 并 且 需 方 可 以 接受 。 
6.3.3 ”过程 保证 
此 项 活动 包 播 下 述 任务 ， 
6.3.3.1 应 保证 一 个 项 目 应 用 的 软件 生存 周期 过 程 (供应 ,开发 ,运作 ,维护 以 及 包 插 质 量 保证 在 内 的 
文 持 过 程 ) 符 合 合同, 并 按照 计划 进行 。 
‚3.2 应 保证 内 部 软件 工程 实践, 开发 环境 、 测 斌 环境 各 软件 库 符合 
3.3.3 应 保证 运用 的 主 合 同 要 求 传达 到 分 包 方 ,并 且 分 包 方 的 软件 产品 满足 主 合同 的 要 求 
3.3.4 应 公证 需 方 和 其 他 有 关 方 按照 会 回 . 协 离 租 计划 获得 需要 的 支持 和 从 
3.3.5 宜 保 证 软件 产品 和 过程 测 景 符合 所 制定 的 标准 和 规程 。 
3 
3 


Es 


.3.6 应 保证 指定 的 工作 大 员 县 有 为 满足 项 目 需 求 所 基 的 技能 和 知识 ,并 接受 了 必 轨 的 第 训 。 
.4 质量 体系 保证 
Ша КЖЕ: 
4.1 ЯВИЛ tt ШШ АНЕ GB/T 19001 一 至。 
Feu Ti Же дА ДЕ ЗЕН SH BJ 58 PE P= ña ЖЕШТИ ДЕЛЕ БА ИИИ ЕП ТР ЖЕЛШЕР ТЕ ЙГЕ Ж НАК FE BJ pi 
ТЕ» у Í Hh УУТ RIS SY PET SS ШЕР ЫЛ ЛАРВЕ Bh M НН Б ТИБИ CIA ВЕЛ F A .运作 或 维护 
过 程 ) 相 络 合 。 该 过 程 可 能 包 揪 分析. 评审 和 测试 。 
司 以 按照 不 同 程 谎 的 独立 性 来 执行 本 过程。 独立 性 程度 的 范围 可 能 包括 :从 同 -… 个 人 人 或 羞 来自 网 
组 织 芍 不 同人 员 和 具有 不 同 障 离 度 的 不 同 组 织 里 的 人 人 员 。 寿 由 一 a 
护 方 的 组 织 采 执行 该 过 程 的 情况 下 ,该 验证 过 程 就 称 为 独立 的 验证 过 
语 动 清单 :本 过 程 包 括 下 述 活动 ， 


Do om mD mm 


D ED 
f фай 


а) 过 程 实 施 ; 
b) 验证 。 

6.4.1 过 各 实施 
ЖИЙ РАКЕ 5: 


6.4.1.1 BEBE YR El ДЕТ ЖДЕТ ЕМ КЕНЕТ ТЕЛИ НН ЖШ зу PER БУЛУ ЕЙ El ЖЕЕ у © 
EE, ЕЕС РУКУУ Е. 1 

а) ШЕТА АОК ТР ДЕ ЗЕЛЕ А.Я Ж, CE SE WS .财经 损失 或 是 灾难 性 的 设备 报 

ИН) ЖЛ ДО Pa Pa ВО BL БЕТЕ; 

b) ОИ ИЛАК 

с) КАРНО ЗР 6 Wa. 
5.4.1.2 Ш-Н ЈР ДЕЗЕНЕ P #Е, ЛУ ЖЕЗ — 3 uE {ЕРЕ dh ОЕ КЕЕ. 

4.1.3 Ж-О E m SE ЛЕ sr НИЕ ТЕ, ВЕНЕТА НЕН ВО Н Д, ESE: B 
ри СЗ ШЕТ SH НЗ КЕЗД 7. 
6.4.1.4 ЕБЕ Е ARARE Sp ВОЕН К.ЛУ Т Sa Pa ik BS НОЕ ТЕ ЕН ТЕ SH AU 
ЖКТЕ» PV ОАЕ ЈАНА ТЕ SH PPK Р ин SE ТЕ 6. 4.2 中 定义 的 验证 活动 和 任务 ,包括 与 执行 验 
证 任务 有 关 的 方法 .技术 和 工具， | 
0.4.1.5 ЖЕДИ УШЕН. ДУЛ ЕШ uE ҮШ ЭН ЕЛИ. РУО ШЕШУ НЕР ЛЕ ТР БЕ EB ТЕ ЭЛ 
THR ТЕЛ” йй | ЖЕУ ЛЕ ТЕ РӘ BB ТЕ ЕЛ ЖПК НЕГ" m ЛИЙ ШШ 25 ЖЖ СЕЙ, ДИЕ ЖИЕ КЕЧЕ НЕ. AH 
HADER AA WAR RARS 的 规程 。 

4.1.6 访 实 施 验 证 计划 。 由 验证 圭 作 发 现 的 问题 和 不 符合 项 应 输入 到 间 题 解 沁 过 程 (8.8)}。 应 解决 
аннан, 种 方 条 其 全 有 基 组 织 应 得 到 验证 活动 的 结 
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6.4.2 验证 
ЖЮ ја SP ГИ: 


6.4.2, 1 
а) 
by 
c) 
d> 
e) 

8. 4, 2. эз 
a) 
b) 
$ 
d) 

5. 4. 2. 3 
а) 
b) 
c) 
9) 

5. 4. 2, 4 
а) 
b) 


с) 
4) 
6.4.2. 5 
а) 
b) 


с) 
8) 
5.4.2, 5 
а) 
h) 
с) 
6. 4, 2.7 
а) 
b) 
с) 


合同 验证 о ВУЛЕ РОЦЕ SEE 
HFE 有 满足 需求 的 能 力 ， 
需求 是 一 致 的 并 覆盖 了 用 户 的 需要 ; 
为 处 理 需 求 蛮 旨 和 升级 问题 规定 了 过 党 的 规 称 : 
应 替 定 各 方 之 间 进 行 防 口 和 合作 的 规程 及 其 范围 ,其 中 包 插 所 有 权 、 许 可 权 版权 和 保密 要 求 ; 
按照 需求 规定 验收 准 趾 和 规程。 
К уы п] F A EERO 6. 3.1.3ҺЬ)›,„ 


ЖИЕ, БИЕК ЕЛИ КДЫН sa. 
OLELE EEE ETE ГТО, Еч 
A H 8238 0034 ВАЕ M 0 E ЕВА И ВИТ 同 要 求 的 ， 












用 于 项 目 过 程 y ын рза ан, 的 ; Mg 
үер од 


НҮП МЕНЯ. a Er +Ë 
т m + ОЕ, р ү: 3 š x — 3 






— 


тты 
1 


= : 人 _ Ç | Edt Т: ЕК, 






Еб £ ° _ 
\ г g о make AERE: 
сЕ | 的 Г EAA А ар. иу Г Bu 341 













可 以 从 设 лар = F 的 "ү É: к. —— £ / 

аам МО amatir minkan T KE овуна н е, 
ясла. МОВЕ НЕДЕ, ⁄ f 

он НН REE TE ое а тене ул н, 
туе еа 

СИЕ IDH TERES. бб 


РЕН 
218895 


文档 验证 。 应 根据 下 列 准则 验证 议和 
文档 是 充分 的 .完备 的 和 一 到 的 ; 
文档 制订 是 及 时 的 ; 

文科 的 配置 管理 亲 特 了 规定 的 规程 ， 


6.5 48143119 

确认 过 程 是 一 个 确定 震 沙 和 好 终 的 .已 建 碟 的 系统 或 软件 产品 是 否 满足 特定 的 预期 用 落网 过 称 
形 认 向 碎 在 早期 附 段 进行 。 该 过 程 硒 以 作为 软件 验 政 支持 05.3.13) 的 一 个 部 分 洒 热 行 。 

可 以 按照 不 同 积 床 航 独立 性 来 执行 本 过 如 。 狂 立 性 程度 的 范围 可 能 包 手 :从 周一 个 人 或 者 来 自 竟 


26 


GB/F 8566—2007 


一 组 织 的 不 同人 员 到 其 有 不 同 隔离 尊 的 不 同 组 织 里 的 人 员 。 在 朵 一 个 独立 于 供 方 . 开 发 方 ,操作 方 或 维 
护 方 的 组 织 来 执行 该 过 程 的 情况 下 ,该 碑 认 过 程 就 称 次 独立 的 确认 过 程 。 
六 动 消 单 :本 过 程 包 括 下 述 沃 动 : 
а) ”这 程 实施 ; 
b) А. 
6.5.1 过程 实施 
ШЙ ТЕ ЭРЕДЕ F zb 21] Pr 35 ; 
6.5. 1.1 ЛИЕ НИЯТ ЖЕ ЯЛЫСЕ {ЕШ АЫ. Т ЕРГЕ ШИШ Шу E E BE, 
8.5.1.2 етн ышылдак тамин AANA ARAE. шж ATE F е 


ПНЕ? pap ER 


6.5.1.3 иян итд гик „анча 行 确认 工作 的 合格 组 织 。 应 确保 执行 





ERA RTIMEA DEPRI ы 
6.5.1.4 аии s i рта, 
а) : УЧ ЕА з ЫЯ М 
b) WNES x NN 
o | LAEB неч % % 
6.5.1.5 (ERARA с | — Er Ve mma 
全 部 问题 各 不 和 еи 1 п, 3 
6.5.2 u 
a i 








/ ЮА 


на 


6. 5.2.4 е йй o |; 
а aswawara, / £ 
6. 6 жене Qs, И РА 


А ЕА wa влеза ан руб т а & =, MA 


пкяшаянная кта ба апла снна ж LIP Ел 


ИТР 


活动 清单 ,本 过 程 包括 下 ж 

а) ЗЕ; 

b) 项目 管理 评审 ，; 

с) HARFE, 
6.6.1 过 程 实施 

ШЕЕ КИЕЗ: 
0.6.1.1 应 按照 项 目 计划 中 的 规定 ,在 预先 请 党 的 里 程 碑 处 进行 定期 评审 。 当 任 一 方 认为 必要 时 ,应 
BE Typ HPE Hi, 
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6.6.1.2 ЖЕНЕН ЛГ 35 r ИМИ ДЕ УХ ЛЕ ye JE 6146 ЛА „ЖЮ ЫЕ, 88 Pk AEA 
工具 。 
6.0.1.3 在 每 次 评审 时 ,各 方 家 就 下 述 事 项 达成 一 到 ;会议 日 程 .要 评 窗 的 软件 产品 (一 个 党 动 的 丝 霖 ) 
得 阅 题 ;范围 和 规程 ;以 及 评审 的 入 口 淮 则 和 出 唱 准 则 。 
6.6.1.4 评审 期 间 发 现 的 间 题 应 如 以 记录 ;并 控 概 求 输 人 和信 到 问题 解决 过 程 .6. 8)。 
6.6.1.5 评审 结果 应 形成 文 档 并 发 布 。 评 审 方 应 向 被 评审 方 了 解 评审 结 洒 (例如 批准 、 否 决 或 有 条 件 
批准 ) 的 适当 性 ， 
6.6.1.6 省 方 应 就 评审 结论 ,措施 项 的 责任 科 结 来 准则 达成 一 禾 ， 
6.6.2 项 目 管 理 评审 
此 颈 活 动 包 括 下 述 任务 : 
6.8.2.1 应 和 针对 适用 的 并 日 计划 .进度 安排 ,标准 和 指南 评价 项 目的 状态 。 评 审 的 结果 应 在 双方 间 进 
行 讨论 ,并 提供 如 下 : 
) 根据 对 活动 或 软件 产品 状态 的 评价 ,重活 动 按 照 计划 进行 下 去 ; 
b) 通过 配备 必要 的 资源 维持 项 目的 总 体 控 制 ; 
с) 改变 项 和 的 方向 识 决 定 是 否 第 要 男 外 的 计划 ; 
Дд) 评价 各 管理 可 能 危及 项 目 威 功 的 风险 问题 。 
.3 BREE 
ki ЕЕЕ РК: 
6.6.3.1 应 举行 技术 评审 ,以 评价 所 考虑 的 软件 产品 或 服务 ,并 提供 下 述 证 据 ， 
а) Н: 
b 它们 符合 其 标准 和 规 汇 ; 
с) 对 它们 的 变更 得 到 了 适当 船 实 施 ,并且 仅仅 影响 配置 管理 过 程 46.2) 所 标明 的 区 域 ; 
dy CPR ЕЛИНИ; 
e) le Saip ТР TE, YF ЭЛП, 
和 ”按照 项 目的 计划 、 进 度 安排 .标准 各 指 天 ,正在 进行 开发 .运行 或 维护 。 
67 WENE 
审核 过 程 是 这 样 一 个 过 程 , 即 该 过 程 窒 适当 时 确定 与 需求 .计划 和 合同 和 的 符合 性 。 本 过 程 可 由 两 方 
应 用 , 基 中 一 方 (审核 方 ) 审 核 另 一 方 (被 审核 方 ) 的 软件 产品 或 活动 。 
活动 清单 :本 过 程 包括 下 述 活 动 : 
a) ЗИ; 
b #8, 
6.7.1 过 程 实施 
此 需 活 动 包括 下 述 任务 ; 
6.7.1.1 害 核 应 按 藉 自 计 划 中 的 规定 , 存 预 先 确 定 的 里程 碑 处 进行 ， 
6.7, 1.2 审核 人 革 对 他 们 所 审核 的 软件 产 喘 和 活动 应 无 家 接 资 任 。 
6.7.1.3 执行 审核 所 带 的 资源 应 由 各 方 链 次 一 致 ,这 些 唤 源 包 括 支 持 人 人员、 场所、 设施、 硬件 .软件 和 
Дый 
6.7.1.4 Ж КШ М, ЛЖИ КИЕЛИ е НА ВКТ Bh (— ЗАТ 500 н 
Жу; ЕШ ЯШИ: ГА ЖЕН ЛЕЯ А. ПО ШЖ ПЕ]. 
5.7.1.5 ШЙ ЖЖБИ БУ Ж ЗЕЕ К А. Нр ОЕ (6.8), 
6.7.1.6 完成 审 芒 之 后 НАЕЛ ВЕ ЖАЫ НЕДИ НЕЕ D 3838 2 MT EERE AN НИН A 
ЖАНИ. ЕНЕ Е ЭЕТ ЮУ Л. 
6.7.1.7 ЭГАР И Ж ЛИРИ {ЕЛШЕ ЕК E Д ИКИ SX, 
28 
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6.72 1 
Haaa БЕ РЕ. 
6.7.2.1 应 执行 审核 ,以 确保 : 
a) 已 编码 的 软件 产品 (如 软件 项 } 反 冉 设 计 文档 ， 
b) 文档 所 述 的 验收 评审 和 测试 需求 对 于 软件 产品 的 验收 是 御 当 的 ; 
c) 调试 数据 符合 规格 说 明 ; 
dy 软件 产 晶 马 成 功 地 进行 了 测试 ,并 符合 其 规格 说 明 ， | 
е) 测试 报告 是 正确 的 ,实际 结果 和 预期 结果 之 间 的 差异 已 得 到 解决 ; 
э PPP OCE E ЕВРЕ: 
g) EBE RE R .计划 和 合 国 执行 了 潘 动 ; 
һ) BARAJE A ЕГЕ Е УТРУ. 
68 问题 解决 过 程 
问题 解决 过 程 是 这 样 一 个 过 程 , 即 该 过 程 分 析 和 解决 宇 实 施 并 发 ,运作 ,维护 或 其 亿 过 程 中 发 现 的 
问题 (包括 不 符合 项 ) ,前 不 管 问题 的 性 质 或 来 源 姐 何 。 其 旦 的 是 提供 一 个 及 时 的 ,负责 的 租 文 档 化 的 方 
法 ,以 保证 所 有 发 现 的 问题 得 到 分 析 和 解决 ,并 使 其 趋势 得 到 识别 。 
ЖЕСЕ. ЛАА РИА. 
а) PAR Sr RE; 
b) Ш. 
6.8.1 过 程 实施 
Ж ЖЕ ЫЕ ТИ, 
6.8.1.1 应 建立 一 个 问题 解决 过 程 ,以 便 处 建 在 软件 产品 和 活动 中 发 现 的 所 有 问题 (包括 不 符合 项 )， 
ТЕ ЗЧ ЖЕЛЕ P yË SS s< : 
a) ”该 过 程 应 是 一 个 闭环 ,以 保证 :发 更 的 所 有 问题 都 得 到 及 时 的 报告 并 被 输入 问题 解决 过 程 ; 采 
歌 了 针对 这 些 阿 题 的 措施 ;合适 时 ,将 存在 的 问题 告知 有 关 各 方 : 标 识 . 分 析 了 间 题 的 原因 ,并 
可 能 时 清除 了 问题 的 原因 ;这 些 问 题 得 到 了 解决 和 处 理 ;追踪 并 报告 状态 ;以 及 按照 合 回 的 规 
定 保 存 了 问题 的 记录 ; 
b ”该 过 程 应 包 会 一 个 分 类 和 排序 阅 题 的 方案 。 每 一 个 问题 均 应 按 类 别 和 优先 级 进行 分 类 ,以 使 
| 于 进行 趋势 分 析 和 间 题 解 类 ; 
с) 记 进 行 分 析 , 放 发现 所 报告 问题 的 趋势 
d) 度 对 问题 的 解决 和 处 理 进 行 评价 :以 确定 问题 是 否 得 到 解决 ,不 良 趋 势 是 否 糙 转 ,变更 是 否 已 
从 适当 的 软件 产品 和 活动 中 正确 地 实现 :是 谷 引 人 新 的 问题 。 
6.8.2 问题 解决 
”此 项 活动 包括 下 述 任 务 : 
5.8.2.1 当 存 软件 产品 或 活动 中 已 发 现 问 题 ( 包 将 不 符合 项 ?时 :应 编制 问题 报告 ,多 的 述 所 友 现 有 购 每 
个 问题 。 问 题 报 告 应 用 作 上 述 财 环 的 一 个 部 分 :大 发 现 问 题 开始 ,到 问题 及 其 原因 的 调演 .分 析 和 解决 ， 
直到 问题 的 趋势 检测 为 二 。 
6.9 211918 | x 
БИЕ ИШЕ Ө Y B. Fi МУ А, ТЕ Ж ЯНЕ. ИНЕ аа ys ah ЕЕ КЕЛЕ Ek A= SK Pk PR ЕО 
开发 和 运行 过 程 中 处 理 盛 使用 系统 和 输出 的 那些 个 人 和 和 /或 小 组 所 关心 的 问题 条 需要 。 易 用 性 过 程 要 确 
保 软 件 的 使 用 质量 ， 以 人 为 本 的 设计 过 程 详 见 ISO 13407。 使 用 质量 的 说 明 详 在 ОВ/Т 16260, 1, 
并 发 六 在 项 目 级 管理 易 攻 性 过 程 。 易 用 性 专业 人 人 员 应 将 易 用 性 奖 动 及 其 结果 污 开 发 汪 程 (5.3) S 
作 过 程 (5.4) 和 质量 保证 过 程 (6.3) ,验证 过 程 (6. 4) ,确认 过 程 (6.5) 结 合 起 来 ， \ 
活动 清单 :本 过 程 包括 下 述 活动 ; | 
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а) 过 程 实施 |; 

b) 以 人 为 本 的 设计 (HCD); 

c ЖЮ, 和 和 保障 方面 有 的 人 为 央 豪 。 

该 活动 和 相关 任务 可 能 有 重光 或 交 豆 , 癌 以 重复 地 或 递归 地 进行 这 些 活动 。 

so ”过程 实施 

ШОТ РЕЗЕ F pÉ FE 35: 
6.9.1.1 ТЖ OS EE АА BJ TE TE E 

Ж AE Е.А. АР ЖЕНУ BS АД HH {Н эш ЛУ СЕС] ЖА SE BJ ЛЕ T АНЕТА МУ. 
6.9.1.2 РАЛИЯ C J Ай ЛУ: 

a) 咨询 共 利 着 者 和 用 户 ， mr 

b) 标识 并 策划 用 户 的 参与 #4” 

с) 人 及， 
а) явити Бх 














а _ 












с: isa 上 
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6.9.2.2 B эди 2 дй зл _ 
a) = рч 
57 
еў 
d) 
е) 
í) 









生成 共 Ее: m ma 
g) 确立 使 月 нЕ р, 


Б БНА ш 、 1 _ z АРИЙ e i 
6.9.2.3 КС = 全 用 елин. нойан ÉP йн: нит „и жаш 







5.9. 2, 4 рое 
а) АИ 





МЕ ЧЧ, ” и 
形成 > к= 


ралии л" š 
gi E? 


2) 
-H 
a 
Е 
Су 
G 
ч 
ы, 
Зь, k... ma. 
k." y 
ry 
ся ВТА 
“шша ЕЗ л. 
а дала gee мы ашакы ЫЙЫН! 


d) 际 识 技术 环境 并 将 其 形成 文档 
e) 标识 物理 环境 并 将 其 形成 文 权 。 
6.9.2.5 ЕИ Ук. AE j 24388 НО ЗЕ БИЛИ ДА Z À НЧ АША ЕШ ЖО {еШ АШИ ЛИТЕ ШЕ. 
ЇЙ ЗЕ ЖЕЛЕНИ Ж. 
6.9.2.6 ЖАМАЛА ВР, JESUS; 
а) 70022588: 
b) ЕРЕСИ 
с) ЭТ, SE S Te TV; 
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4) 
е} 
Í) 


g) 
b) 
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使用 现 有 的 知识 来 制定 投 订 方 染 ; 
规定 系统 和 用 潜 ; 

JF AC 5 85; 

ЖЕН; 

ЕНЕ t iF. 


6.9.2.7 确定 针对 着 求 的 设计 评价 六 案 。 收 集 首 关 和 发 设计 的 反 钻 。 从 最 余 用 户 租 其 他 着 代 形 性 的 
J BG WS TE Ta h ДЕЙН. 
6.9,2.8 кан 


А) 
b) 
с) 
d} 


6, 9.3, 1 ну KA 
U15826 š A faat 
吻 用 性 


4) 
е) 
1) 


7 ”生存 周期 组 织 过 程 
本 章 定义 的 生存 周期 组 织 过 答 姑 下 ， 


а) 
b) 
c) 
4) 
е) 
1) 
g) 


. f pA 4 、 N 
Ө. 4 ñ 3 М М ч №) nd Y FE i Е ЧЩ та = не на к T 
ЧЕ i P: т> ph tp 1: 
ЕУ си А РАИ БЕКЕН : д МАДАН EEEE 
В Е: рї Ар š th: ВЕН г: ен у. 
Eon К Е: УАН Е НЫ А -_ 
$ М 


规定 并 确认 评价 范围 
FARBER MEELA R оты, 
FARE. AAS o 
ú И £ >, ибне кн P 












NA 


Е ЕНЕ ч u š 
Д Ea с. Данная, в 全 部 
1 


` 







提 殿 用 R ЖМ, _ ш 6 ЧОР , £ $ 
ШЕК NMA NIH: £ / 


= 
z 


пат) АМЕ. р f 


Е нй = 
k . к К 


Зна PH i з аб 





«в 
Д8 
СЧШ 


管理 过 程 ; 

基 珊 设施 过 程 : 
或 进 过 程 ; 

АУР ТЕ; 
资产 管理 过 程 ， 

是 用 大 网 管理 过 程 ; 
领域 工程 过 程 。 


应 用 上 述 过 程 揭 级 织 负 责 执 行 组 织 过 程 中 的 活动 条 任务 。 该 组 织 应 保证 过 程 入 在 并 起 作用 。 
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7.1 SEE 
管理 过 程 包 播 -一般 的 活动 各 任务 H P E SLA Lau AIF. ТОША m Da PE и S FEE 17 
поа ДЛЯ СА. SEE .供应 .开发 .运作 .维护 或 宏 持 过 程 ? 的 任务 管理 。 
活动 清单 ЖО Е F SË BS 58 : 
a) БӘН Е М; 
by ЖУ; 
e) 执行 和 控制 ; 
d) 评审 种 评价; 
е) Е; 
D МЕ. 
7.1.1 启动 和 范畴 定义 
Жаа TEES: 
7.1.1.1 AREYERA А ЖЕН ЖОК SE pa E ES PT EE , 
7.1.12 一 县 要 求 得 以 建立 ;管理 者 应 通过 检查 执行 和 管理 过 程 所 需要 的 资源 (包括 人 员 ,、 烤 料 . 接 术 
和 环境 } 的 可 用 性 ,充分 宾 各 适用 性 以 及 检查 执行 时 间 宕 的 可 完成 性 ,来 建立 过 程 的 可 行 性 ，。 
7.1.1.3 著 需 要 并 经 有 关 各 方 朵 意 , 司 以 在 此 刻 修 改过 程 购 要 求 以 满足 完成 准则 。 
7.1.2 策划 
此 项 活动 包括 下 述 任务 : 
7.1.2.1 管理 者 应 为 过 程 的 执行 制定 计划 。 有 关 过 程 执行 的 计划 应 包括 描述 有 关 话 动 和 住 务 ,; 并 标识 
即将 提供 的 软件 产品 。 该 计划 应 色 括 但 并 不 仅 眼 和 守 下 述 内 容 ， 
a) 及 时 完成 任 劳 的 进度 安排 ; 
b 工作 量 的 人 千 计 ; 
с) 执行 任务 所 需要 的 适当 资源 ， 
dy 和 任务 的 分 站; 
е) REPNE, 
D PE 3 Bu ЕН УЕН SS BJ AB BJ Ee: 
g) 在 整个 过 程 中 采用 的 质量 控制 测量 ; 
hy 与 过 程 执行 有 关 和 的 费用 ; 
i ”环境 和 基础 设施 的 规定 。 
.3 执行 和 控制 
ША РИ: 
7.1.3.1 ШАС, БО E Pr ur НУ ВИЕ, ЗЕРЕ SEA А. 
7.1.3.2 АЕНА ЗЕЛЕ РЕЗЕ ЖЕТЕЛИ r IB) BU ХЕ El Л ЖЕ ВЕ PS Pt 
展 的 外 部 报告 。 
7.1.3.3 管理 者 应 调查 .分 析 和 解决 在 过 程 执行 期 间 发 更 的 问题 ， 问题 的 解决 可 能 导 狂 对 计划 的 变 
雍 。 管 理 者 应 免责 保证 对 变更 的 影响 进行 确定 ,控制 和 状 督 。 问 题 及 其 解决 方案 应 形成 文档 ，。 
7.1.3.4 在 境 商 确定 的 时 刻 , 管 理 者 应 报告 过 程 进 展 情 况 , 疝 有 明 按 计划 进行 ,并 解决 进 诬 中 的 路 汤 稍 
况 。 按 照 组 织 规 程 和 合同 的 要 求 ,这 种 报告 印 插 内 部 报告 各 外 部 报告 。 
7.1.4 评审 和 评价 
ШЕ РМ: 
7.1.4.1 ЖОШ MEEA ЕРЕ на ЗРО AREETA EER. 
7.1.4.2 УРОО y EB IB] SE ДАИР КТР ЕЗ Ph Т 3 BJ PE ИА ЯВУ PE Ti , Ш ео ЧЕ 
达到 目标 和 完成 计划 。 
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7.1.5 R 

ELTIR S ia PIRES : 
7.1.5,1 当 所 有 软件 产 部 ESRAR, PS RB 2 ДЫ ЕЁ Ful ch ЯЙ R 3 EE h ЖОЕ B5 WE HI ИЕ Ж 
ЗУ. ЖЕ ЖЕ ЯТ ЭК ДИ , 
7.1.5.0 WEEN RARI йн ЕЛЕ ШЕ АЛ ЖИЛЕ Bb BJ FE 35. BJ 25 ЖИИ зк ДЕ ЙТ эъ 32 › ,这 些 结果 条 记录 
应 按 合同 的 规定 在 适当 的 环境 中 归档 。 
7.1.6 测量 | 

Ш а TEES: | 
7.1.6.1 BERARI SE ИШТЕ КУЕ. ТЫЫ ЕЙТЕ ДЕ ABS ИТИН Oe BU. АЛИКЕ ЛЕГЕ. 
ЖЛЕ ЕЕН ЖЕШ ОТ ph ЯП ЧОНИН ЕЕЕ КТЕ, ТЕЕ Т ИШЕ ЕЕ ЛЕРИН ТЕ ЖЕЛЕР ЖАЗЕЛ En 
了 职责 的 星 任 人 员 ,提供 了 可 用 于 策划 和 实施 测量 过 程 的 资源 。 
7.1.6.2 管理 者 要 策划 测量 过 程 。 制 定 一 个 详细 的 计划 以 启动 指导、 监督 并 评价 数据 收集 、 分 析 . 解 
释 和 和 和 本局 渍 动 。 该 性 务 执 行 的 结果 是 提供 策划 信和 县 ,该 信息 涉及 已 定义 的 组 织 单 元 的 县 体 信息 锣 要 和 
志 获取 并 利用 的 所 要 求 的 支持 技术 。 
7.1.6.3 管理 者 要 根据 计划 进行 测量 。 根 据 测 量 计划 任务 的 输出 生成 信息 产品 各 性 能 测量 ( 什 )。 该 
仔 务 执行 的 结果 能 保证 ;收集 到 数据 ,以 适合 于 后 续 检 索 和 和 分析 的 方式 存储 数据 、 生 成 信息 产品 并 通 尘 
组 织 单元 .收集 到 性 能 测量 ( 值 )。 
7.1.6.4 管理 者 要 评价 测量 。 评价 度 昌 和 和 测量 活动 ,将 此 次 评价 中 学 到 的 经 验 人 存储 谋 “测量 经 验 摩 ” 
H. RE M Pr e BQ EE” TE a BJ. 来自 于 本 次 评价 的 经 验 和 特定 玲 则 来 评价 油 量 活动 和 渊 量 后 的 任务 
© Же ç | 
7.2 基础 设施 过 程 

ЖЕШС ЖЕ ЖЕ ЖЕЛ R {БЛ Pe КЕ З ИНЕ" РТТ ЖЕ Su Pe ЛАШУ ЛЕ. ЖШТШ ИР ШЫ ИЛЕ Z зат 
或 维护 的 硬件 ,软件 TR HR ,® НЕН ИКЕ. 

活动 清单 :本 过 程 包括 下 述 活 动 ， 

а) 过程 实施 ; 

b) ЧУНИ; 

с) 维护 基础 说 施 。 
7.2.1 过 程 实 施 

ЖИЕ Sl 8136 КЮЕ: 
7.2.1 АРА PH BJ AB e ЖИЕ, АБЕ, Е М ЭРК УҢ 4 b S Dr ДЕ ЛУ КИ ЖЕТЕ НУ 2 
要 求 。 
7.2.1.2 基础 设施 的 建立 应 进行 策划 并 形成 文档 。 
7.2.2 建立 霍山 设施 

ЖД ЕРЕ ГУЕ, 
7.2.2.1 МОЧА ВОО ВОЛТ S AU ЕЈ АЎ ЭСЕ. ЛЕ ЖОНЕ PEBE а {к а АРЕ 2 
ERR ЛОТЫ НУРИ, 
7.2.2.2 ТЭЛА, Лү ЖОЕ] Че 5& ЕНН, 
7.2.3 维护 基础 设施 

此 项 活动 包括 下 述 任 务 ， 
7.2.3.1 必要 出 ,应 维护 e FH Ж ЖЕЛШГЕ Rb , БУИ PE 35 RH ЕР ИН И ДЕ ДУ Pl ЖЕТ ЖЕ Bu ТЇ ЛЕ ЖОК, 
TE А ИЗЕЛ ЖЕШ E pa B Н ЛЕОНЕ Е T ha ЖИЕ ТНР. 
7.3 路 进 过 程 

RHG Е УЕ yr . 评 情 ,测量 ,控制 和 改进 软件 生存 周期 过 程 的 过 程 。 
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SAAE: ЖЧ ЫЕ F pEYK 50): 

a) HERY: 

b) НАВ: 

с) МЯС. 
7.3.1 BERM 

ШЕЕ РЕ: 
7.3.1.1 AR та TAAIE TE А a ipsa 以 应 用 到 其 业务 活动 中 。 这 些 过 
525, БУ Ë yr DE ЖЕ ЖЕ Л, BERR, 


ik Pir 
ЧЕЛН. 


Ше КЗЫ 和 ОЕШ ХЕ киш — k. 














гт g ~ 
7.3.2 过程 评 信 A ae ЫХ 
此 项 活动 包括 下 述 任务 ， GS x. мы ка зе 
7.3.2.1 : 


7 3 2 。 ва 

т. ye ` ҳа 

7.3.3 ”过程 改进 A N Š 
CS TA ` oA 

7.3.3.1 HEWER черини 






калан au ° А Faj 







7.3.3. ч 作为 一 м ар ы 
анаа ЕТ мя т x: 
7.4 人 力 资源 过 程 | | 

анато (CY 










а) З, kes 
Ь) RUE 
c) НЕВА Е, 
中 ”评价 员工 绩效 
e) EvA ANER; 
们 ”知识 管理 。 
7.4.1 М 
ШЕ РУКЕ. 
7.4. 1.1 应 进行 组 织 和 项 目 圳 求 的 评审 , 93k НӘШ ЕНИ Ж: АЛА BE a ВО z a ИЕ Bo ЕТА АНУ 
©} би Ж ЕЛЕ, БОЖЕ ЖЕН БОШ ЛАЕШ АКУ РА T su Et {їн T НОВЕЛУ ИИ Sr L ЖИ ДЕ 
7.42 Жу Ж 
ШИТ Е FRES ; 
7.4.2.1 УЙ Ж ЛЕШЕ Н {Е ЖЕШ) ЕШ AA RRRA R, РЭР ОКС 9k Pe A 
源 需 求 和 培训 需要 的 培训 计划 。 
7.4.2.2 宣 编 制 或 获得 接济 手册 ,包括 旨 殿 培 调 用 的 介绍 诸 料 。 
7.42.3 ШЛА ШТП АЖ S Н Е ВЕЕ PJ АПАН ЙЕ. 
934 


"т 
К А 


МА-А 
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7.43 ОЖ f SH ba T 
ШЕ АЛКО РИЧЕ: 
7.4.3.1 ЖУЛАТ А U BU 35 ЕКА МОН И НЕ Ж. ЕАН P Н р DU 
Ж. 
7.4.4 FAATA 
ЛИ УЫ ЫЛЕ F yb t 5 ;, 
‚41 定 信 用 于 评价 员工 筑 效 的 客观 准则 。 
‚4.2 ЖЕНА Л.Я ЖБ АНЕ Н HYRAT E RI SR, 


ы 
a nai RATE EA 


.4.3 确保 将 评价 结果 反 司 给 员工 о об?" wi ki. 
.4. 4 о а ы ча 
5 # ED EL PH EA ЕЖ Р, P к N 
I и рит ЫҸ ` 
‚5.1 JE XUE EI НЕ qu 
4.5.2 为 使 团队 全 е анны, 
а) 理解 他 们 在 项 内 wo GE £ _ 
Ж т a 2 
ЗО Е Е т — Y Н 
d) &яжн ва. SERRER. — ү \ 
7.4.6 知识 管理 leal A | | 


м 
х 
= 


——s 


КЕНЕА НАНЕ 


м оч 5 ч м 
+ b b b дь 





3 
н 







0 ` 





1 








1 


" Bu ws Gü 支持 组 织 的 | 
— j 


жен 


E 
7.4.62 RRS EA > O >» rt 
方案 中 可 利用 信息 和 村 A ni 


Те "Í Pa i REN | 


LAA 依照 6.2 3 IA 


7.5 к. 










а 
Мру ышт ий свили ыу” китап 
иш. É £ , 
IRES. ле ЕТЕД И qas E RE At ESE RI. 


з 


кл ех. 正明 、 全 美和 人 i Tk юна яэкнн з= 


на в. : SAREH + ЖЕШ. : < — — A 

D 过 程 实施 ， i 

с) 资产 的 管理 和 控制 。 
7.5.1 过 程 实施 


ША аР Р. 
7.5.1.1 资产 管理 者 要 创建 并 编制 资产 管理 计划 ,并 重用 适用 的 资产 管理 计划 模板 (车 有 的 话 ) ;以 定 
XERA RRR, AUBE UTAR.: 

a) EN SEP T A Ж HL i 0 ДЕЕ: 

b) ERPF ФДТ EP ll; 
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с) ЕНЖАР ИЕН ПУ ЗЕ ЖЕЙК p BE ЗУ SE PU TE A AH КАЛИ з 

d) ”明确 负责 管理 和 维护 资产 存储 和 检索 机 制 的 组 织 ; 

e) 洽 义 资产 接收 .鉴别 和 退役 规程 ， 

D 定义 资产 管理 沉 与 其 他 备 方 ( 和 如 开发 方 , 维 护 方 和 领域 工程 师 ) 之 则 的 相 扎 次 系 ; 

g) 促进 资产 在 忆 和 检索 机 制 的 运用 ; 

h) 定义 资产 管理 海通 机 制 ; 

i) ж Аг ИЗЕЛ Ж. 
7.5.1.2 资产 管理 者 应 : 

а) ”根据 6.1 规定 的 文档 编 秽 过 程 ,将 该 活动 形成 文 爸 ; 

bo 根据 5.2 的 配 姥 管理 过 程 ,进行 资产 的 配置 管理 

с) 程 据 6.3 的 问题 解决 过 程 ,用 文档 记录 并 解决 在 资产 和 资产 管理 中 发 现 的 问题 和 不 但 会 项 ; 

d 根据 5,8 的 联 会 评审 过 程 , 进 行 痪 产 评审 , 
7.5.1.3 根据 6.6 的 联合 评审 过 程 , 要 评审 资产 管理 计划 。 评 审 时 要 包括 领域 工程 绩 和 重用 大 网 
主管 。 
7.5.2 资产 存储 和 检索 定义 

资产 存储 和 检索 机 制 能 使 章 用 者 容易 并 快速 地 找到 和 了 解 资产。 此 项 活动 包括 下 述 任务 ， 
7.5.2.1 资产 管理 者 要 实施 并 维护 资产 存储 和 检索 机 制 。 
7.5.2.2 资产 管理 岩 实 开发 .编制 并 维护 对 资产 进行 分 类 所 用 的 分 类 方案 。 
7.5.2.3 资产 管理 者 要 根据 6.6 联合 评审 过 程 抠 行 资产 存储 和 检索 机 制 的 联合 评审 。 评 宁 时 要 包 揪 
# Ж ЯА T PE HH, 
7.5.3 资产 网管 理 儿 控制 

对 每 一 种 资产 该 活动 龟 播 下 述 枉 务 : 
7.5.3.1 对 于 提交 给 资产 管理 者 的 每 种 资产 ,要 根据 资产 验收 和 鉴别 准则 泽 价 质 产 。 
7.5,3.2 РЕ УНИ ЕН ҮРЕ, ЖОШО РЕ ТЕШ АПК SS ЛАШ [И E Н] s ДИ, 
7.5.3.3 于 存在 的 资产 ,要 根据 重用 分 类 方案 将 其 分 类 ，。 
7.5.3.4 资产 管理 者 要 通过 使 用 6.2 的 卫 置 管理 过程 找 行 资产 的 刀 置 管理 ， 
7.5.3.5 资产 管理 者 要 追踪 资产 的 重用 信息 ,并 向 领域 工程 师 报 告 有 关 资 产 实 际 重用 的 信息 。 园 产 看 
用 和 信息 家 包括 重 用 者 的 姓名 ,项 目 名 .原始 和 开发 方 或 资产 所 有 人 .重用 资产 的 成 本 和 来 自重 用 资产 的 
Ж їй. 
7.5.3.6 #ТР= БЕ ЖОЙ ИРЕ РИИ ЖОНШЕН W p= YE ЛЇП ГЕ ИИ ЕЕ ООА ФИ ТЛЕ BB , БАУКЕН АШ 
正 /修改 计划 并 采取 措施 。 向 提出 请 求 或 填写 问题 报告 的 货 产 管理 者 报告 为 满足 请 求 或 纠正 问题 而 策 | 
UFRR УИ ИЕ. 
7.5.3.7 资产 管理 者 要 监督 并 记录 这 此 资产 请 求 /报告 各 随后 采取 的 措施 。 光 论 何 时 中 到 资产 问题 ， 
均 应 记录 在 案 , 并 将 它们 输入 到 6.8 的 问题 解决 过 程 。 
7.5.3.8 资产 管理 者 要 把 让 资产 郑 储 和 检索 机 制 中 洒 资 产 的 修改 、 资 产 的 新 服 本 和 资产 的 其 际 通天 所 | 
有 的 资产 重用 省 以 及 检测 资产 问题 的 领域 工程 师 ， x 
7.5.3.9 Wyar ys ИОЛЕ О HSE a WE W TE Vz yE TE DB ЛЕ SE TE О ЕРДА. 
7.6 ИХ = 

КАЕ НИЛ ЗЕ Ж ШЕ ЖЕРИНЕРЕ И ЖОШ 4 З. Hik E BB ü A. B л ЖН 
жшк -ЕЗЕ Ж НИ Ж ШЕ. ЖИН Ж НК Ж ni ЖЕ ЖЕ ОШ УЫ r PE ЖОНУУ SP BE J1 „АКИ. ЖАРЫ. ДЕЦИ Ру Ж 
В, ВСТАНО Т АЛЕ у E АЫ ЖР БУ Н. РЕ, 3F 3k E ЕШ НКЕ ХР MIA YT, 

Ка ОЕ Е HI ТРО ЗИ ИИ 3. ЖЕЛШ РЕ Жу, ЕЕ И ЖШ ТЕ 
пуа УЙ. 
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活动 请 单 : 本 过 程 包 括 于 述 活动 : 


£) 
7.6.1 


А 50; 

领域 标识 ; 
EA, 
策划 ; 
执行 各 控制; 
评审 和 评价 。 
ГА #7 


此 项 活动 包括 下 述 任务 : 


7.6.1.1 


ЖАНЕ НУХА E ЁШ ZR Bi НЯ А, 12 32 Ha ЗА Н Н. Н АЕ ГЫ. 


АЛОИМИ Гр: 


а) 
5) 
с) 
d) 
е) 


ЖЕ: 

ЕЛЕНИ Bü (SJ J С SE MRE КИЕ T OB ЕКОЕ EERIE) ; 
重用 资金 和 其 他 资源 ; 

重 时 大 网 支持 职能 机 梅 ; 

Е АЕР. 


Е: ЖАХ Еж РУ, 
а) МЕКЕ AR ИК T 8 H MISS p Sr PE 3 АБЕ О, КАЛАРГА АРТИ Bj BJ šK PF PS ДЕ ЖИ ВЕЛЕ ВУ 


E FH Aü ir ДЇ; 


b 在 软件 开发 方 ШЕТЕЛ НЕВУ SE WË ЖЕШИП БЕТ ERA Буш PE < š EG = IB] By RB БИИ], АЙЕ ЯНЫШ, 


回答 提 癌 并 提出 每 个 项 目 导 到 的 有 关 软 件 产 品 和 资产 的 建议 ; 


c) 建立 通 省 税制 使 开发 方 .维护 方 ЖҮР ТЫ YE aq ШИЮ T ЛЕЙ f Ha ES И БОЕ, КЕГЕ in TB w£ p= B FE BÍ 


IJE ТЕ. Pt ha ЕН ER ЧЕ G Жл ВУАН ЗН БЕЛИ. РА, 3k To 35 PE 3F 2 АЕР И ФИ Ж P ЖЕЛИ El АН БЕШ BE +E zü Е РЕ 
软件 产品 不 资产 的 协定 ; 


d ”领域 王 程 师 从 适当 的 素 源 获 担 朋 沉 的 信息 利多 方 参与 雇 常 成 领域 工程 活 到 的 机 制 ， 


7.0.4.2 

2.0. 1.3 

7.6.1.4 
а) 
b) 
с) 


4) 


窗 明 确 重 用 主办 方 。 
Е НКА SAPR TA AE. 
要 建立 重用 指导 职能 机 梅 以 显现 组 织 重用 大 网 的 权利 和 职责 。 其 职能 姐 玫 : 
调查 组 级 中 重用 实 路 | 
标识 从 组 织 中 有 淤 在 重用 所 会 的 领域 ? 
分 配 组 织 中 重用 职责 ; | 
Ж А ЖЕ М,Н ЭН ТКО. ЖЕТИН ЛЕЛИ {БЫ 2 Fp PH SS B ШЫ. 


РЕ. Жи <ë ЦА БЕЛД. АУЛ b БИЕ КҮ АҢ ЕЛЬ УТ „ЖКА ЖЕРШ Ж .运行 管理 省 .软件 维护 绾 理 着 各 重用 专家 ， 


7.6. 1. 5 
а) 
b) 
с) 
а) 
е) 
Ë) 

/.6. 2 


T SUS ОСА УСА АВАЛОН, BAKAR ДАНЕ ДА ТЛУ ШШЕ: 
参加 重用 大 网 计划 网 创建 和 实现 ; 
标识 童 用 策略 ,将 其 有 形成 文档 ,并 传达 到 全 体重 用 大 纲 参 与 者 ; 
ЕВЕ ЗС КИЛИ Е ВОР УСАА; 
ТЕА ВДА JE BJ $K ТЕЙ El rh S ЗЕ БЕ н ИЧ: 
建立 并 维护 重用 基础 设施 ; 
为 进行 重用 实践 的 项目 提供 咨询 。 


S BR SR Ta 


ИЖ ЖЕК Г — H ЖАНУ Д КЕРТЕ. B] Er ух ЖЕРГЕ Н пр ИР, ES pk P= RI ИЕ Fd Ta QL BR rH 


RI ЖЕ Ж. 
7.6. 2. 1 


PIR ал038 РЕЗ: 
ESPERA TRTE РАКИ ДЕГН В F ОСЕ ВОЕНА ЕА PRHE 
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用 的 可 能 性 或 组 织 准 备 在 其 中 实践 重用 的 领域 ,并 将 其 形成 文档 ， 

7.6.2.2 在 适当 的 管理 者 .领域 工程 师 、 用 户 和 软件 开发 方 辅助 下 ,重用 六 网 主演 要 评价 该 领域 以 确 和 保 
ЖОНЕ ИБ Бе ВАЕН ЕН ВО HIS КЁ» РЕГЕН ЖЕЛЕ ЛУ ЛК Ч. 

7.6.2.3 重用 大 纲 主 管 要 根据 6. 6 的 联合 评 党 过 程 执行 联合 评审 。 

7.6.2.4 兄 善 关于 组 织 的 领域 的 信息 增多 , 末 来 胃 件 产品 的 计划 成 为 可 用 ;或 省 在 分 板 这 些 领 域 时 ,这 
些 领域 可 由 重用 大 纲 主 管 进 行 细 化 并 章 新 确定 其 祁 转 。 

7.6.3 BARE 







草 用 评估 提供 了 一 种 基线 ,对 期 该 基线 可 以 度量 组 织 中 的 重用 实 :路 。 如 果 没 有 该 重用 评估 ,就 很 难 
АЧ ОИ, PEAN В ann | 

a) 获得 对 组 织 重用 成 熟 度 的 理解 ;at Эм. 

b) 评估 组 织 目 标 领域 的 次 在 重用 车 ， manm AS 

с) Ито м k. А 


D 促进 并 指导 在 组 织 重 DO 
此 项 活动 包括 下 述 任务 , ШУУ a 

7.6.3.1 重用 大 网 主 管 要 请 [5 ‚т 

能 机 构 。 (£ ， 

п  — 








1: | А) D : pa А d =, Же Шш. ЕЧ ФЕ ХР НҢ 
ч li 


= ч A 
上 二 十 上 HH 
ч 时 














A Awya ени s ` À x 
7.6.3.3 en Дан :组织 重 E E 
per: ощ 、 | | | 
т i нта, 
г ТЕЛЯ 


: ў t 
РЕН Н 
| da | 
















7.6.4 ш бо ， 
| f 


| 
| 
| 
x 
| 


ШЕЕ ЗЕТИ Ж. | | 
7.5.4.1 创建 .编制 和 # am w 






ЕЕЕ 上 让 з 
а) ARAE: ` Са — | А Е 
b) мна ан абы 


с) Їз ЖИЗА Тт Pb н р Є > 
d) SAEN NRR UAR 
e) 重用 大 纲 所 需 的 资源 。 PA 
7.8.4.2 ETE КӘТ 
а) 0; Эм 
by 3 LH R É Pi 28 ЩЩ УБАЛ: 
с) 空 施 计 划 的 于 行 性 。 
评价 结果 形成 广 档 。 评 答 计 划 的 人 人员 宜 包 含 便 用 指导 职能 机 构 的 成 员 ， 
7.6.4.3 变 太 重用 指导 职能 机 构 和 适当 的 管理 考 堵 里 获得 重用 大 网 实施 计划 的 批准 和 支持 。 
7.6.44 重用 大 网 主管 要 根据 6.6 的 联合 评审 过 程 进 行 联合 评审 。 重 用 指导 职能 机 构 的 成 员 和 通关 
的 管理 党 应 参 邵 评审， 
7.6.5 HITIRI 
ША SH {315 F МИРТ 
7.6.5.1 要 根据 计划 执行 重用 大 网 实施 计划 中 的 活动 。 | 
7.6.5.2 重用 大 网 主管 要 对 照 组 织 的 重用 策略 监督 重用 大 纲 的 进展 ,为 实现 重用 策略 对 计划 作 必 要 的 | 
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调整 ,并 将 其 形成 文档， | 
7.6.5.3 要 记录 重用 大 网 实施 计划 的 执行 期 间 发 现 的 问题 和 不 符合 项 ,并 输入 到 6. 8 的 问题 解决 
过 程 ， x 
7.6.5.4 ЖНА i uE ШЕШН E IA EERE .支持 和 承诺 。 | 
7.6.6 ЖЖ x 
此 项 活动 包括 下 述 任 务 : 
7.6.6.1 重用 大 网 主管 要 定期 评 鸽 重用 灰 纲 ,以 便 实现 组 织 重用 策略 并 保持 重用 火 纲 的 持续 稳定 性 和 | 
ЖЯ ЖОЕ. — ны з, | 
7.6.6.2 Suka EENI аканнан аан. | 
7.6.6.3 下 用 大 人 主管 要 要 所 Je иеги a Sui | 
7.7 领域 工程 过 A ш s ` x 
asi musasay panta. ӨЯ 5 
他 资产 的 开发 和 维护 。 Еи с ч 
„ул р 
а) 过程 实施 ; 六， é O 
D йй де — 
о шшр е М 
D RPR, 
2) А IA 
Th ЕТ ЕТ, 
илхан инва 
定义 .领域 二 wd т 
注 2, BERDEA ERER По а Е с 俩 ,用 由 领域 工程 过 
кюз лина = м э £ 六 
7? у 1 过 程 实施 ҮЧ? £ F | 
ас 
7.7.1.1 йит £ Ë HJ HS , Ж 
EJE ШЕШТИ | 活动 ,任务 和 职责 。 
创建 领域 工程 计划 ,领域 瓷 讽 领域 中 的 领域 专家 、 开 | 
3 PKM SB Ja, MS LT E qI. x 
7.7.1.2 ”领域 工程 EE enap ay annaran] 
ARTIE OP L Ее — s x 
7.7.1.3 领域 工程 师 要 ， k. „= x 
D 根据 6.1 ASAE E OTEN x 
b) 根据 6.2 的 配置 管理 过 程 ,对 领域 工程 输出 进行 配置 管理 ; x 
c) 根据 6. 8 的 问题 解决 过 程 ,记录 并 解决 在 资产 和 领域 工程 过 程 中 发 现 的 问题 和 不 符合 项 ， | 
d) 根据 6. 6 的 联合 评审 过 程 执行 联合 评审 ,应 包括 该 领 城中 的 评审 专家 和 软件 开发 方 和 软件 产 | 
是 的 用 户 ; | 
е) ”对 于 领域 工程 师 开发 的 资产 ,无 论 何 时 出 现 问 题 和 变更 请 求 , 均 应 建立 验收 ,解决 并 给 资产 管 
理 者 提供 反馈 的 规程 。 x 
7.7.2 领域 分 析 x 
领域 分 折 是 发 现 并 正式 地 描述 领域 中 共性 角 变 异性 的 一 种 活动 。 而 领域 工程 师 要 在 一 组 领域 模型 
中 捕获 这 些 信息 。 此 项 活动 包括 下 述 任务 : | 
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7.7.2.1 ЖЕТА S ЛАП НИ ФИК G R EARR ЖА. 
7.7.2.2 ФИТ. ЖЕШ ЖАЗЕЛ ТЕГУ" їп +E ЖЕЛТ ТА ТИПИ ЖЕ ИҢ mR., 
7.7.2.3 «ЙЭ P ЖЕЕ ЗУ E ТЕЛЕ ЖУ ЛЕ Р} ЖЕ SE Ma ЛЕ ӘЛ P ЭЖ ЕКЗ PE Ау ҮЙ ЖОРА, 
7.7.2.4 颌 域 工程 师 变 编制 词汇 表 以 提供 丘 述 重要 领域 概念 和 领 咸 中 类 位 的 或 公共 的 资产 闻 关 条 的 
术语 。 
7.7.2.5 领域 工程 师 襄 寻 领 域 模 型 进行 分 类 并 形成 文档 。 
7.7.2.6 领域 工程 师 要 根据 所 诸 建 檬 技术 的 规定 ,并 根据 组 织 的 资产 验收 和 鉴别 规程 ,评价 领域 各 型 
和 领域 词 注 表 。 并 将 评价 结集 形成 文档 ， 
7.7.2.7 领域 工程 师 要 根据 6, 6 ВОКТЕН ЕТ QA SN ТЕКЕ РН. ЖЕҢЕЛЕР ШШШ, 
领域 专家 和 和 用户 应 参加 评审 ， 
7.7.2.8 领域 工程 师 要 将 领域 模 玫 提 克 给 资产 管理 者 ， 
7.7.3 ЕН 
S u Dk ТЕТЕ ЭЛ ЖЕ И S u {Ж S АЕ ЛЫ ЭОЕ ga HIS ЖКП ЕУ" На ШЕ. ЯШИК ЯА ОА SE IF ОЕ 
产 接口 的 高 度 设 计 。 领 域 体 系 结构 可 以 作为 重用 资产 以 构造 软件 产品 的 框架 。 此 项 活动 包括 下 述 
任务 : | 
7.7.3,1 а PE Ej ФИЛЕ ЖИ (ЗЕЛ ТАН ФП Ёк WE Bu SBI EQ DE Ж АЕ. ЭХ НОВ БИЙ. 
7.7.3.2 ЗӘЕТ Ж Ж 28 458358 1F R КЕ ЯШЕН ЭП BU Pr p= Tuz Bir z; ЖЕШ ИШЛЕ ЗЕ WE yr Shi 9 Ph SS Si P3 + ЖОЮ 
РЁ Es PR Ra MC RES. 
7.7.3.3 对 于 要 进行 重用 设计 所 选择 的 每 个 实体 , ФИ T. PE I ШШШ Pt pa KA Per le. BH ЭРЛ pu, SC PS , 
7.7.3.4 对 每 个 规定 的 资产 ,要 根据 5. 3.6.7 的 规定 和 组 织 的 资产 验收 与 鉴别 者 程 评价 其 规格 说 明 。 
并 将 评价 结果 形成 交 档 ， 
7.7.3.5 领域 工程 师 要 根据 6. 6 的 联合 评审 过 程 进行 领域 设计 联 会 评审。 软件 开发 方 、 领 域 专 过 利信 
产 管理 着 要 参 姗 评审 。 
7.7.3.6 ЖЕ ГЕО ЫА ЛОД УРУР, 
7.7.4 ЖР 
ЕР АУ ТВ ЗАННИ HI PE ДЖЕЛ ЫН". Aw E OD FE Д ВЕ Н ВА ЕР , a a ЫТЫН Г 
жЕ 5: 
7.7.4.1 领域 工程 师 要 开发 资产 ,因此 
а) 如 时 资产 是 可 获得 的 , 则 执行 装 取 进程 ( 见 5. 1) 以 产生 一 个 使 该 资产 能 到 位 的 合 启 : 
b) 刀 果 资产 是 内 部 开发 的 , 则 执行 开发 过 程 ( 具 5.3). 
7.7.4.2 要 将 资产 记录 在 党 并 对 其 分 类 。 x 
7.7.4.3 “MI T ЖЕШ НЕДИ q SH ВЕР ЖИ ЖИЛЕ ЗН ВЕР ЕРЕ PEdUES SSD E PR ЖОРА. | 
7.7.4.4 Т 6. 6 的 联合 评定 过 程 进 行 资产 联 会 评审。 软件 开发 方 和 资产 管理 省 要 参 
期 评审。 | 
7.7.4.5 ЙЛ T RE Ba YE PU TE 3 В Р E HR. x 
| 
{ 
| 


ыл. алала Аль = Ь АЛЬ АЛА 


7.7.5 资产 维护 
资产 维护 活动 包括 修改 资产 (包括 领域 模型 和 领域 体系 结构 ) 的 任务 。 对 资产 进行 修 政 以 纠正 其 不 
足 或 者 使 资产 满足 新 的 或 修改 过 的 需求 。 领 域 工程 师 要 根据 5.5 的 维护 过 程 修改 资产 。 另 外 , 当 维 护 
过 程 应 用 于 维护 资产 时 ,下 列 与 军用 相关 的 任务 应 增加 到 该 维护 过 程 ， . 
7.7.5.1 当 分 析 资 产 修改 请 求 和 选择 实现 选项 时 ,领域 工程 师 要 考虑 ， | 
а) 领域 模型 和 领 成 体系 结构 的 符合 性 ; x 
b) 对 使 用 资产 的 条 和 统 和 软件 产品 的 影响 ; 
с) Яг ЖЖ Р BJ 3 Ul ; 
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d) Ж BIB ATE 5 Hd , 
7.7.9.0 EM L ЖЕШ ИЛА РВС BU АГЕ ЗЕ ЖИ pa d .进度 和 计划 的 批准 。 
7.2.0.3 ТИ spp БЕ КҮТ {ЕИ ЖАНР E PE AT Bl qq ТЕР Ë PL H 2K ИШ BE TE Ot ИП; БУ 
РАТЕ r ЖЕ, Ha ЕИ ЕСИ ИЕ БЕ ЯП. ЗВЕНО Ж WE 4 WE BJ , ЖӨ Жоп ж ТЕ ЖЕТ 
输入 到 6.8 的 问题 解 梁 过 程 。 
7.7.5.4 和 窒 获 得 批准 之 后 ,领域 工程 师 要 进入 领域 工程 过 程 以 实施 资 严 修 小 ， 
7.7.5.5 领域 工程 师 要 向 弟 交 资 产 覆 让 请 求 的 资产 管理 者 发 送 完 整 的 资产 修改 以 及 使 用 指南 和 和 资产 
测试 情况 


x 
x 
x 
| 
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妆 裁 过 程 是 针对 某 一 软件 产品 对 本 标准 进行 基本 的 剪裁 的 一 个 过 程 。 本 附录 提供 剪裁 本 标准 的 
ER. 

活动 清单 :本 过 程 包括 下 述 活动 ， 

a) 标识 项 目 环境 ; 

b) PREA: ке 


O 选择 过 程 .活动 和 任务 :ae Б 
Се Ча 


А = Ы“ 
A. 1 标识 项 自 环 境 s 
Р У h 

ЖЕ аа F Ыру «КЫП Ырды Кы оз s М ` 
A.1.1 PA O 6: рН 


p 7 H ИЕ : ы Бу 
а {МЇ мю : БЫ 


м 期 活动 ， жалу aRt i з и. ЕЖЕ ж 


А. 2 





















— | 


мА. | l 
АД ЛИЕШ НИ, нижа 2 


нЕ, 


х 
HI 
и 
г 


Mi 
B an ? БР Е ЕИ ушыр; | iz F 
Кы ору : Дл, ЖЕНЫ: ПЕРИ БӘРҮ Yans н ; д 5 
; HE : ЕЕН ч ЧА ЫЕ ЕНЕНЕ Рр 2 БЕКЕНЕ ИН 
сз Ыз : НӨН 1 j САННЕ ЕЕЕ HH 
А. 3 H ` ; Е Пи БЕ Б И ММА УРЫ ЕЧ рс: БЕЗ: Н 
`: ; s iz Кы Нан Aa TES SS IS БАЕ 1 аты a ч š 
H 15 HRH Enpi: at E May : 
Н Н ВЕЕ НЕЕ RHH 由 БЕНЕН Т ЕЗ 
TH кып БЫ ` ЖМА ШЕ: Е Н 
1 ы КЕЕ N ЫН FS 
: ҮЗ НЕНЕН БИН Eh 村 
' : ki 
Р, 


8 


re 
А.З.1 БУЙ жле РК. 
МАЙ. 为 此 ， 应 ЖЕ М. 1 和 人 
A.3.2 在 A.3.1 ЧОЕ x í 
Ала ОН 7 ау А ОЛЕ Ж. £ 
2 has nen 


А.4 аана А. ЕН РА 


А.4.1 ЛОТЕ ARIE ВЕЕ ВОВЕ ЈИ ВЗ. 
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H 录 B 
( 资 笠 性 附录 ) 
ЭЧ e JS ES 


МЕ УЕ ААА ЈА Н. ARETE ИША, RETENAR M E ЖЯ Б ДЕРЕ, 5 ҖЕ 
Ж#Н ЖОЛГО ЛОВА АУЛЕТИ Ж КЫ Ж ААИ ЖЕ .运行 或 维护 的 方式 。 本 标准 是 为 通用 项 
НАА, Л ВЕ k ЫЕ, [КЫ . 35 a ВУ K ЖИШШ ЖЕШ E ТЕА ЖП B Ж Ж ДЕШИ 
EF 项 目的 所有 参与 万 窒 参与 勇 裁 。 Ж 


„ие ; 
8.1 ЖАЯНЫ А Б 


тыну 业务 领域 (例如 航空 ,核能 .医药 ， 
kaa Wila RER. 
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š э т Ба 此 评价 ps x 
mamam 187 > 
改进 报告 全 риши | 
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оГ иа. — АОИ 
татат, а sa рун шамси, 
с) С 合 评 审 和 审核 以 审 柜 方 和 被 审核 方 联合 会 议 的 形式 进行 ,以 
Prg annann any 
d) 质量 像 锯 下 对 开发 软 使 或 喧 施 过 程 形 直 接 责 任 的 人 员 进 行 。 目 的 是 独立 地 
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了 C ЯШИ ИТТИ. ЖЕМЕ a).b) с) 
Е SH Б.а TSR с) ТЕ A HNE; 

e) ИОС Ир ЧАИ НАЕ. BRRR 25 
i ЖЕЙ El ge Sy СЕ ЧА 


В.4 258 


ZE SE 4 28 ET X| 24 НОА Н ИЕШЕ ГГУ РЕР ЗК АШ НОЕ, жоо рне Е р и 
ЕТА, А ЖЕЛТ ЭҢ Y AAR. В.Т 给 出 了 本 标准 的 一 个 应 用 示例 ， 
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图 B. 1 本 标准 的 应 用 示例 
织 的 方针 ”确定 相关 各 适 几 的 组 织 欧 方针 ,比如 ,计算 机 语 言 、 安 全 和 安全 哥 密 性 .硬件 保 太 要 求 
шкен. 本 称 准 有 关 组 织 方 针 的 条 款 应 予以 保留 。 

获 职 策 酷 ”确定 对 该 磺 目 相关 和 适用 的 获取 策 咯 ,比如 ,合同 类 型 ,多 个 承包 方 、 分 包 方 的 参与 以 及 
验证 和 确认 机 构 的 参与 ; 需 方 参与 承包 方 的 程度 ,以 及 承包 方 的 能 力 评 价 。 本 标准 脸 关 这 些 策略 的 条 款 
应 予以 保留 。 

支持 概念 “确定 相关 和 适用 的 支持 概念 , 比 妞 ,预期 的 支持 期 限 . 变 更 程度 以 及 需 方 或 供 方 是否 将 
жр зу =. шр {ЕТЕ КОНЕН SE S Ra ER, ‚эли BI ЖЕЛ рес RE EH Pa Bi СЕЕ e 
ЖК, ИН shi h as 

生存 凑 期 模 洲 ”确定 对 该 项 自 相 关 和 适用 的 生存 周期 模型 ,比如 ,瀑布 测 、 演 化 型 ,构造 型, 预先 策 
划 的 产品 改进 和 螺旋 型 等 。 所 有 这 些 模型 都 描述 一 定 的 过 程 和 活动 ,这 些 过 程 和 少 动 可以 以 顺序 .重复 
和 组 合 的 方式 执行 。 在 这 些 模 型 中 ,本 标准 的 生存 周期 活动 应 映射 到 所 选择 的 模型 中 。 对 于 演化 型、 构 
洛 型 者 预 先 策划 的 产品 改进 烧 型 ,一 个 项目 活动 的 输出 输 和 人 到 下 一 项 活动 。 在 这 种 情况 下 ,文档 编制 要 
在 一 项 活动 或 任务 结束 时 完 
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ЭЗл ЕАН ту. Я БЕЈ ЕРО АЎ ЗШЕ АТАА „ДЕР 
方 和 人员 数量 。 要 考虑 与 两 个 参与 方 (例如 , 需 方 与 开发 方 , 供 方 与 验证 或 确 试 机构 ) 之 间 的 组 级 接口 有 
关 的 所 有 锋 求 。 涉 及 许多 ( 玉 十 或 几 至 ) 人 的 大 珊 项 目 需 要 大 量 的 管理 监督 和 控制。 对 于 大 型 项 目 , 内 
部 的 和 和 独 艾 的 评价 ,评审 .审核 和 审查 其 及 数据 站 集 都 是 重要 的 工具 。 对 于 小 型 项 目 , 这 些 控制 本 能 是 

系统 生 符 周 期 滔 动 ”确定 相关 和 和 适用 的 当前 系 绕 生 在 周期 活动 ,比如 , 锯 方 的 项 目 启动 、 供 方 的 开 
发 和 维护 。 某 些 情形 如 下 : 

需 方 居 动 成 确证 系统 需求 。 可 以 进行 需求 和 设计 的 再 行 狂 研究 和 原型 制作 ,再 以 开发 原型 的 软件 
代 但 ,这 些 代 码 在 今后 按 合 同 进行 软件 产品 开发 时 可 能 使 用 ,也 可 能 用 不 到 。 可 以 编制 系统 铺 求 各 初步 
的 软件 第 求 。 在 这 些 情况 下 , 谋 发 过 程 (5.3) 本 以 用 必 措 雪 再 不 是 变 求 ,本 能 不 需要 严格 的 合格 性 认定 
和 和 评价, 并且 可 能 不 种 要 联合 评 密 和 审核。 

FAE PER m. TAPE T ,在 黄 裁 期 间 宜 考虑 所 有 开发 过 程 (5. DAR, 

维护 方 修 孜 软 件 产 品 。 要 考虑 维护 过 程 (5. 5)。 可 能 将 开发 进程 (5. 3? 的 某 些 部 分 用 作 子 过 程 。 

系统 改 特 性 ”确定 相关 和 适用 的 系统 级 特 手 ,比如 , 子 厅 统 和 筷 置 项 的 数量 。 如 果 系 统 有 许多 子 系 
统 或 负 置 珊 , 窒 针对 和 多 个 子 系统 和 配置 项 仔细 地 草 裁 开发 过 程 (5. 3)。 宜 考虑 所 有 接口 和 集成 要 求 。 

软件 级 特性 ”确定 相关 和 适用 的 软件 级 特性 ,比如 ,软件 项 的 数量 ,软件 产品 的 类 再 ,规模 和 关键 性 
以 及 近 术 风险。 姑 汪 软件 产品 有 许 洛 软 任 项 .部件 和 单元 , 实 儿 对 每 一 软件 项 仔 纪 贡 裁 开发 过 程 45. 3) 。 
Ҥ ЖУ Ra Pr AEE ВК, 

H ZS B] Де ЯНЕ Ж EF p= йн АО ВВ ЖЕКС Яс [н] ПУ, БТ LA ЖЕДЕ УР DZ BAJ SK PF nA, ЖКТЕ ña E 
Е, 

а) MTER m. ЖУ ЛИ С, Р ДЕЈ (5.3): 

b) BRI EE S ЛАДОНИ i. ЗЕ Е CS. S) RI ЖЖЖ. Pf PE; 5 #K Ek p= mA ЭС ВВЕ 

ВЕ. e L. НИЕ Bra Н VEH HIS EAS ЖИ; 

с) 修改 现 捍 软件 产品 。 可 能 不 用 编制 文 料 。 和 根据 关键 性 和 预期 的 未 来 变更 , 宜 通 过 维护 过 程 
(5. 5) 来 使 用 开发 过 程 (5. 3)。 宜 评 恰 与 软件 产品 有 关 的 性 能 ,文档 ,专利 .所 有 权 . 用 途 、 担 保 ， 
ҮР ЖИЛ ЯЕ ВУЗЕ ЯР; 

dy RARRRA ЖЕН НУКЕ ЕНЕ Ь Ei F PCR aK EF PS л ABS ЖЖ BU —- Bb 27, BL 25 Ra JT ЖЫ 
AE (5.3) rH E Z 5844 35 DUM ЗЛ. ТЕ 5) ЯЯ ФОН ЖИНАП. НЕ RAT R U Ba S. 3H 
REFER ЕРЕ А ЕЭК S ВЕЕТ ИК. И НИЕ Е ОЧОТ ИРЕГЕ, 

e) MERIK Б. H T hA FPS АН A СНО ДЕН Л ВЛАДЕЛА ЕЕ (5. 3) 中 与 
系统 有 次 的 汀 动 。 宜 仔细 检查 文 悄 需要 ,特别 是 维护 文档 ; 

1) IPREN н. HT DE АЕН ВАЛУ m F ДЕ BJ DH, A mi £ 2K pa E rh JF АЕТ E C5. 35И) 
5.3. 1.5 F НИВА. КШ. UR E N RE УЕ ДОА ТТ ЯШЕ ФИ ЇШ ДА R J ЖЕЛКЕ 
产品 ,那么 , 宜 按 上 述 DOR c) 来 处 理 该 软件 产品 。 

RET EAR 系统 越 是 依赖 于 软件 产品 正确 工作 和 及 时 完成, 就 越 要 通过 测试 .评审 .审核 、 验 
注 , 棉 议和 等 于 段 加 强 窒 理 控制 。 反 之 ,对 非 关 键 的 或 小 型 的 软件 产品 进行 过 多 的 管理 控制 天 可 能 费 效 比 
个 高 。 

软件 产品 的 并 发 可 能 有 技术 风险 。 如 果 应 用 的 软件 技术 不 成 熟 , 所 并发 的 软件 产品 是 前 所 末 有 的 
或 复 染 的 ,或 者 软件 产品 包含 安全 、 安 全 保密 性 或 其 他 关键 要 求 , 那 么 司 能 需要 严格 的 规格 说 明 .设计 、 
测试 和 和 评价。 独立 的 验证 和 确认 可能 是 重要 的 ， 
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на с 
(资料 性 附录 ) 
关于 过 程 和 组 织 指南 


Ж Т ШТЕР. Ж ЖЕТЕ — Eb 3 ДШ а РАДИ ЭТУ Же НА ООС АНРИ. 
C.1 关键 观点 下 的 过 程 
本 桩 准 包含 适用 于 整个 软件 生存 周期 的 过程- 然 醒 :这 些 过 程 可 能 由 共有 不 同 观 反 和 日 的 的 个 网 


胃 织 和 参与 方 以 不同 方式 使 用 。 i a ашлы кышт илендин, 4.1.1, 
ижат кшн. manakun. канап sai ылан. атин 
а. сатир Гн нө 
ap asnasa, ea шат 
a E оиа ао 
о лена учас ниве р 


Sa — 


77 ANY ç | _ | Ж от рате 
E ca ИЙИ a жт 程 ( 上 部 右边 
OS ОЕ АТ ` инини 
的 章 条 编号 。 ГЛ X — ~ ч > 
атин бй anana | ЧЫ — A? 
和 一 个 用 于 代 д инт. и З 






















ЙЕ агөзхашаз. 






ү ТА уз зр. | ү 、 f 
аала А З Е A 图 中 来 给 4 它们 的 组 过 AE JERR хинен? 
TO 验证 、 痪 认 、 联 合 评审 和 审核 过 种 再 分 别 岂 不同 的 参与 方 使 用 ,并 可 


М кы 
шнен жє Съз oN „е E 


=. 


0 过程。 图 中 还 给 出 тҮҮ е, 


i бей ы? 
` sm А 


C. 2 过 程 、. 组织 各 x Z= | ТУЫС А 


过 程 和 组 织 ( 或 参与 方 ) 只 是 在 职能 上 有 有关。 它们 并 不 规定 一 个 组 织 ( 或 某 个 参与 方 ) 的 结构 。 

在 本 标 准 中 ,术语 < 组织 ”和 “参与 方 "基本 上 是 同义词 。 一 个 组 织 是 为 某 些 特 定 目的 组 织 起 来 的 人 员 
团体 ,例如 ,俱乐部 .联合 会 .公司 或 协会 。 当 一 个 组 织 作 为 一 个 整体 或 一 部 分 签订 一 项 合同 时 , 它 就 是 一 
езт. певень иван ив ен хтящжа и-и ж нл. 

一 个 组 织 或 一 个 参与 方 根据 其 执行 的 过 程 得 到 它 的 名 称 ,例如 , 当 一 个 行 闭 取 过 程 时 ,该 
织 就 称 为 需 方 。 

一 个 组 织 可 以 执行 一 个 讨 程 或 钴 个 过 如。 一 个 过 程 可 以 由 一 个 组 织 或 多 个 组 织 横行 。 在 一 项 合同 
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АЕ ВУЛЕ Е, ipa О = ЖАТАТ НОЕ S {АТТУ Е Н ТЕ Т ЫЗАТ АЧЕН, 
ЕЧЕИ МКА АРЕС. ЖОЕЛ T OE E r Ж A S Hh EE yr E 
ZA SIT Н} „БЫ K sI 2 IA Z I SE Ж И sh ДЕЛ B ARHAR. СЦ ААТ Й 
SUARE САЕН sC N КРИ АЕ ИИК. ЖЕУ Уан 3 b) @ #k pb P= ВО ТИ 
作出 页 陨 。 供 应 过 程 ( 和 供 方 ) 通 过 为 系统 提供 其 依赖 的 软件 产品 或 服务 作出 呐 献 。 开 发 过 程 ( 和 开发 
方 ) 通 过 下 述 工 作 作出 贡献 :为 正确 起 导出 和 定义 软件 产品 曾 “ 关 汪 ? 系 统 , 支 持 将 软件 产品 适当 她 集成 
到 系统 中 ,并 开发 其 辐 的 软件 产品 。 运 作 过 程 (种 操作 方 ) 遂 过 为 了 用 户 的 利益 、 业 务 和 任务 在 系统 环境 
中 和 运 ПИР Үн. „ам а че ТЕЕ ча 
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T, 生存 周期 组 织 过 各 


7.1 GEH 


| ЖЕЛЕНИ: Eee 
| ИС Са] 


A 5353595846 ААВЫН Б. 
并 发 过 名 中 网 活动 名 称 并 不 是 开发 中段 的 名 称 。 


图 C.2 软件 生存 周期 过 程 、. 宰 图 种 活动 
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ш ж D 
СЕЕ И) 
Ес 


本 附录 提供 了 一 个 过 程 参 考 模 型 , 流 模 型 是 根据 过 程 目的 和 过 程 绩 果 .以 及 描述 过 程 间 关系 的 体系 
结构 而 刻 苏 的 ,该 模型 播 述 了 由 组 织 或 项 目 实现 本 附录 的 期 望 线 果 。 该 过 程 参考 模型 适用 于 为 了 业务 
”成 功 和 后 续 的 持续 过 程 改进 而 需要 进行 过 程 评估 的 组 织 。 

该 过 程 参考 模型 并 不 表示 具体 的 过 程 实施 途径 ,也 未 规定 系统 /软件 生存 周期 的 模型 .方法 或 技术 。 
相反 ,该 参考 模型 虽 在 由 组 织 基 于 其 业务 需要 和 应 用 领域 来 进行 剪裁 。 在 顾客 吏 求 环境 中 由 组 织 的 项 
目 来 应 用 组 级 的 已 定义 过 程 。 | | 

该 参考 模型 的 目的 和 结果 是 证 明 组 织 的 过 程 是 否 较 好 地 实现 的 一 些 指标 。 这 些 指标 对 于 过 程 评估 | 
者 来 确定 组 织 实现 过 程 的 能 力 ,并 为 策划 组 织 过 程 改 进而 提供 原始 材料 是 有 用 的 。 该 参考 模型 与 标准 
正文 紧密 结合 ,提供 了 详细 的 过 程 期 望 信 , 并 包括 一 些 附 加 过 程 ,它们 对 软件 组 织 进 行 可 靠 的 ,可 重复 评 
估 是 非常 重要 的。 | 


D. 1 生生 半期 基本 过程 


D i, 1 ЕНУГЕ 
BHI: 
З ЕВО АДО ОДЕ MAR ЖЕТЕР RRRS. ТЕЧ ЛЕЙ РН ЕВЕ Ж ЗЕДЕН ОР 
SE A P ДО ип RRIA „ 
结果 : | 
ЗЕ Е Ba 2) ДИ ДО 299805. 
a) 定 交 获取 要 求 .目标 .产品 和 /或 服务 的 验收 准则 种 获取 策略 ! 
b 制定 明 兢 地 表达 顾客 和 供 方 的 期 望 .职责 和 义务 的 协定 ; 
с) IRRIS A N $ç g Sa BJ P“ ña +U / BR BE 35 ; 
Ò МЕТЕ, АЕ WI HHV K BE RE It E ЖЕРЕ, 
е) 验收 供 方 的 可 交行 产品 。 
ЈА АКУЛ РЕ ОБАЛ. 
а) MRE, 
b) 获取 策略 ; 
с) 效益 分 析 ， 
d) 技术 要 求 ; 
е) So ey К; 
D та BE SM 
g) ШАЖО: 
h) 招标 ; 
i) ЖУ; 
J 建议 评 价 ; 
К) AHNE; 
l 对 人 雇 方 监督 ; 
т) 验收 ; 
п) 会同 结束 ; 


а 


TT TT TT TT ee Tr 


TE TT TT TA mr kkLLLLLLLL'ULL"LUI HHH ririri 
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р) АРА; 
q ШЕ. 
р,1.1,1 获取 政策 
В. 
ЗЕ ЕЕ ЕЧ ЛЕН НАЈ TE SR Sa НИТТЕ 37 38 F B 5 PS YK В ТЕН ЙЫ ОЕ ле БТЛУ PH 83 Jy 18 
BU ЖЕЙН, 
чи 


о) РЖ; | 


THERI KENARA: ш = ча 
а 


Же зу 5328 57 n 82328 22 E, 
b) So 选择 ,以 得 到 


ме 









Пс ` x: : КИК. ЖИР КЕГЕ PAE E ру KE HH Өү 
dY EH па Др М Бет} 4 a E T: К Е 7 
В 时 НҮ р. rtr, Ер rw! A БЕНИ МЕЙ ЫЗ ЗҮН 
а Е: Не EEE EHF ET iE tH Кын BA e TT. ы Елу ll нн КН Н +a ] 
КЕ НЕН 19 рг БЕ марту 
ДУУ А л q ils? гая z 时 
К ЕН PER THIS e Н А ДАЛЬ 
ЫЕ ан J шайлы: ЖЕРЕ ү, HH H ж. Нн Pp Ed 
e) e YES a а Yawa ешын ы жорары ан 











чу ` Н 
тагын ины 
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: КАҢ КЕ 
AR n i ee HN 
i прн Haa aree M Н ВНЕ АЕНА КАШ 
HE 8 : : Н пч БЫ : 
` : : ` "Pu. тылыш : 


Fm “gra 





ав. М. 3 O 
| Ë н A ва ал 
x б RDR TERED алк» (获取 


容 的 基础 тиын та 


结果 ， PE 


ЕН 


该 过 过 程 成 功 实施 级 В. 
а) сее *. 
b) TANTEN ш io ` 


rr . 
АНИТА 


ты 
= 


“ашы, >а 
ЕЯ 
ЗУ; Н .. 


е) МЫ й\р 
£) дуе иш Ды 
0.1.1.3 效益 分 析 D 
日 的 ， T Ži, 


P 
Ж 
i 9 $ 
Чї 
ei 
ЖО 
Жа 
а 
Ө. 
СЕ 
УУ IFE 
8. 
Ет 
Ti “шы. 


А 
7 
A 


ДР 


效益 分 析 过 sma лен Ваау пулевое озин 
© 性 和 效益 > ЫҸ та Б И 


ЯА: к о а 
该 过 程 成 功 实 施 的 结果 为 ， | = 
a) ARRP ЫМУ ВТЕ; 
b) 完成 获取 的 成 本 效益 分 析 。 
做. 1. 1.4 REK 
ZEF 
技术 要 求 过 程 的 目的 是 建 这 效 歌 的 技术 要 尝 。 它 包含 了 考 感 产 唱 生 仓 周期 展开 所 引出 的 巧 能 性 条 
非 切 能 性 要 求 ,以 此 建立 技术 要 求 基 线 。 
АН ЖЕ: 
ТЕЗУ. ЖЕ Л ЗЕ ЈАН ЯЬ: 
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a) 宇 义 并 开发 合适 的 技术 要 求 ,包含 环境 影响 的 评价 、 安 全 和 安全 保密 竹 要 求 , 以 与 用 户 的 需 隶 
PRE BIC йа, 

b) ”小 集 并 定义 当前 的 和 今后 的 获取 需求 ; 

с) 把 要 求 和 月 能 的 解决 方案 通知 给 所 有 受 影 响 有 的 各 方 : 

Ò 应 建立 把 新 的 或 变 葛 的 要 求 纳入 已 建立 的 基线 的 机 制 ， 

e) 定义 一 种 机 制 来 标识 和 管理 技术 变更 对 技术 要 求 的 影响 ; 

D 要 求 庶 包 括 要 遵循 的 相关 标准 ,包括 环境 影响 评价 ,安全 和 安全 保密 性 标准 ， 

注 ; GB/T 16260 УЛЕБ BHF PE АЖА ОКЕ, 
0.11.5 Ж@ЖНТ Ж ым 
Ы ў; ув Е k 9 

ТАЕН NEELA 
国际 合同 法 的 问题 。 í“. = 
38, í 


Казыр r 


一 些 符 合 国 家 和 
















7 АН | рв m > | 257 x . и > , 
sm Z Р | 

K UMBEMI, UOA Н ENA T COLET 
RPR ЖШ. е н Ў 


савмаа H жан рн йу 898 3 iH 38 OR 
рт Ке Жо B Sefa Dis. 
D. 1. 1.7 B B se Ж к 


Н | 
Ж Нан El Т ЕЙ E — EH SE S , 以 确保 在 项 目 任务 和 活动 中 用 适当 的 计划 A TE #g , SH ZH 

和 控制 来 完成 获取 项 目 ， 
ЖЖ: 

该 过 程 的 成 功 实 施 的 结果 为 : 

a) 建立 资金 .技术 .合同 和 绒 且 要求 疗 的 一 致 性 ， 

о 和 是 义 甘于 项 目的 组 织 .管理 .控制 和 报告 的 要 求 : 

cj 定义 由 和 胜任 的 团队 (例如 ,法 律 的 ,合同 的 ,技术 的 ,项 上 自 的 胜任 资源 } 为 项 目 配 备 合 庆 人 员 芍 要 
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ЖАННАТА: 
Ò ”建立 受 影响 的 各 方 之 间 交 换 信 息 的 需要 ; 
e) 对 需要 支付 费 用 的 趾 间 工作 产 虽 秋 中 疗 版 本 建立 完成 和 验 政 要 求 ; 
L ЖАЗИ B4 F И АНИНЕ ЛЭ Ж БЕ; 
g) E SMB S TEB Pr 8 2 1 Ë 13 Pk y BU ЭСА ВЗК; 
h УШ K BL b ly ии ВОЛ А; 
i) WEAR РРНК. 
0.1.1.8 招标 
目前; 


招标 过 程 的 目的 是 制定 并 发 布 必 逢 的 获取 要 求 。 该 文档 包含 但 不 限于 合同 、 项 目 、 资 金 各 救 术 要 


Че, ЕНЕ B (CEP RAER BOTTE ЯЗ. 
结果 ， 
该 过 程 成 功 实施 的 结果 为 : 
а) 定义 招标 / 洲 标 和 评 标 的 规划 ,应 符合 获取 的 策略 和 玻 过 ; 
b 应 组 会 粮 术 和 和 非 技 术 要 求 的 基线 ,所 配合 CFPATT; 
с) 建立 CFP/AITT 引用 的 协定 会同; 条 歌 和 条 件 ; 
DO Ж“ S CFP/TUT 成 本 和 支 昌 涉及 的 财政 策 款 ; 
е) 定义 CFP/AITT Ж МИИ НЕ : 
Í 定义 CFP/AITT 涉及 的 技术 条 就; О 
0) 根据 符合 柱 关 的 国际 .国家 法 规 法 律 、 发 求 和 政策 的 获取 政策 制 乍 并 发 布 CFP7AITT。 
站. 1. 4.9 Ея 
Е 的 ， 


供 方 赛 质 评价 过 程 的 目的 是 评价 并 确定 潜在 的 供 方 是 秋 昌 备 进 人 建议 /标书 评价 过 程 所 要 求 的 避 


E. 在 该 过 程 中 ,应 评价 技术 背景 BERA ДЕ .用户 支持 能 力 等 等 。 
结业 ， 

RAERD НН ХЕ Э, 

а) ЕМУ ЕУ m a E ИЕ), 

b DERRETE T ВИ УЕ; 

с) МБО se PEL Iz ЖА 3 SK SE Ph B BE P; 

dy PRRP Z Ë ; 

s ИЗЕУ E 
р, 1.1.10 Хт 


目的 ， 

建议 评价 过 程 的 目的 是 为 进入 合同 /协定 谈 类 ,评价 建议 的 /投标 的 方案 和 /或 相关 的 现货 (OTS 
产品 ， 
TETE 


Ez 21 ЖЕ НУ БИЛЛ ЗЕ Н} Я 29 + 
a) ”根据 CFRP/AITT 要 求 , 评 价 建议 的 /投标 的 方案 ; 
by 建立 证 明 现货 产 晶 合格 的 准则 ,该 现货 产品 是 作为 建议 /投标 方案 的 (一 部 分 ) 内 容 出 现 的 ; 
c) 需要 时 针对 已 定 久 的 计划 评 检 OTS 产品 ,以 在 是 适合 需 方 需要 和 期 望 的 程度 : 
d) АУЕЗ ВУС AASE ре НН. 
р. 1.1.11 AHE 
月 的 : | 


ТИЕШ El 80 38 2353 ЕН ИМЕ. ЖИЗШИН»ҖЕЯЕШ ШЕТ ЖЕЛИШ, 


52 


T IA NP AT. CAAT RAF aap Sa Ip I a —_—--_-__-- T A E 


тулы 


| 


ДАЕ ЕРАЗ mA RE. 
Н. 
该 过 程 成 功 实施 的 结果 为 ; 
а) ТЕННИС ДА АЕ РАР ; 


fP; 
c ЕН ЕРЕ НОРА ЖОШ EN y R., 
0.1.1.12 对 贷方 监督 
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b) “评审 监督 供 方 能 力 和 执行 的 机 制 以 及 缓 减 已 识别 的 风险 的 和 机制 ,并 考 感 将 其 包含 在 合同 条 
| 


БЕН: 

Ж БЕЛ ШЕ А Н BJ Л® , 48 35 34836 BJ ЖК ЯП ЭЯ ЛЕ ТЕЗ ВЫШ Н ERE P ‚ОРЕ ES TE 51 
НУ ЖЕТУ 
CET 


Ez TE E BS R E th Н) Ж ЕЧ: 
a) 根据 需要 ДЕ ТӨ Л ЯШЕЛ Z= [B] JF PS Е АЙЛ, 
b) ЖУЛА НИЕ Е ЛИЕ: 
) REUE ROR a ERA Н TA TT TS OG 1 

dy Ја IBU) SR Pa 00. 
D. 1.1.13 验收 
НН: 


г> 


ЕЛГЕ RS Н НУ ДЕЛИ Ta ЖШ НЕ И ЙЕ ЭЕ ШЕР” ДА ВУ АБЛАЙ НВУ. ap e) РР 


ЛУИ ЖОТА ЭЛЧ ЭТГАН ЯН 55 Sr BJ y S , 
9: 
ла pu, p] ЗЕ НУН ЖЕ: 
а) RIEC TEAM TB i BU aa I e РАТА FR ER ИЕ; 
b Ж ТЕКЕЛИК ЖОК ВЕТРЕ: 
e) ЖОНЕ ЗЕК, ТЕ УЕ ИР On: 
d) ”适当 时 .确定 担保 纲 节 ， 
注 : GB/T 18905 4- РЕЖ an РЕ НЧ ЖЕШ. 
D. 1.1.14 合同 结 来 


侣 几 结 束 过 程 的 目的 是 ,确保 交集 并 整理 在 项 目 执 行 和 结束 过 程 生 产 的 .所 有 受 
I SSE 
Ж 


+ ТА ЛЕ pa E ENARA: 

a) 同意 最 终 侍 款 及 今后 的 付款 进度 ; 

Б) 证 实 对 供 方 和 震 方 提供 的 保密 信息 的 保护 或 返还 : 

с) 在 受 影 响 的 组 织 间 实现 获取 信息 结果 的 交换 ; 

d) 和 畦 对 最 初 的 要 求 和 各 /或 目标 ,人 译 千 合同 .项 目 ,技术 各 项目 则 务 的 绽 霖 ; 

e) 评 当 所 有 受 影 响 的 各 方 的 性 能 ; 

D АИ РОО ТАО ЗЕ НЕЕ, КАЛАСОК УСАК ВИР. 
0.1.1.15 772664 
BJ: 


TEBA ЖАЙ Л [Bl 


ХОВО 2: ША 2: Bb 


| 


| 
| 
| 
| 


тел гел 


供 方 关系 过 程 的 目的 是 ,根据 服务 质量 和 价值 改善 需 方 - 供 方 关系 :以 便 更 好 地 理解 双方 的 需要 。 
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ZE, 
AIRERA Pe 29 + 
а) 建 放 与 当前 利 今 后 项 世相 次 的 供 方 关系 
b) ЕБ ХАРТ ЫЛАН ТЕА: 
с) 将 岩 朋 角 确 地 理解 了 对 达到 业务 自 标 最 便 要 的 关系 ; 
d) ”标识 改善 关系 的 潜在 和 测 益 和 不 玻 善 关系 的 相应 风险 ; 
е) PE Hi E A T ЫЕ УУ БАШИРОВ Е. 
0.1.1.16 РАЖ 
目的 






用 户 关系 过 程 的 目的 是 ,根据 服务 疾 富 质量 和 价值 改过 器 和 用 户 关系 ,以 便 更 好 地 理解 双方 的 斋 要。 
结果 : КИ 7 М 
孩 过 j . 程 成 РЕ; 实 Ж Higi zo б ВУ ано д, а ч Мы N 
aka. а К Е 
а) 定义 所 有 机 入 








b) ЕУ 
с) 2 rr 
d PE M ry H 











~ ` `À 
ы Aa a 


i МЕ 





ү P 结果 为 : — 
2) 建立 ЖОЕ Drustan 





а, 






AEE.: 
EEE r e 







оет j 
{Н : Е S. 27 12 
Е h ЁЗ ЫН 

нж Г КИН. 

| И. 

WATA £ d 
— £ | 
Е НЕН д 
и f 3 
РД 





, i h „ ОЮ g 
< | . f Е 
i ata А 千 合 势 定 要 求 的 产品 或 服务 。 £ £ 


| АА E f 
э; i En „а H 


k. a нй 


а) p 顾客 A мү HE ч з ЛЫН аы ыы аура” 
b) 在 顾客 与 供 уга езг ЗАЕВ AP 运行 тавба 产品 和 /或 服务 的 协定 


геп 





Ita 


c) 由 殿 方 开发 符合 协定 要 求 的 产品 ОЛКЕ 
› ARI Dh AE ЖОС. BN 29 GE PT P= ИИЛИП BS IE ЗЕ: 
e) ЖИНЕЛ К,АРСЫ. 

ËL ЗЧ Pe ШТА F # T ЖЕН) Н BJ ИШ ЖЕ: 

a) АЈ: 

b 签订 协定 ; 

с) Рр; 

д) p= bn BD F. 
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0.1.2.1 供 方 投标 
ЕНУ: 
ЖОЛ Ta PR BJ E НЕ О Y АЛШ Ж ЕШ 89 ИИ И ИП Ж ЧЕЖЕ эу ПА Ку БЕГ, ЭРЛЕРГЕ, 3E 3 PF ЗУ. 
ЖН ЖИЕ G ERATE Н ЯНЕ. 
结果 : 
供 方 投标 成 切实 施 的 结果 为 ; 
a) 建立 并 维护 海通 接 朋 ,以 对 顾客 提出 的 质询 得 区 求 作 出 响应 ; 
b) REDERE PAB S E POR, LEE B EAA eS 
c) EHER НУУ A BB ДЕЕ Б G ЕЕ; 


d) асе YE IR A E RE LIE oem 





e) 根据 顾客 要 求 , 准 备 痢 搬 交 供 方 方 案 ; Бч 

Ü BER аш зр. ч БҸ 
р.1.2.2 签订 协定 ， бз ө” ч ч 
目的 ; As A A 


„ppi“ 


要 ELTER JK Au, ТЕ 


ИШЕНЕ 


£ 
< 
Н 
5 
= 
Яй 
bi 
TF 
“р 
HE 
z 
_ Ж) А ПЕНН 






: 
| 
发 КМ 
8) 获得 次 旬 的 认可 y И | 
D 1.2.4 产品 验收 支持 ео 1 
ни, == 


Ў пп ЖК SZ T BJ El ДРЕН HJ BE Ж {ЕЗЕР Sh BS fa Pl rh ak S Xd P= Sh BU TPE Н. 
8: 

дА S HAL З ФЛ ДУЗЕ НО у: 

а) SË bu PF 8) BN 22 28 PI ik 

b) ЖЕУ S: Se Ре ña PF ERETT, 

с) 区 持 显 客 验收 测试 与 评审 , 

注 ; EARRA Er ЗИ BD 83 ЭЕ ЛИМ. 


ыз 
QIT 
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D. 1.3 开发 过 程 
日 的 : 
开发 过 程 的 目的 是 把 一 系列 需求 转 化 为 满足 顾客 明确 需要 的 软件 产品 或 基于 软件 的 系统 开发 这 
程 的 活动 系 志 系统 开发 方 第 色 和 软件 开发 方 第 香 所 用 约 活 到 而 组 成 。 
553: 
Я B TJ SY ВУ Н ЖЛ: 
а) ЕК E ДЕЕ SRK PP YS Ma UK ZE ; 
b 开发 软件 产品 或 基于 软件 的 系统 ; 
c) FARAT А ДЕ АЕРО ВЧ Н Јар ГЕРИ з 
d) 在 开发 过 程 的 产品 闻 建 立 一 致 性 ; 
e) i S 32 RAR Ak S k к.ш, RE TERE BHEE, 
f {УЕННАР Su WS IE ТО BU BE 95 СИП РАНЕЕ); 
g) БЕ SE s ХЕЛЕН ZE P ПЫ 
JE PL ГАРНЕ qJ El 的 和 结果 ， 
а) 需求 引出 ， 
b) 系统 需求 分 析 ; 
с) 系统 体系 结构 设计 ; 
D HERT: 
е) 软件 设计 ; 
Do ҖЕ ЕСШ ИШИН АИЫ); 
g? 软件 集成 ; 
h) 软件 测试 ; 
i 系统 集成 ; 
0 Жа; 
К) MEPER o 
0.1.3.1 #511 
В: 
КУРВА ЕН РЕКИ Д ЭУ 09 ЖЕЛЕ {ТАН ЯЕ ЖОШ ЖЫН БЕЛИ е о FE Tia SS ВВЕ, ka, 
Ж чу E ВВЕР RARE ERR, КУЬН HB BB Es ЖЖ УКО AED ATT. 
结果 
те 35 | ТЫ pi, 141 ЗЕЛЕН] 265 SF 23 
a) 建立 与 顾客 的 持续 沟通 |; 
b ЕҢ ЕШ Л К ЛОРИНИН ФЕЯ ДЕ; 
ey Жз ЛЕН, Л {ЕЖЕТ SR Ak r [ШЕ ЖО y PE t BN Ж a ЖЕК 2 Si aA реа 
dy ЖЕМ ЖТ РРА a Pr P tfl l; 
е) ВЕТ ЛЕ А ЖОКТО ДКА ВОЛИ 3 
D ЗЕ ЕНЕ АР RAE PB ЖИ Е ЖЕТЕРБИ ШЕ Е D ВЕ 
р.1.3.2 系统 需求 分 析 


一 一 一 -一 


-—— TF гтУисИ aT 


TT ел ———————— 


一 -一 一 -一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 .一 一 一 一 


МАР АЛА TT 


目的 ， | 
系统 需求 分 析 的 目的 是 把 已 定义 的 共 利益 着 的 需求 转化 为 一 系列 能 指导 系统 设计 的 期 望 的 系统 技 
术 需 求 。 
| 


Ж E Ru R 2y ST RE Ji АЈНА 29; 
56 | 


h) 


建立 描述 要 解决 的 问题 的 一 组 已 定义 系统 芒 能 竹 和 非 功能 性 需求 ， 
运用 适当 芍 技 术 以 优化 首选 的 更 自 方 案 ; 

分 析 系 统 需求 的 正确 性 和 可 测试 性 ; 

了 解 系统 需求 对 送行 环境 的 影响 ; 

按 需 贤 对 需求 进行 优先 权 菲 序 .批准 和 更 新 ; 

建立 系统 需求 和 顾客 顷 求 禁 线 间 约 -… 致 性 和 可 追 贬 性 ; 

Ж ЖЕ Яр Е a НЫ. ЕЕ ЛИЕ ЖЕННИ; 

系统 需求 作为 基线 并 通知 到 受 影响 的 各 方 。 


D. 1.3.3 系统 体系 结构 设计 


ЙН]: 


Ж Ж: 


ЖОК АИА) Н By Abba UA ИНН Ж 66 8 ok ДУ E E Bp BB Ж, 


系统 的 体系 结构 设计 成 功 实 施 的 结果 为 ， 


a) 
b) 
с) 
а) 
е} 
і) 
m) 
h) 


НАЧ. 


ЕВН ВНЕС BE E УВ, 
论述 系统 功能 性 和 非 功 能 性 需求 : 

АТС СЕД RAI SÉ ; 

定义 等 个 系统 元 素 前 内 部 和 外 部 接 扫 ; 

在 系统 需求 和 系统 体系 结构 阅 进 行 验证 ; 

分 配给 系统 元 素 的 需求 以 及 它们 的 接 日 可 追踪 至 用 户 需 求 基线 ; 
维护 系统 篇 求 和 系统 体系 结构 设计 间 的 … 致 性 和 可 追踪 性 ; 
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把 系统 需求 .系统 体系 结构 设计 及 它们 的 关系 作为 基线 并 通知 受 影 响 的 各 方 。 
0.1.3.4 ЕАУ 


ЕО YAN А E И ЖЕУ А Е ТИВ. 


ЖЧ: 


软件 需求 分 析 戌 功 实施 的 结果 为 ， 


д) 
b) 
с) 


g) 
h) 


定义 分 配给 系统 软件 元 素 的 需求 及 其 接口 ; 

分 析 软 件 需 求 的 正确 性 和 可 测试 性 ; 

了 解 软 件 需 求 对 运行 环境 的 影响 

建立 软件 需求 和 系统 需求 间 的 一 致 性 和 可 追踪 竹 
宕 义 实现 软件 需求 的 优先 顺序 : 

按 要 求 来 批准 .变更 软件 需求 ， 

评估 软件 需求 的 变 蝎 对 费用 、 进 度 .技术 的 影响 ， 
建立 软件 需求 基线 ,并 通知 受 影响 的 各 方 。 


р. 1.3.5 软件 设计 


ВУ: 


软件 设计 的 目的 是 提供 可 被 实现 并 能 根据 需求 进行 验证 的 软件 的 设计 。 


“Ө ЖЕ: 


软件 设计 成 功 实施 的 结果 为 ， 


а) 


ЖЯ ЖК Fa SJ rir 3E ЖЕ yp 2528 1k e TF R a Sl 3k FF R ЫН. 
Ë X BF P жөнү B9 AMMA ВВЕ El; 

JF PEH АН НЕО SE ИИ ТАШКЕН 7, ; 

ЖЕ А РЕАК RIK PETERS — SEE RERNE ЙЕНЕ. 
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0.1.3.60 软件 狗 造 
Вёў: 
5 PE R YE Bü Ei ШЕЛ zk 38 54 ЖЕ MUE UEIT A Ар НОСЕ ДЕ. 
结果 : 
£ ЕЛЫ Ж pa LH SK Wu PJ Sh ЖОМ: 
а) 针对 需求 定义 县 有 软件 单元 的 验证 蕉 期 ; 
b) 生成 由 设计 定义 的 软件 单元 ; 
с) 建立 软件 需求 和 设计 与 软件 单元 疗 欧 一 PUET RNE PETE; 
d) RERE RANEH КК ИЕ O E N 
0.1.3.7 软件 集成 Pa S 
| 


tp s А їз 1 
z: К ирина ае k 






РТТ ашлы ази ж рб ЕЕН из ЙЕ ныр зен Иа кер 
台 上 满足 功能 性 得 非 功 能 кй 85 ы 


















结果 : AAA | 
软件 集成 成 功 实 А | 

a? : % 

b) À 

с) А о Оң 

d) захват, 1 \ \ | 

е) ла А, \ | 

О н |] 

O 制定 回归 策 路 ДЁ ИЕК НЕ. 
0.1.3.8 软件 测试 | | 
TA ， 

L 
结 | 
| f 

b) пахлави 90 ш £ 

с) 记录 测试 结果 ; VOA, f f 

4) шен, MELA 生变 更 时 ,重新 测试 集成 软件 。 A f . 
D. 1.3.9 系统 集成 УД а е р” P E 
E 的 ， ЕҸ T 2 к 

系统 集成 的 овал ORA ФЕЈ лава = САЛ Чә), Ц 
Ж ЖЫК ЯШЕ Ж ТЕ ОК FP ЕА BJ 35 Se tl 3 ES 
结果 : 


系统 集成 戌 功 实 廊 的 贫困 为 : 

a) 根据 系统 需求 的 优先 次 序 开 发 集成 系统 的 岳 略 | 

b 制定 验证 与 分 号 给 系统 元 索 的 系统 嘎 求 .包括 系统 元 素 则 的 接 蝇 的 一 致 性 的 准则 |; 

с) HEERS ЯЕ BS; 

dy 制定 回 好 策略, 以便 系 统 发 生变 更 时 , 重 关 验证 系统 ; 

е) 建立 系统 设计 与 集成 的 系统 元 率 间 的 一 致 性 各 妃 巡 性 ; 

fy 构造 一 个 能 证 明 符合 系统 设计 的 集成 系统 ,并 能 确认 可 用 的 .可 交付 的 系统 元 紊 的 党 整 集合 是 
存在 的 。 
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0.1.3.10 系统 测试 
目的 : 

条 统 测试 的 自 的 是 确保 每 个 系 筑 需 求 的 实现 进行 了 依存 性 测试 并 且 该 系统 做 好 交付 准备 。 
ZA ЖЕ: 

ЭК 36 А ЛИ R ЕНЕ ЙЧ. 

а) 制定 证 明和 集成 系统 符 会 厅 统 需求 的 准则 ; 

b) 用 已 定义 的 准则 验证 集成 的 系统 ; 

c) JERAR E: 

d) E BHA Hg LAE HHT 
p. 1.3. 11 软件 安装 
目的 : 












-TT 






кнши oar yp ER et ТА 
结果 ， y 

软件 安装 成 功 实 人 
› менеен A 
Я. 










К = s, 
FPS i УРИ 





i — 
a) ва 并 иж пах е ВЕ H x $ А 1 
с) киез а : | Жз а 






b) 对 顾客 支持 
0.1.4.1 机 运行 使 用 

可 运 和 HERDEN EMEAK и ЫЕ ЖЕЕ = 
结果 ， s: 


= 
Thin 
"ЫДЫ: 
£ i 
H 
: РІ ЕЙ 
' Н чї. 1 r: 
ай! Ез 
л + РА мр РЕ Ы: А А E: +. 
е УР ЖЫЕН š 
РАР ЕН HI : 
| HEH : тз 
RI 站 
HHL анна" Е zz ПЕ М 
EHEHEH pi НЕН HE Hi Нн 
ЕНЕ ШЕЕ: кы ay 
A: МЕНЕНЕ Ы рле td : ia] 
EEPE H КЕН Н : š 
ЖЕ. тя КН: ч КЕТЕН к d Н Тил TE- 
Н Ў: ЕЕ а АЫ ЕЕЕ Н > Ч 
EFA н Н : ҮН 
БЫ H НЕЕ Еў 
ЕЕ ПЕТА : ae HEH; НЕН =. 
ҢҢ HQ НН ; КЕЕН > 2 р Ix: . 
£a ana s. Н E Я Za 
ТУ ан Ё Hegi E "Ж: g PEE ЕЯ 
Н л" hi, 本 i БЕНЕН 
= F: РЕНАТТА 二 Ип 
ГАН > H = 由 
КЫНЫР ра, а 5 B ЕН На 
ЕН H H; АЕ ` z : 
z PPN НП ЕДЕ, i š r: 
ñ HH ҮЕ Е хи: АННЕ: 
= ШЕРИНЕ ЕН Г ХАЦЕ 
11 PEH 5 ЕЕ ӨЛ з: ККЕ АЕА 
АНН ЕНИН s Е: арк ЕЕ B 
иы! : 
p - ' 村 xÍ r-r H 
ИЕНЕН ДҮН Нун ЕЕ НЕ ч у 站 | 
š: ШУ: =; ñ Н E: x Н Y : ТЫ РР Т, 
ШИРЕ 1 КАТМЫ ЛА. УД Н Я КЕР: š 
a КН Hi; ТЫР š н: HER 
ë H Е HEH +! š Is 
ан ен : H А 
> E g 5 H HI КЕ {Р Nit: 
Ен ИЙ Шир ЕҢ 时 由 种 ИЛЫ. Н 
НЫ 由 Tt КЕЗ Е ќї 
Н Пы ШЕК ЕН “E 
{ут Н ТН ЕН x x: 
БАНН рн: = 党 党 АНН Н 
| Коне эЛ ЕН МЕЕ ze 
Tee ШЕМ H 
ЕЕ СУ 
К ми ыт ЕЗЕН 
KAS : Hi АЕ 
ДМИ Hi анн ИИД {ЧН 15 з: ЖЕЕ 
Нн: УА, КЕКЕНЕ ЕЗ ЕКПАНЫН НИНЕ 
ВН НЕ Pa HHI КАЕН КН ЕН Н Н 
"u ру кє: HAAA + Hita 
EE 
ИТЕ 
Н 
mH КОНЕН 
ык: АЙ ЙЕ Үл Шр 
ШШЕ: Н х ҮЛЕП КЕН ПТ 
155 Уй Ар БЕНЕН H 
py: НАНЕ ЕТЕР РЕА A RRE E Er 二 сани 
ШЕКИНЕТ ОН ЕНЕНЕ: КЕНЕШИНЕР HPPA E EEE E НЕРИР H Е. 
a5 
. а! Н 
ЧЕ ЕА Ч 
БЕН H al 
A Ну 
мч tH 
i 88 йг 
пы еа й 
H „АПН КЕ" 
Н ў 
: „САУ aS 
i HLI Н H е. 2 m 
А im, РЕН т 
"ыш "и іты. ЕНН ы чең 
му > Hp- А Ра : mm г: ш ` 
Tn., = л, Алли : > > ті 
"Дл шт Н эп : 3 
H i = 
. ` 
Н Н + 
EE „ЛИЗ 
` т ту: “ 
"АПА : ий: с 
ATETA Н - илыг ЗЕ” 
== минн шанаа алалла == = үшын ыыы ыыы лы ыыылыы ii А А-Ы ， rr rr rr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrarrrrarrrrrrearrrrrranrrearreerea ur mu 
aaan БЕЗЕ“ aa элле 
w—— F rYrrrrrrrrrrrmrrrrrrFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTLLLLLLLLLLLLLLLLLTLLLLLYSLLKLLLI— ——rrrrrrrFrrrrrFrsrsrasrrsrsawrsrEesaraua. = 


к 


可 运行 使 用 成 功 实施 的 结果 为 ， ` К” 
а) БАНЭР Е АЖЕН КИЕ: 
b) 根据 需求 在 其 预定 的 环境 中 运行 产品 
с) ”制定 证 明 符 合 协 定 要 求 的 运行 使 用 准则 ， 
р. 1. 4.2 对 顾客 支持 
SE 
对 顾客 支持 的 目的 是 在 对 顾客 的 帮助 和 咨询 过 程 中 建立 并 维护 服务 的 可 接受 级 ,以 改 持 产品 的 有 
效 使 用 。 | 
结果 | 


GB/T 8560—2007 


a) 
b) 
е) 
а) 


ТЕК ЭС RE К АИЛЕ ИТА ЖЖ ЗРНО ДЕ 95те Ж; | | 
ТЕЗЧ ЖЕЛКИ ЗЕ БЫ В) ФЕВ P PE gr Er pe t B Ж КЕҢЕ SF RL qh ЖЫ ШИШЕ, 
JE БЕЛЕШ БЫТ ЖЕТЕ Bal АПТЕ ЗЕЕ ЕЛЕ ТТ] ӨЙ ТТЕ ТҮЗ NSP: 

фаза Ж ДЕ ЖЖ ДЕ ЖЕЛП ОУ ДУНЕ 。 


A 


Dp.1.5 维护 过 程 


目的 : 

维护 过 程 的 目的 旦 栖 交 付 以 后 为 了 政 正 缺 隐 、 改 进 性 能 或 其 他 属性 、 或 适应 变 АЕ БЕЗИП ЕШ Ж 
统 / 软 件 产 咒 。 
ЕЯ, 


注 : НЗРТ ЕНЕНЕ НИЕТ, И Ж ДЕЕ a БЕЗИ ЕИ {ҮТ 3 SE / $K PFP ñu 
PR r 1 ДЕ ЗЕ ia ТКН ЖОЖ: 


D. 2 ETIS EH SE М ЛЕ 


D, 2. 
Б: 


а) 
b) 
с) 
4) 
е) 
I) 


g) 


[ 


文档 编制 过 程 的 目的 是 编写 并 维护 由 过 程 产生 的 所 记录 的 软件 信息 。 


236: 


m. 2, 


过 程 或 功 实施 的 病案 为 : 


а) 


2 


ЕЕЕ 
Щр Pe “Ei кинни H fP КАНУН. 过 程 或 项 目的 爹 部 工作 产 唱 /项 的 完备 性 ,并 上 县 使 其 对 相关 方 
可 用 。 
© Ж; 
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йе = ШУ ЖЕ ДАШ SE ВЈ ЖЕ ЛУ: 


а) 
b) 
с) 
8) 
е) 
Р) 


АЕ НЕ ДЕШЕРИ ТИЕШ ШАЛЕ; 
ЖАЛАЛИ ЛТ А S$ BJ E E Ж] ОҢ #Ң зБ тА AE НОН: 

根据 需要 更 新 受 影 响 的 系统 /软件 文档 ; 

ЖЕР" 品 并 进行 有 关 试 验 以 证 遇 没 有 降低 需 求 ; 

Е p= ба ZF 35 ЗИ ЖОН; 

ЕЕ ЖЕАР ha УЗА tE P= да PKS ДАНОВ ДЕ, E ЫШТЕ ЕЛА; 
И / Pk p B) ТИЛИ АП So SE BH BJ 24. 27 , 


久 档 编制 过 程 


PATATA pon in TT TT TT 
HEH me ыыы rrr erir ЛАЛАР EHH a a a. a E. s 
' 


制定 标识 在 软件 产品 或 服务 的 生存 周期 中 产生 的 文档 的 策略 ; 
标识 应 用 于 软件 文档 编制 的 标准 ; 

标识 由 过 程 或 项 目 产 生 的 文档 : 

规定 .评审 、 批 准 全 部 文档 前 内 容 和 目的 ; 

殷 据 标识 的 标准 编写 文档 并 使 之 可 用 ， 

接 定 义 的 准则 维护 文档 。 

配置 管理 过 程 


一 一 一 一 一 -rmerererrrerererrrrr 


Е Bp E B H ЯИК; 

МНЕ ЯН АЕН PEDELI m ЗОЯ А ЖЕЙ; 
ЕР ñu / RRA ЖАП; 

使 受 影响 的 各 方 能 够 得 到 修改 与 发 布 信息 ; 

记录 并 报告 工作 产品 /项 的 状态 和 和 修改; | 
ИЕЛ E p= Bh / BI BS Së Е Е; 


== млла 
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р) Pel L EF aB TM iM Sh АШАТ. 
D.2.3 质量 保证 过 程 
НВУ. 

ДИ ки ЕШШ AE HJ Н P Ж РЕМ ЎЕР" pp Е ВЕН ТИ pa aE МО PU TE M PT H, 
26а, 

14 EE ВА ЕД ЗЕ ЖЩ ЈАН ЯЕ 259 : 

а) Ж ЕЗЕШ t DE UE PJ КЕТ; 

Б) 产生 并 维护 质量 保证 的 证 据 ; 

e) 标识 并 记录 问题 和 /或 与 协定 要 求 不 符合 的 内 容 ; 

а) 验证 产品 ,过 程 程 清 玛 对 适用 的 标准 .规程 积 需 求 的 依从 性 。 

0.24 验证 过 程 
В #7; 

验证 过 程 的 县 芍 是 证 实 过 程 或 关上 有 目 的 每 个 软件 工作 产品 和 和 /或 服务 正常 反映 了 规定 的 需求 。 
结果 : | 

过 程 成 功 实 施 的 结 最 为 : 

а) ЯМР ЗЕТЕ: 

b) 狼 识 所 有 要 求 的 软件 工作 产 唱 的 验证 准则 | 

с) 执行 要 求 的 验证 活动 ; 

d) 标识 并 记录 缺陷 ; 

е) 局 验证 活动 的 双 8 果 对 于 顾客 和 其 他 相关 方 可 用 ， 

D.2.5 WANE 
Нн: 

ТАЛЕН Н НЕЕ {ЖОЛИ šK d T. ЕТЕ Bh НРА TRES АЕ ОКИ ДЕ. 
结果 : 

АУ Же ВИ ТУЗЕ ЖЕНЕ ЖЕГУ: 

a) REEFF E HMT TÀ ЯЕ, 

b) 标识 所 有 要 求 的 工作 产品 的 确认 准则 

с) 执行 要 求 的确 斌 消 动 : 

d) жанла, 

e) 提供 有 所 并 及 的 软件 工作 产 叱 适合 于 其 挤 期 用 途 的 证 据 ;: 

Ë 和 使 确认 活动 和 的 结果 对 于 旺 客 和 其 他 相关 方 可 用 ， 

D.2.6 B PE SER DEL YS 
Н. 

HK S PE FE ЕЛЕН) НОВОЕ ЖЕЛП АЕ НУРУУ НАЕ Н, ЖАЗУ S ES Е БИКОШ. КЕ 
TETEMEK RAD Е ТЛА Е РАО ЯНИЕ, ВЕТРЕН ЛЕРИ НЕК Е. 
BHAR SF НАЈ T: F ЯЯ, 

LEF 

Т Т ДУ, УЛ ЗЕ ИЕ НУ Z PE 25 , 

а) 根据 颈 目 需要 进行 管理 和 技术 评审 ; 

b) 通过 其 条 得 痢 国 的 联 人 台 评 审 沙 动 来 评价 过 程 活动 秀 状 态 和 产品 ; 

с) PESEB ЗЛО НЈУ; 

dy РЬ TIERRA, В; 

e) 标识 并 记录 问题 。 


HHHHEHHHHHHHHEHEHHHEHPHHHHHHHHHHHHHHrHrHHHHHHHHHHHhrHHHHHhrHHHHhrrHHHhrrHhrhHHHHHhrrhrrhHhrrhrhrhrhirhrhrrhrrrrhrarrhrrhrrrhrrrhrrrrrrhrhrrrhrrrrrrrrrhrrrrrhrrhrrrhrrrrrrrhrrrhrrrrrrrhrhrrh 
һ 


ül 
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D.2.7 审核 过 程 
目的 : 


审核 过 程 的 目的 是 适当 时 独立 地 确定 所 选 产 品种 过 程 与 震 求 .计划 及 壕 定 的 依从 和 性， 


a) REH НЕШ; 


Б) ЖН ЖЖЖИ ЛЕНИ КИЕ L ЖЕТЕ Bh ЛП / sk ДИЙ # ЖЕЛИ ЖЕ 5р ЖИК, ТГ ЖИЛЕ ИК БИЕ; 











с) BAERE ИШ, 
4) Мнн а л Н Аш 
р.2.8 问题 解决 过 Le ` 
Е йу, РА кеи SS 
问题 解决 过 程 的 月 的 是 确保 识 中 дА AF581 каен сари ийй аана, 
Fa J Ёз, к 


аж, f 4 | N м. 
[ч] #Й Ж ЕУ анаан («У Д 
a) ЕЕЕ oo o 
b ER aA., ГА. — 
с) ТРИК BE И 和 u 
d) жаа 
e) ЕНЕ оь — 
D 通告 所 报告 ибне. | 
E 问题 解决 管理 可 以 到 Ç 

P. 2.9 am rE 

H 的: 








m in si: 










改进 人 员工 н {Ей чей Py \& ЖБ 28 | ч 
名 | (е; / j 
мв +] ЗЕ ЖЩ ВУАН ЖЕ сна £ Ë 
a) ханла 2 £ 1 







— K 
D ARAPERA NAP 识 和 长 : 


с) Кето ЭШ | Ы? РА 
d) EELT AON ЖГ. ЖЕҢИ; í f 





е) RAES AFS 3 СВЕ ЕА ИЖЕ н 4 
D2. 10 产品 评价 过 程 к О 
目的 ， а 
产品 评价 过 程 的 目的 是 得 过 系统 性 的 检查 和 测量 AECE AA нн ЖИЕ ЕК. 
结果 ， 
产品 评价 过 程 成 功 实 施 的 结果 为 : 
а) “МРНК; 
b) ЖЕҢГЕН ИГА WE BJ ; 
c) 定义 评价 使 用 的 方法 ,并 标识 和 执行 需要 的 活动 
d) 根据 已 定义 的 准则 收集 测量 ( 什 ) 并 评估 结果 ， 
е” 将 产品 评价 活动 的 结果 攻 于 感 兴 趣 的 务 方 。 


注 : PVT ñb 
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АНН 
z: t 
kal ка 
„Ш: 
egip 
ит 
НРА 


анаан 
和 


HAEREA GB/T 18805" 软件 产品 评价 "”。 评 挫 责 内 区 方 .开发 方 或 第 三 方 评价 党 进行 。 


AAAA PA EATA A poponopopoppppp poon ——a TT 
TT TT TT AEA А-А а ETTET ETTE i Ls. m s.a. m m a.m m НЫНАН. БР. ЕЕШЕЫ- ЖЫШ 


ЕЖЕ. 
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D. 2. 11 变更 请 求 管 理 过 程 
HN: 
变更 请 表 求 管理 过 程 的 目的 大 确保 管理 、: 追 蹊 并 欣 制 变更 请求 。 

ZË 

变更 请 求 管理 成 功 实 СЕ АЧАБ RJ: 

а) MTEP HERI, 

b) ЯРА ЛЕ АК, 

с) РН tt sa 






.3 生存 周期 组 维 过 
pb. 3. ЕВУ 













DI 
22 















管理 过 程 的 目 | gum H a annah 以 这 到 其 目标 。 
аа у TA Jp pA Т: di A 管理 来 说 
Гэ CM ЕЁ: | x | 
ж, 

зале ор | 

a) 定义 受 管理 ы E | | 

b) ЖКА ү тн Н 的 必须 ， б. шля, £ — | | | | 

c) 评价 用 可 үү: к ШШШ 7 е) о / j 

D IREE разн 人 

9 标识 活动 并 计 ИО: £ Ë 

о мре ES x j £ f 

g) ана а етиу f £ 


h) ЭИ ЧАШ ТЕ ИШГЕ ЕЕЗ ELIR 目标 时 ， У, 生 能 的 措施 








i) HEER PEI gs ЕҢ Т ЖЕЕ aN Бч Р P. 
x. - А Е г. | И УА 

管理 过 程 包括 下 列子 过 程 的 区 的 和 结 ` ыз р 

a) 组 28 Tl соя ; DON 2 к 

b) 组 ЯҢ Е Я; 9и аваа К. 

с) НЕЯ, 


d) Ети; 

е) 风险 管理 ， 

Ü 测量， 
D.3.1.1 HRZ 
БН: 

ZH ZH ТАРЕ НО FI RAE АНАА ЖЕЛКЕ ЫЕ Pe Л ЖЕШЕТ 3k d РЕ Ил ЖШ BR 3 5; 2t Р 目标 一 
ЕЕ: 
zH Sh ИЖЕ НУ ТЛ ЧЕЛ ТЫЛ ЖМ: 
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Гр 
анааан ЕЕЕ анннннінннннннннннененненнне на нин ЕНН НН 


TE EE TT SAAE SE SE TE EE EE S SAAE AA ADA AA A ABAAA A AA AA A 
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а) ERRES HIR, 

b) 标识 并 定义 过 程 框架 , 它 包 括 达 色 组 织 的 业务 目标 需要 的 软件 过 程 集 合 ; 

с) Е ЯЕ У ЭСН A R 

а) ЭСИ АЗЕ ЧФ; 

е) 使 全 栖 员 工 了 解 组 织 的 使 命 、 核 心 .任务 НЭНА Вк; 

fy 组织 中 的 个 体 应 分 担 公关 的 任务 和 祥 化 ,并 理解 业务 且 标 ,以 合 得 他 人 科 能 有 效 地 本 使 职 资 ; 

2) 组 织 中 的 每 一 成 员 应 了 解 其 在 达到 业务 目标 中 的 鳞 色 ,并 能 蚁 胜任 那个 第 包 ， 
0.3.12 Е 
目的 : 

组 织 管理 的 有 和 的 是 在 提供 软件 产品 和 服务 所 顺 实 施 的 过 程 中 建 导 并 执行 软件 管理 和 实 小 ,它们 与 组 
ER Re g H pr E 

注 ; Жж ЖЕНЕ КЕТЕШ КЕТЕ WE 3k PEP E BS 36 ШИЕ ЖОР. A РРА НИ ВЕРЕ ЖЕ. ЗКО — Оа НЕҢ 
结果 ， 

AR ERAR AA A 

а) ЖАНЕ НАЕ ЧТ Е, 

b) 标识 最 佳 实践 ,以 支持 实现 有 效 的 组 织 和 项 目 短 理 ; 

c 为 基 平 这 上 时 管理 实践 丽 评 价 绷 组 业务 旨 标 网 实 更 当 符 提供 基础 。 
0.3.1.3 Ж ЖОШ 
ЕВ: 

НЕА El ЕШ ЛЖ ТЕШ АЕ By ШЕН. А, ЖЕЗ ИНЕ ЗЕ ДЕ ВЕРА AU ЯЙ ДИ S Di T НУ 
TE аЛ {ЕЭ ЖИИ ИЕ, 


РЕЯ 
ZF 


ылаегогут papapas Tr 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 


ИҢ S ZË BV TH Sk НЯ: 

a) Ж Sh H BJ PE Wa Bl; 

b) 评价 用 可 用 的 资源 和 限制 达到 项 目 目标 的 可 行 性 ; 

e) 测量 并 入 计 完 成 工作 所 项 的 任务 和 资源 ; 

д) 标识 并 监督 项 目 中 的 元 素 闻 .项 目 间 以 及 组 保单 元 闻 的 接口 ; 

е) 制定 并 实现 硕 目 执行 计划 ; 

人 监督 并 汇报 项 目的 进 砌 ; 

O 当 项 上 肌 肯 标示 达到 时 ,采取 纪 正 稀 离 计划 的 措施 并 预防 问题 的 康 现 。 
0.3.1.4 Жат 
HBJ: 

HEEE El ТУ ЖЕТЕ АЯЛ Н E E E Р in ЛИ ДК 35 ШУО (Ж ЫШ ЕИ. {ЖТТ Aa 2 
需求 。 
AR: 

i Pe Sy ЛЕ DEEST ЈА: 

а) 建立 基于 顾客 明确 和 隐 含 的 质量 要 求 的 商量 莫 标 ; 

b Шиа ХН; 

с) VAER ARAUKUA, 

d) ЙН ECR BS i s Pe AIR UE ЖЕНИ ЗЕ КОКЕ ЙЕ 

e) 监督 作对 质量 目标 的 实际 性 能 ， 

Do NEAR ME Hipi ERE pE. 


一 一 一 一 


a 


0.3.1.5 KREE 


SIOE 


Ж EE BJ B EREE RR i MEA RER. ` 


$ 
E 


Ж. у E BB ДУ, ТЫ ЗЕ a ЈАН ЯЕ 0. 


а) 
b) 
C) 
2) 
e) 
i) 


D. 3. +. 6 


SEGE 


调 景 的 且 的 是 在 组 织 和 其 项 目 中 收集 并 分 析 与 已 开发 的 产 唱 和 实现 的 过 程 相关 的 数据 ,以 支持 过 
ЕАУ СЕГЕ, АННЕ ВН д ЈА, 


| 
{ШЕ БАЛ S ia BU 28 PS 29 : x 
а) ЖУЗЕ SH SR DS PK SI ЗЕН ШЧ: 
b) КИТЕН ЛН ДЕЕ А, x 
с) ETRE ЕШ БТА B BE BS Е Ж. | 
d) 标识 并 执行 测量 活动 ; | 
е) ME T aR Rpa E , JER PEZ bt ph н, | 
人 ”用 信息 产品 来 支持 决策 并 为 对 话 提供 客观 基础 | 
g) 与 过 程 拓 有 者 评价 并 交流 测量 过 程 和 测量 ( 箱 )。 
D.3.2 基础 设施 过 程 
Н: x 
ИСЕ ЖЕШ ЕБ ИЧ ЛЕ T эЛ {БУ ЖН АЛИП ЖЕ ЖЕ ОЕ ИРДЕ ЖЕ U ИШ Н] SE ТЯ ЖЕШИП. ú 
БЕ БҮ, 
ЗЧ ЖЕЛАЛ ЗЕЙ сЕ ЖЛ. 
а) МЗ Н IR GI BT E Ж УЗЕН ИКИ ОЕ; 
b) ЖҮЗЕ E SE Hu h 57, 
с) ЗЕЙ SEE T ЕЕ; 
d) 实现 基础 设 旅 要 素 ; x 
е) MEIA BU ЖЕН ДЕШ t r ИЕ. 
注 : 基础 设施 可 以 包括 狗 件 、 软 性 ,方法 .工具 .技术 .标准 和 设施 ,以 用 于 生发 .运行 和 维护 。 
D.3.3 ”改进 过 程 
HÉJ: 
改进 过 程 的 目的 是 建立 , 评 信 ,测量 .控制 并 改进 软件 生存 周期 过 程 ， 


上 
结 


改进 过 各 成 功 实 施 的 结果 为 ， 


a) 


b) 


GB/T 8566-2007 


TT TS 


а hata me = 
TFT 


= ЗЕ Е Е AY Н.П; 
ж X FE ЗЕ a 38 ДОРЕ ШОО; 
在 项 目 实 施 期 间 , 随 着 风险 的 演变 识别 风险 ; 
分 术 风 险 , 册 定 应 用 资源 处 理 这 些 风 险 的 优先 级 ; 
ж Ж ЗЕ ЖГ {н РА И ЖЕ, ТИ ХЕ КОБУ ХА Б ЛЕ ЬН БИТЕ НЕЛЕ, 
Хи АЫ ЙЧ Ж ЖЕНА ЖЯ КЫ EL т SX BS LES 48 ROE 6 p5 Bb EE ЫШ PI TE ай А 89 
ЇЇ} АА 
测量 


开发 一 组 组 织 过 程 资 产 , 并 使 其 可 用 
定期 评 信 组织 的 过 程 能 力 , 以 确定 在 达到 组 织 目 标 中 过 程 实施 有 效 性 的 范围 ; 


et 


Tr TT 
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с) ЕЮ ЖЫШ b ВЭС РЗА МУ S El pp J R 24334 


TEPER EARE, 
maia ЗЕ TATAE AAMER: 
а) ЕЗ: 
b) HEt, 
с) 过程 改进 。 
0.3.3.1 ЗЕЕ 
Ві. 
хау Н Ж ЖӘЕ Hi ЗК ЖУУ ES YS ЕЛО ЖЕ E ЕНА ВОЕНА, 
иж. 
Ае 
D НЕННЕ Же, БЕЗ БИЕ РОНЕ А. 
b) 


занони атраманту a E O 
根据 项 目 需要 ы Т Е А 


d) ЕЧ М 
D.3.3.2 HERA Em 




























> ду М 
目的 ГОУ a > \ 
hI i ť Ae 
过 程 改 进 的 需 O 、 A ` 
и à \| 
| 
а) | | 
КОЛ! а «С N A 
Ей, KA е f — 3 Í 
进程 改进 成 d 
а) «у ГА 
b) ДЭ] Ей ЖЕ ЗЕ SE ПОШ; 
с) 
4) e C ави 
е) И ЕИ 
D ятй наана цан 7 
g) SE PED E M На дизала тара. 
Жз; 


й 2, 通过 过 程 评 全 可 以 殉 定 的 省 生机 
0.34 АЛЯ 
月 的 : 

大 力 资 源 过 程 的 日 的 是 给 组 统 提 供 合 天 的 人 力 资 源 , 并 维持 其 能 力 以 及 与 业务 需求 的 一 致 性 ， 
ЭНЖЕ: 
À. YS WA ЗЫ ЖЕ ДУ, УЗЕ ТИ Ву Ж 


а) 通过 适时 评审 组 织 Н. 以 标识 组 织 和 项 目送 作 所 第 的 角色 和 技能 ; 
86 . 


Tr 


一 站 二 一 


туг 


r 


人 8566——2007 


b) 为 组 织 和 项 扫 提 供 人 人 力 资源 ; | 

с) Ak USB SR ВАЕ ЖЕТИЛЕ t. РАН SH BJ y HE КРЙ: x 

d) jd Bree Az BJ ИКАН 2 p A КЕРТЕ] BI Cak TT ЕЕ) ЕНГ ФЕ, 

ЛЛЯНЕ РА) Ej ПУШ 

а) АЈ, 

by ЖИ; 

с) Р. x 
0.3.4.1 AJH BR S EE 
PIB; КОШ | 

АЛЕК E E їз Ж ЖЫНЫ kul ias sQ 只 的 人 员 hira ЯСИ НИЕ 5 J 
ДЕЗЕ ТЛ Bh LE, í | 







аб е" k. 

А д k. > 
x ANERER я y Ы м. | 
a) ЖАЛАШ ДАНО ЮЛА; A ` 





b) н ЫБА: 
Ж 





БЕЕН 






9 
ННН HTH ч 
ЕЕН ИЕН 
ЕЗЕК у, 
г, 
БЕРГ. К 
ЕЕН ч тч 
=m НЕН арча 
= ГЕ) : 





g ү — | — 5 _ sss x КИ k: 
КП Е ү: E E ш: a FE АСТИ А FF л Е E ak Da 









x: 


ү 





` ү 
| 


ГИА 


8 3 I h БН, ЕН БЕН и °: Ж N ЕЕЕ ае Я 
: š НЕ ү т ANA HEI: S Saat] КЕРЕН Н 5 ҮТЕ 5 h ke ү 
+ HE ЕА ИШТ АИ" ЕНЕН Е: 
实施 的 结果 : . x 
' ` эк УЕР mi М н Е 
КОРЕЕ з i i: 
i ССР үл ГЕ г Ё УҢ 
Г ү: 










| 


= Е. Р 
Е FRE рз: m REE e E S EENH ү Е 
ЭЗ Рта БЯ КЕНЕЕН БЕНЕН НЕН 中 ү ЕН 
РЕ раи ТЫН к sa 
ЖЕШ = нл $a 2 y B ЕЭ. T к: А H PH: - ты] ату 
ДЕ А ч КҮ Fl нен ЕЕЕ ЕУ), ГЕТ 
EFi КУЛ pn z 
3 НАМЕ АЕ ЕНЕНЕ { . кк. 
ie т НЕНЕН Е: z Е 
Н ч ЕН ee 
P. ҮН Н Н Пт” Е 






a) ЕЕ БЫШ yr 333 ЖЕШ; 
b) маттан, E f 
с) HRR DERRER. „© Pa 
D.3.5 资产 管理 过 程 ы 


FI 的 ， к о 


ы i 


ш 过 程 的 目的 是 管理 从 概念 到 退役 的 可 重用 资产 的 生存 期 ， 
‚Ж Ж: 

资产 管理 过 程 成 功 实 施 的 结果 为 ， 

а) 编制 资产 管理 策 赂 |; 

b) лр 2638; 

e) ДЕМЕ ЕМО 22 zB: PM; 

d) 运行 资产 存储 和 检索 机 制 ; 

e) КУРДИ; 


A 





a7 
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i) 
g) 


PERT ДЕН; 


8 5 T bs „ЛЫ 38 31 38] нани инен акин кииин н ав 


жж. 


0.3.6 ”重用 大 网 管理 过 程 


目的 ; 


重用 大 纲 管理 过 程 的 有 自 的 是 策划 ,建立 .管理 ,控制 积 监 督 组 织 的 重用 大 网 ,以 系统 地 探求 重用 


ВУ. 

ЛЕ: 
а) 
b) 
с) 
d) 
е) 
i) 
g) 
h) 


制定 组 织 的 重 腹 策 咯 ,包括 其 呈 的 .范围 .有 目 杯 和 对 象 : 
识 到 潜在 的 童 几 领域 时 机 ; 

评 秸 组 织 的 系统 性 全 用 能 力 ; 

评 稍 每 个 领域 潜 往 的 重用 ; 

评价 重 则 建议 以 梨 证 蛋 用 产品 适合 于 建议 的 应 用 ; 
ЖЕН РЧ ЗЕ ЙЕ ШИНЕ; 

建立 运作 在 受 影响 的 各 方 之 间 的 反馈 КОШ Bi А: 
监督 并 评价 重用 大 网 。 


注 ， 受 影响 的 各 方 包 播 重 用 天 网 主管 .资产 管理 者 .领域 工程师. 放 发 方 、 探 作 方 钵 维护 方 。 
D.3.7 WATENE 


目的 : 


领域 工程 过 程 的 目的 是 开发 并 维护 领域 模型 .领域 体系 结构 和 领域 资产 


E 
Zi 


领域 工程 过 程 成 功 实施 的 结果 为 : 


а) 
р) 
с) 
Ф) 
е) 
I) 
с) 


选择 领域 模型 和 领域 体系 结构 的 表示 形式 ; 
建立 领域 界限 以 及 与 其 他 领域 之 则 的 关系 ; 


在 被 开发 领域 中 ,领域 模型 能 够 撒 获 基本 的 公共 特性 和 不 同 特性 ,能力 、 概 念 和 功能 : 


在 被 开发 的 领域 内 部 领域 体系 结构 描述 系列 家 族 ， 

规定 逆 属 于 领域 的 资产 ; 

获取 或 开发 归属 于 领域 的 资产 ,并 在 其 整个 生存 期 中 维护 它们 ; 
在 领域 资产 的 生存 周期 中 维护 人 锁 域 模型 和 体系 结构 。 


| 
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